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Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o popieraniu kultury krajowej na polu 
budowli wodnych. 


Aleg. 37. 
Wysoki Sejmie! 

Wydział krajowy ma zaszczyt przedłożyć Wysokiemu Sejmowi sprawozdanie z czynności 
ętych w dziale robót wodnych, które obejmuje: 
IL. Wykonanie uchwał Wysokiego Sejmu, powziętych na ostatniej sesyi; 
II. Załatwienie petycyj przekazanych Wydziałowi krajowemu; 
III. Wnioski w sprawie zapewnienia wykonania w drodze ustawodawczej dwóch nowych 
stw melioracyjnych; 
IV. Uzasadnienie rubryki XIII preliminarza funduszu krajowego na rok 1894; 
V. Wykaz czynności biura melioracyjnego za rok 1892/3, tudzież zmiany w personalu 


wych podj 


Przedsi ẹbior 


tego biura. 


(Sprawozdanie z postępu robót przy ustawowych przedsiębiorstwach melioracyjnych za rok 
iał krajowy obecnie Wysokiemu Sejmowi nie może przedłożyć, gdyż oduośne rachunki 
Z powodu zgonu rewidenta Mieczysława Wolskiego nie zostały dotychczas przez oddział 
Y sprawdzone). 


1892 Wydz 
bu owiane 
tachunkow 


Saak, I. Wykonanie uchwał Wysokiego Sejmu. 

low, 78 

A a. Uchwalone przez Wysoki Sejm na posiedzeniu z dnia 23. września 1892 projekty ustaw: 
“Ying a) o regulacyi Złotej Lipy; 


b) o suszeniu bagien w powiatach łańcuckim i jarosławskim; 
c) o zabudowaniu potoku Michalów; 
Ustawy o 1. 0 zabudowaniu potoku Niszkówki, uzyskały Najwyższą Sankcyę a mianowicie: projekt 
0 omszenią ayi Złotej Lipy Najwyższem postanowieniem z dnia 10. maja 1893, projekt ustawy 
ostatnie A bagien łańcucko-jarosławskich Najwyższem postanowieniem Z dnia 26. kwietnia 1898, 
Wieniam; $ dwa projekty ustaw o zabudowaniu potoków Michalów i Niszkówka Najwyższemi postano- 
1 z dnia 12. kwietnia 1893. 


Rozporzą- 
dzenie wy- 
konawcze do 
ustaw: 

1. o zabudo- 
waniu poto- 
ków gór- 
skich w do- 
rzeczu Stry- 
ja i Skawy; 
2. o regula- 
cyi Białej ; 
8. o uzupeł- 
nieniu obwa- 
łowania pra- 
wego brzegu 
wisły mig- 
dzy Podgó- 
rzem a Nie- 
połomicami. 


| Aleg. 1. 
J Aleg. 2. 
l Aleg. 3. 


Z uwagi, że zabudowanie potoków Michalów i Niszkówka w myśl postanowień tych ustaw 
oN w roku bieżącym rozpoczęte, odnieśliśmy się odezwami z dnia 9. maja r. b. L. 22.016 
ma. m i E AE D 6 o wyjednanie u Wysokiego e. k. Ministerstwa rolnictwa, 

; - prowalzeniewonai poruczanęm zostało sekeyi Przemyskiej c. k. oddziału leśno-technicznego die 
i i onan potoków górskich, a zarazem zgodziliśmy się na wydanie rozporządzeń wykonawczych w 

ług a Ę k. Ministerstwa rolnictwa t. j. z wykluczeniem udziału delegata Wydziału krajowego 
z cenami i doti ah techniczny zastępca c. k. Namiestnietwa, jako dokładniej obeznany 

m Reskryptami z dnia 2. września 1898 L. 12.338 (odnośnie do potoku Niszkówki) i 7 dnia 
3. września 1893 L. 12.339 (odnośnie do potoku Michałów) zgodziło się c. k Ministerstwo rolnictwa 
na dopuszezenie techników c. k. Namiestnictwa do kolaudacyi, zażądało jrin udziału w komisja” 
kolaudacyjnych swoich delegatów i zastrzegło sobie prawo do wyznaczania kierowników tych komisyi 
na wypadek, gdyby organa techniczne e. k. Namiestnictwa były do tych czynności dele e Żądanie 
to c. k. Ministerstwa rolnictwa znalazło też wyraz w rozporządzeniach wykonawczych 0 ó pu j- 
kacya została przez e. k. Namiestnictwo zarządzoną; roboty jednak nie W A U sę bieżący 
a. A braku sił w sekcyi Przemyskiej e. k. oddziału leśno-technieznego dla zabudowa! 

l Rozporządzenie wykonawcze do ustaw o regulacyi Złotej Lipy, tudzież o osuszeniu bagien 
w powiatach łańcuckim i jarosławskim, których rozpoczęcie w roku 1894 jest aan A zostana 
niebawem przedłożone c. k. Ministerstwu rolnictwa do zatwierdzenia. Eoniepał 0 sier raty zasił: 
ków z państwowego funduszu melioracyjnego na te przedsiębiorstwa melioracyjne ORGA już zostały 
przez Wysoką Radę państwa w budżecie na r. 1893, zatem pozwolił sobie Wydział ak wstawić 
odnośne zasiłki krajowe do preliminarza funduszu krajowego na rok 1894. = u 


. Jak już w sprawozdaniu z dnia 11. kwietnia 1898 1. 16. jelis ; sprawa 
Wysokiemu Sejmowi, zaakceptował Wydział krajowy zredagowany mS RR k ino A pict 
projekt rozporządzeń wykonawczych do ustaw o zabudowaniu potóków Pe w dorze 
czu Stryja i Skawy, zażądał jednak w interesie ekonomicznego wykonania robót ustanowienia 
delegatów do zarządu budowy, oraz zastąpienia organów ¢ k. Ministerstwa rolnictwa technikai è 
Namiestnictwa przy kontroli technicznej i wykonaniu robót (odezwa Wydziału krajowego z dnia *: 
grudnia 1892 L. 59.780). W odpowiedzi na to żądanie otrzymał Wydział krajow pe j odezw? 
c. k. Namiestnictwa z dnia 22. kwietnia 1893 l. 31.958, a gdy mimo AA p przedstawienia 
zawartego w załączonej .* odezwie z dnia 2. maja 1893 1. 20.923 c. k MARIE 0* Ra w Ie” 
skrypcie z dnia 20. lipca 1893 1. 11.776 (intymowanym odezwą e. k, Natniestnittwd z dnia 11. jigi 
śnia 1893 1. 73.012) nie przychyliło się do życzeń Wydziału krajowego iti że decyzya ta Pr 
czała ramy postanowień $. 5. odnośnych ustaw, które poruczają Mie eh roii 
nawczy ch Wydziałowi krajowemu wspólnie z Namiestnictwem idzieliśniy się pow?” 
dowanymi zgodzić się na projekt ministeryalny (identyczny dla obu ZOB niw któr w „załączeniu 
„| dla wiadomości Wysokiego Sejmu przedkładamy, a zarazem Aim Nidy z dnia 2 wrze” 
śnia 1893 l. 48.902 zarządzenia dochodzeń wskazanych w S$. 11. do 16 na d. 30 czer wta 
1884. Dz. u. p. Nr. 117 celem jak najrychlejszego rozpoczęcia robót. | MaG 
Budowa przy tych 2 przedsiębiorstwach melioracyjnych nie została w r. 1898 rozpoczętd 
ey e. k. Ministerstwo rolnictwa dopiero reskryptem z dnia 20. listopada 1893 L 19.544 poleciło 
e U a Q 7 1 4 U ip o u taż Ed A ; i 3A 
A dE ZA tia h aA A dla zabudowań potoków górskich poczynić potrzebne 
| Przedłożony sprawozdaniami wymienionej sekcyi z dnia 12. i 13. grudnia 1898 LES 
i 225 program na rok 1894, obejmuje następujące roboty : | A | 


zekra- 
wyko” 
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a) w dorzeczu Skawy: zabudowanie potoków Stanaszków, Księżego i Żarnówka 
000 zł w. a. 
A b) w dorzeczu Stryja: zabudowanie potoków: Huściaków, Diwczy, Bóg, Hołyczny 
e. nów kosztem 8.816 zł. 10 ct., tak iż na rok 1895 pozostałoby do wykonania tylko zalesienie 
Z robotami uzupełniającemi kosztem 1.922 zł. 6 ct. 
nteni W sprawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o regula cyl Biały i uzupeł- 
Ma u obwałowania „prawego brzegu Dunajca, którego projekt identyczny z obowiązu- 
Roke. i zatwierdzonemi instrukcyami dla innych przedsiębiorstw mieliśmy zaszczyt przedłożyć 
z mu Sejmowi przy sprawozdaniu z dnia 11. kwietnia 1898. 1. 16.967, otrzymaliśmy w odezwie 
zażąd „jpmiestnictwa z dnia 24. marca 1893. 1. 21.6387, decyzyą e. k. Ministerstwa rolnictwa, które 
następujących ważniejszych zmian, względnie uzupełnień: 
1) wydania oddzielnych postanowień dla robót rzecznych i wałowych z jednej strony, 
š dla robót górskich, przy których ingerencya delegata Wydziału kraj. ma być wykluczona; 
2) uchylenia drugiego ustępu $. 3., który wzbrania wykonania prywatnych budowli 
z projektem regulacyjnym; 
3) zmiany wymiaru rat datku z państwowego funduszu melioracyjnego, tak iż te raty wynosić 
latach 1892—4 po 44.006 zł., w. a. w następnych zaś 12 latach po 63.540 zł. 16 et. rocznie; 
4) rozdziału datku państwowego dotacyi budowli wodnych na lat 14 po mniej więcej 
zamiast lat 15); 
tylko 5) zmiany $. 6. w tym kierunku, że wypłata rat zasiłków ze skarbu „państwa nastąpi 
Iona l o tyle, o ile raty te potrzebne będą rzeczywiście do wykonania przedsiębiorstwa wedle 
SARE U, oraz że raty te będą asygnowane wówczas, kiedy odnośne raty zasiłku krajowego i datki 
n interesowanych wypłacone zostaną do funduszu regulacyjnego; 
6) zamieszczenia w Ś$. 7. dodatkowego postanowienia tej treści, że spłata zapadłych 
8 resowanych powiatów nie może być zawisłą od poprzedniego ściągnięcia datków konku- 
nych od stron prywatnych; 
T) ograniczenia zakresu działania delegata Wydziału krajowego w zarządzie budowy przy 
ecznych i wałowych, wskutek czego $. 9. miałby opiewać następnie: 
„Dla pomocy kierowników budowy w sprawach administracyjnych, jako to: dla interwencyi 
nienmie: wach o odszkodowanie za zajęte grunta, przy ugodach o cenę materyału i robocizny i tk joo 
snego J dla prowadzenia ksiąg podczas budowy ustanawia Wydział krajowy według potrzeby i wła- 
Eae a delegatów zaufania godnych, z miejscowymi stosunkami i cenami obznajomionych, 
w kierownictwie budowy przysługuje głos doradczy. 
„Ci delegaci przechowują u siebie fundusze przez Wydział krajowy na budowę asygnowane 
nimi, znoszą się we wszystkich im poruczonych sprawach bezpośrednio z Wydziałem 
2 odpowiedzialnymi za całość tych funduszów, jako też za odpowiedne i udokumentowane 
się z wydatków poczynionych z tych funduszów*. 
8) wykluczenia ingerencyi c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych przy  zatwierdzaniu 
asy chorych (w $. 15. projektu), oraz zaniechania założenia osobnej instytucyi dla ubezpie- 
otników od wypadków. 
9) opuszczenia ustępów 3 i 4 $. 19. a natomiast zamieszczenia następującego dodatku : 
a ta wad „Namiestniectwo przedkłada zamknięcie rachunkowe Ministerstwu rolnietwa do zatwierdzenia, 
oszło d Za decydnje także o zarzutach podniesionych przez Wydziały powiatowe, co do których nie 
0 skutku porozumienie z Wydziałem krajowym“, 
Odezwą z dnia 21. kwietnia 1898 1. 19.134 wystosowaną do c. k. Namiestnictwa zgodził 
ł krajowy na zmiany przytoczone powyżej (pod 3, 4, 6, 7, 8, i 9), natomiast oświadczył się 
oponowanej zmianie $$. 3. i 6. projektu rozporządzenia wykonawczego, t. j. przeciw uchy- 
zu stawiania prywatnych budowli sprzecznych z projektem regulacyjnym, tudzież przeciw 
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proponowanemu przez Ministerstwo sposobowi stopniowej wypłaty zasiłków państwowych, dopiero PO 
ukończeniu pewnej partyi robót w kwotach częściowych od wypadku do wypadku na podstawie SP” 
cyalnych uzasadnionych wniosków Wydziału krajowego, i to jeszcze pod warunkiem, jeżeli strony ga 
resowane swe datki uiszczą. Uchylenie bowiem tego zakazu ułatwiłoby spekulantom stawianie budowli 
w projektowanej trasie rzeki i wałów lub też zakładów do piętrzenia wody, któreby następnie p 
wygórowanych cenach i ze stratą czasu kosztem funduszu regulacyjnego musiały być wywłasźczać ; 
proponowana zaś drobiazgowa wypłata zasiłków państwowych, pominąwszy że nie licuje Z postano” 
wieniem $. 4. ustawy, utrudniłaby Wydziałowi krajowemu ekonomiczne przeprowadzenie przedsiębiorstwa, 
albo też wymagałaby zaliczek z funduszu krojowego. 

Również oświadczył się Wydział krajowy przeciw zamieszczeniu odrębnych postan 
zabudowań potoków górskich w dorzeczu Biały, oraz wyeliminowaniu delegata z zarządu budowy 
tem zabudowaniu; gdy jednak e. k. Ministerstwo rolnictwa reskryptem z dnia 30. czerwca 
l. 10.664 domagało się ponownie wydania odmiennych postanowień dla leśników rządowych prowa- 
dzących roboty górskie, Wydział krajowy, pragnąc definitywnie zorganizować zarząd budowy PIZY ai 
wielkiem przedsiębiorstwie, zgodził się odezwą z dnia 18. lipca 1893. l. 37.017 na to żądanie i ułoży r 
nowy projekt rozporządzenia wykonawczego, według którego w myśl zyczenia c. k. Ministerstwa pa 
nictwa cała administracya i techniczne kierownictwo zabudowań potoków górskich spoczywać będze 
wyłącznie w rękach leśników rządowych. 1 gk 

Projekt ten zatwierdziło wreszcie e. k. Ministerstwo rolnictwa reskryptem z dnia 7. listop? 
1893. L 18.465 i zaasygnowało równocześnie przypadającą za rok 1893. drugą ratę zasiłku Z państwe” 
wego funduszu melioracyjnego. ja 

W projekcie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o uzupełnieniu obwałowan 5. 
prawego brzegu Wisły między Podgórzem a Niepołomiceami (alegat 3 do spraw 
zdania Wydziału kraj. z dnia 11. kwietnia 1893. l. 16.867) zażądało e. k. Ministerstwo rolnić" " 
reskryptem z dnia 6 maja 1893. l. 2.112 (odezwa ce. k. Namiestnictwa z dnia 19. maja j 
1. 39.280) zmian następujących : - ktem 

1) uchylenia w $. 3. zakazu stawiania prywatnych budowli sprzecznych Z projek 
melioracyjnym (podobnie jak w rozporządzeniu wykonawczem dla regulacyi Biały); 


owień dla 
przy 
1893: 


a dyrektor 


2) zmiany S$. 8. i 9. w tym kierunku, że nadzór nad robotami wykonywać m dowy 

kraj. biura melioracyjnego, oraz że zakres działania delegata Wydziału krajowego w zarządzie VU g 
ma byé ograniczonym podobnie, jak przy regulacyi Biały ; a 
Minister 


3) uchylenia obu końcowych zdań $. 21., w których miejsce zaproponowało ce. k. 
stwo rolnictwa następujący dodatek : „l 
„Namiestnictwo ma zamknięcie rachunkowe przedłożyć Ministerstwu rolnictwa do a 
dzenia, które rozstrzyga także ewentualnie zarzuty Wydziału spółki, co do których nie doszł0 
skutku porozumienie z Wydziałem krajowym“. 
Zarazem zażądało c. k. Ministerstwo rolnictwa od Wydziału krajowego dostarczenia władzy 
politycznej „dat potrzebnych do oznaczenia okręgu konkurencyjnego i założenia spółki wodnej 3 
przyczem zaznaczyło, żę w razie gdyby w tej kwestyi różnica zdań dalej istniała, nie będzie ię ytu 
nastąpić ostateczne zatwierdzenie rozporządzenia wykonawczego nawet w razie wprowadzenia do proje 
zmian przez Ministerstwo wzkazanych, jako też wypłata zasiłków dla tego przedsiębiorstwa. ane 
Odezwą z dnia 26. maja 1893. |. 26.024 zgodził się Wydział krajowy na propono™ii 
przez Ministerstwo zmiany rozporządzenia wykonawczego. Co się zaś tyczy oznaczenia okręgu p 
rencyjnego dla tego przedsiębiorstwa, które wedle $. 3. specyalnej ustawy należy do władz admi A 
stracyjnych (wskazanych w $. 75. kraj. ustawy wodnej', oświadczył Wydział krajowy, że i s 
zajmuje zasadnicze stanowisko zaznaczone w odezwach z dnia 21. maja 1888. l1 20.966 a Z 
8. września 1888. l. 37.382, oraz zastrzega się przeciw przytoczonemu ustępowi reskryptu minis 


teryal- 
nego, jakoby z powodu tego stanowiska Wydziału krajowego rozporządzenie wykonawcze nie mid 
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być zatwierdzonem a wypłata zasiłków państwowych mogła być odmówioną , czyli że sankcyonowana 
ustawa nie miałby być wykonaną. 
Gdy jednak koszta oznaczenia okręgu, tudzież zestawienia katastru konkurencyjnego obcią- 


taja fundusz budowy, a przy regulacyi Krzemienicy okazało się, że wygotowanie takiego operatu przez 


Przyjętych w tym celu przez e. k. Namiestnietwo dyetaryuszów pozostawiało wiele do życzenia, posta- 
Lowiliśmy wyjątkowo przy uzupełnieniu obwałowania Wisły w powiecie wielickim, gdzie już roboty są 
z sE dla przyspieszenia sprawy poruczyć tę czynność starszemu inżynierowi biura melioracyjnego 
W v 


Takowie, Stanisławowi Chrząszczewskiemu. 

Reskryptem z d. 5 września 1893 1 14.735 zatwierdziło c. k. Ministerstwo rolnictwa rze- 
ori projekt rozporządzenia wykonawczego, a zarazem na odnośne żądanie Wydziału krajowego co 
O ułożenia normalnego rozporządzenia wykonawczego do specyalnych ustaw melioracyjnych, oznajmiło, 
à nř0Zporządzenje wykonawcze dla obwałowania prawego brzegu Wisły, pominąwszy zmian, które 
mogą być potrzebne dla innych przedsiebiorstw ze względu na ewentualne specyalne stosunki, może 
Staży za wzór przy układaniu rozporządzeń wykonawczych dla przedsiębiorstw melioracyjnych z wy- 


i Ktkiem zabudowań potoków górskich“. 

tawa 

Filise. O re- 

Dieste rzeki Wedle odezwy c. k. Prezydym Namiestnictwa z d. 11. czerwca 1893 1. 6276jpr. uzyskał 


al 
dy Ra, wig. Uchwa] ony 


Dr wa Th: przez Wysoki Sejm na posiedzeniu d. 6. kwietnia 1892 projekt ustawy o regulacyi rzeki 
Re aż. estru m 
nem, 


iędzy Rozwadowem a Żurawnem Najwyższą sankcyę pod dniem 1. maja 1893. 
W myśl §. 6. tej ustawy udzieliło nam c. k. Namiestnictwo odezwą z dnia 8. lipca 1893 
rojektu rozporządzenia wykonawczego, wedle którego roboty mają być oddane w przedsię- 
astępnie zaś odezwami z dnia 5. września 1893 l. 45.780i zd. 8. września 1893 l. 72.990 
„JS na przeprowadzenie pomiarów hydrometrycznych potrzebnych do obliczenia normalnych sze- 
& Dniestru (w sumie 2.750 zł. w. a.), oraz preliminarz kosztów kierownictwa budowy obliczo- 
na 11.000 zł. w. a. rocznie. 

Na postanowienia projektu rozporządzenia wykonawczego zgodził się w ogóle Wydział kra- 
sh zażądał zaś tylko dla uchylenia w przyszłości nieporozumień zamieszczenia bliższych s. 
da wysokości dodatku budowlanego kierownika budowy i jego pomocniczych organów PER 
tudzi „uEJszego określenia agend kierownika budowy i postępowania przy rozprawach ołertowych, 

eż przy Wwykupnie i intabulacyi gruntów (odezwa z dnia 18. lipca 1893 1. 37.014). “ 

Preliminarz kosztów utrzymania oddziału technicznego, który ma przeprowadzić regulacyę 


l. 48.768 p 
lorstyg, i 
08ztor 
rokoś 
nych 


dowy, 


i "estru, Przedstawia się wedle powołanej odezwy c. k. Namiestnictwa z dnia 8. września 1892 
- 12 990 następnie : 
l. płace i dodatki budowlane trzech techników fi A + 7.200 zł, 
2. koszta podróży, inspekcyj, kolaudacyj itp. 3 3 s Noom 
3. pomoc przy pomiarach - ; 1.000 „ 
4. kancelarya i pomoc pisarska ; . > ; 71.060644 
5. remuneracye dla urzędników c. k. Namiestnictwa za nadobowiązkowe prace 1407, 


Razem . 11.000 zł. 


48 względu, że kosztorys regulacyi Dniestru przewidywał na koszta zarządu sumę 
51 e. w. a. i to już łącznie z kosztami komisyi krajowej dla regulacyi wód w Galieyi, 
sumę Utrzymania wymienionego oddziału w ciągu 15-letniego okresu budowy przekroczyłyby kj 
c. A + 18.008 zł. 49 ct. w. a., zwróciliśmy odezwą z d. 10. października 1893 l 48.125 uwage 
` 'amiestnictwa na możliwość i potrzebę obniżenia kosztów zarządu w następujących kierunkach : 

l. zmniejszenie liczby techników z 3 na 2, w skutek czego wydatek 7.200 zł. zreduko- 
0 5.460 zł , zwłaszcza że przy podobnej budowie prowadzonej przez Wydział krajowy, 
regulacyi Biały i obwałowaniu prawego brzegu Dunajca, gdzie długość trasy jest przeszło 


Uchwała 


w sprawie od- 


bndowania 


szluz i prze- „osjiedzeniu z d. 17. maja 1893 do l. s. 832 następującą uchwałę : 
pustów w wa 


łach rzeki 
Uszwicy. 


6 
trzy razy większą a kierownictwo z powodu prowadzenia robót we własnym zarządzie uciążliwszem, 
wystarcza dwóch techników krajowych ; 

2. możliwość wyeliminowania kwoty 1.000 zł. na pomiary, gdyż i ten wydatek 
obciążać inne rubryki kosztorysowe ; 

8. zbędność pomocy pisarskiej, gdyby kierownictwo budowy przyjęło uczniów kraj. kursi 
dozorców melioracyjnych do dozoru robót : 

4. wyeliminowanie remuneracyi 740 zł. dla urzędników c. k Namiestnictwa , 
wiek Wydział krajowy od lat ośmiu cały szereg podobnych robót prowadzi, krajowe biura tak ad 
nistracyjno-technicze, jak i rachunkowe nie otrzymywały żadnych remuneracyj z funduszów budowy: 3 

Wedle odezw c. k. Nmiestnictwa z d. 26. lipca r. b. 1. 49.462 i z d. 2. sierpnia 189 
l. 56.888 zamierzonem było wykonanie w roku bieżącym następujących robót: 

a) 2 przekopów, 1 opaski, 3 tam i 4 płotków pod Zaleścami i Borodczycami przy W 
Stryja kosztem 51.500 zł.; b) 2 przekopów, 2 zamknięć i 1 opaski pod Rozwadowem i Weryme” 
kosztem 25.000 zł. „4 

Odezwami z d. 4. i 11. sierpnia 1893 1. 40.482 i 41.882 zaakceptował Wydział krajowy 


powinien 


mi- 


ujściu 


BRA, ń „A: „znych 
sporządzone przez c. k. Namiestnictwo plany i kosztorysy a c. k. Ministerstwo spraw wewnębrzay | 
reskryptami z d. 30. września 1898 1. 22.298 i 22.594 zatwierdziło odnośne operaty; o ile jene 

o zmian) 


Wydziałowi krajowemu wiadomo, roboty powyższe z powodu zarządzonej przez Ministerstw A 
trasy przekopu pod Zaleścami, która wymaga nowych pertraktacyj o wykupno gruntów, nie mog'y y 
jeszcze dotychczas rozpoczęte. 
; ; EY ; : : ein 
W załatwieniu sprawozdania komisyi gospodarstwa krajowego z petycyi gminy Borzę" 
pow. Brzeskiego o zapomogę na odbudowanie szluz w wałach rzeki Uszwicy powziął Wysoki Sejm 


m za giłek 


„L Na odbudowanie szluz i przepustów w wałach rzeki Uszwicy przyznaje Sej tą 


bezzwrotny w wysokości !/, części kosztów budowy pod warunkiem, jeżeli reszta kosztów pośr) 


zostanie po połowie przez c. k. skarb państwa i konkurencyą. 395 
H. Na cel powyższy otwiera Sejm Wydziałowi krajowemu kredyt dodatkowy na rok 1 
w kwocie 2.000 zł. w. a. 
ctwem 


Gdy sprawa powyższa znajdowała się już w toku rokowań między c. k. Namiestni z 
a Wydziałem krajowym od czasu powodzi zatorowej w r. 1891, a udzielenie subwencyi uczynło?” 
załeżnem od przedłożenia odpowiedniego projektu technicznego ze strony Wydziału powiatowego W R 
sku, zakomunikowaliśmy przytoczoną uchwałę Wysokiego Sejmu reskryptem z dnia 30. maja Się, 
1]. 26.450 temu Wydziałowi powiatowemu z wezwaniem do nadesłania projektu po myśli reskryP 
Wydziału krajowego z d. 22. listopada 1892 1. 13.491. 

Według projektu przedłożonego przez wymieniony Wydział powiatowy relacyą Z 
sierpnia 1893 l. 1.797 okazuje się potrzeba zbudowania : 

a) 21 szluz w wałach Uszwicy kosztem ć ; 

b) 9 takichże objektów w wałach Uszewki (dopływu Uszwicy) kosztem . 2.901 » 


st. 
razem kosztem . 8.401 zł. 50 © 


dnia 7: 


5.500 zł. 30 Ct 
20 n 


tak iż w myśl powyższej uchwały Wysokiego Sejmu przypadłyby na kraj, państwo i konkurency? 
datki w kwocie po 2.800 zł. 50 et. w. a. oło 
Ze względu na naglącą potrzebę odbudowania rzeczonych objektów, w braku których P 
żone nad Uszwicą i Uszewką gminy i obszary dworskie trzykrotnie zostały dotknięte zalewem W 1 3 
bieżącym, odnieśliśmy się odezwą z d. 11 sierpnia 1893 1 41.950 do c. k. Namiestnictwa O wyje , 
nie u JE. p. Ministra rolnictwa subwencyi w wysokości '/, części kosztów, t. j. w kwocie sk” 
2.800 zł. z dotacyi dyspozycyjnej przeznaczonej na popieranie mniejszych melioracyj, a zarazem pos 


zj w myśl powyższej uchwały Wysokiego Sejmu wstawić do preliminarza funduszu krajowego 
TOK 1894 t 


ytułem drugiej raty zasiłku krajowego dotacyą w kwocie 800 zł. w. a. 


Uchw 

w nta 

Ia o pni . W załatwieniu sprawozdania komisyi gospodarstwa krajowego z petycyi miejscowości Czekaj 
ay pp  OWskkj pow. tarnobrzeskiego o przesunięcie trasy prawego wału Sanu powziął Wysoki Sejm na 


Ya Ta. 30 3 J 
ka, Yalu Posiedzeniu 


A z d. 9. maja 1893 następujące uchwały : 
ZA. 


»l. Na pokrycie nadwyżki kosztów przełożenia trasy prawego wału Sanu w Czekaju pniow- 
tu tarnobrzeskiego przyznaje Sejm 40°/, zasiłek w kwocie 2.333 zł. pod warunkiem, jeżeli 
ad i powiat tarnobrzeski przyczynią się do pokrycia reszty tej nadwyżki bezzwrotnymi zasił- 
stosunku oznaczonym w $. 3. ustawy z dnia 9. czerwca 1889 Dz. u. kraj. Nr. 48. 
Rub 2. Sejm upoważnia Wydział krajowy do wstawienia powyższego zasiłku krajowego do 
* XIII. preliminarza funduszu krajowego na rok 1894“. 

Uchwałę powyższą zakomunikowaliśmy c. k. Namiestnietwu odezwą z dnia 30. maja 1898 
z prośbą o wyjednanie u e. k. Ministerstwa rolnictwa zmiany trasy wału, oraz zasiłku 
2.833 zł, z państwowej dotacyi dyspozycyjnej, równocześnie zaś zawiadomilismy o tej uchwale 
powiatowy w Tarnobrzegu z wezwaniem do przedłożenia Wydziałowi krajowemu uchwały 


z Y powiatowej co do pokrycia 200/, nadwyżki kosztów w kwocie 1.166 zł. 50 et. z funduszu 
Powiatowego. 


skim powia 


kami Ww 


L. 26,600 
w kwocię 
Wydział 


Odezwą z d. 8. października 1893 1. 80.444 zawiadomiło nas c. k. Namiestnietwo, że c. k. 
o rolnictwa reskryptem z d. 25. września 1893 l. 15.298 udzieliło na ten cel żądanej sub- 
w kwocie 2.333 zł. płatnej z końcem roku 1894 po wykazaniu, że roboty ukończono według 
~> a również i Wydział powiatowy tarnobrzeski doniósł nam sprawozdaniem z dnia 30. wrze- 
98 1. 4.392, że tamtejsza Rada powiatowa uchwałą zd. 13. września 1893 przyjęła na fundusz 


Ministerstw 
Wencyj 
Plany ; 
śnią 18 


Rz 2007, nadwyżki kosztów w kwocie 1.166 zł. Gdy więc w ten sposób warunki powyższej 
agi Wysokiego Sejmu zostały wypełnione, pozwoliliśmy sobie wstawić do preliminarza funduszu 
Jow 


a 80 na rok 1894 zasiłek na przełożenie trasy prawego wału Sanu w Czekaju pniowskim 
p swocie 2.335 zł w. a. 

piorą | 
brzęz salg , 
pyporay RA W wykonaniu uchwał Wysokiego Sejmu z dnia 6. kwietnia 1892 powziętych w sprawie 
tych, oparcia przez kraj melioracyj prywatnych, poczynił Wydział krajowy następujące dalsze zarządzenia : 
1) wysłał za granicę kierowników krajowych szkół garncarskich w Kołomyi i Porębie: 


Al 
È eksandra Klimaszewskiego i Władysława Szczytniekiego dla zaznajomienia ich z wyrobem rurek 


“renowych ; 


praktyk 2) urządził kurs praktyczny dla strycharzy drenarskich w _ Kołomyi, na którem odbyło 
eski 10 uczniów, mianowicie 5 uczniów przysłanych przez właścicieli dóbr posiadających już, lub 
kach) PARU urządzić fabryki drenów (w Leszezowatem, Jabłonce, Klimkówee, Błudnikach i Piady- 
' t garncarz przysłany przez Wydział powiatowy śniatyński i 4 garnearzy kołomyjskich; 
3) na wniosek kierownika krajowej stacyi keramicznej Edmunda Krzena rozpisał konkurs 
pieca do wypalania rurek drenowych, oraz suszarni, polecony zaś do 1-ej nagrody przez 
awców, — złożoną z pp. profesora Juliana Zachariewicza, budowniczego Jana Lewińskiego 
ka krajowej stacyi keramicznej Edmunda Krzena, — projekt z wykazem materyałów i robo- 
ierzą rozesłać między wszystkich właścicieli majątków zamierzających urządzić fabryki drenów. 
narskich ciągu roku bieżącego dostarczył Wydział krajowy na koszt kraju i państwa pras dre- 
Wraz z przyborami właścicielom następujących majątków : 
skiego 1) Zamulińce, powiat Kołomyja (prasa oddaną została na razie do użytku kursu drenar- 
fabryk w szkole garncarskiej w Kołomyi, gdyż właściciel zamierza dopiero w roku przyszłym urządzić 
752 drenów); 


2) Jabłonka, powiat Brzozów ; 


na projekt 
< Omisye zy 
1 kierowni 
Gzny zam 


Kształcenie 
techników 
melioracyj- 
nych. 


3) Leszczowate, powiat Lisko ; 

4) Podwysokie, powiat Rudki; 

5) Błozew górna, powiat Staremiasto ; 

6) Krzywaczka, powiat Myślenice ; 

7) Osiek, powiat Biała ; 

8) Wierzchnia połna, powiat Kałusz (pierwotnie zamierzono założyć fabrykę drenów 
wadce, na wniosek jednak Rady oddziału e. k. galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego i WY 
powiatowego w Kałuszu obrano Wierzchnię polną, jako miejscowość dla właścicieli dogodniejszą. 

Nie dostarczono dotychczas pras drenarskich właścicielom dóbr w Porchowy, gdzie fabryka 
ma być dopiero w roku 1894 założoną, oraz w Tłumaczu, skąd ani odpowiedzi ani próbek gliny nie 
nadesłano, — w skutek czego Wydział krajowy postanowił prasę przeznaczoną dla Tłumacza oddać do 
dyspozycyi p. Edwinowi Hohendorffowi w Horożance, którą to miejscowość Wydział powiatowy W pod- 
hajcach sprawozdaniem z dnia 2. listopada 1892 1. 1.962 za odpowiednią i dla stron dogodną uznał. 

Od listopada 1892, do którego to terminu wpłynęło 38 zgłoszeń o dostarczenie pras 0% 
narskich, przybyły następujące przez Wydziały powiatowe, względnie okręgowe Towarzystwa rolnicze 
przedłożone wnioski w sprawie założenia fabryk drenarskich: 

1) w Brzezinach ad Zawada, powiat Nowy Sącz, u Dra Włodzimierza Olszewskiego, wr 
ściciela fabrycznej cegielni; 

2) w Chodorowie, powiat Bóbrka, u Elżbiety hr. de Veaux; 

8) w Krzeszowicach, powiat Chrzanów, u Andrzeja hr. Potockiego ; 

4) w Kornatce pod Dobczycami, powiat Wieliczka, u Henryka Turnaw'a; 

5) w powiecie Mościskim: 

a) w Dołhomościskach u Zdzisława Gottleba; 

b) w Kalnikowie u Bolesława Orzechowicza ; 

c) w Ostrożcu u Jana Janickiego; 

d) w Zarzeczu u Józefa Jarolima; lub wreszcie 

e) w Mościskach u Andrzeja hr. Cetnera. "FI 

Ze względu tedy na liczne zgłoszenia o dostarczenie pras drenarskich, tudzież z uwagi» 4 
w myśl uchwały Wysokiego Sejmu z dnia 6. kwietnia 1892 przy stopniowem utworzeniu 10 ekspo 
tur biura melioracyjnego okazuje się potrzeba urządzenia 50 fabryk drenów (po 5 fabryk W eb: 4 
każdej ekspozytury), pozwoliliśmy sobie wstawić do preliminarza funduszu krajowego na rok 18" 
dotacyę 5.000 zł. na zakładanie fabryk drenarskich (jak na rok 1893), oraz zaproponować rezolu" 
do c. k. Rządu o przyznanie na ten cel subwencyi 5.000 zł. w roku 1894. Przy tej dotacyi i równe 
pomocy państwa, możliwem będzie zaopatrzenie rolników w całym kraju w rurki drenowe W ciągu 
pięciu t. j. od roku 1898 do 1897, 


w Za 
działu 


Z trzech stypendystów kształcących się w roku 1892—3 w technice melioracyjnej N* = 
demiach rolniczych w Wiedniu i Poppelsdorf pod Bonn ukończyło tylko dwóch przepisane stu ; A 
mianowicie: inżynier-adjunkt biura melioracyjnego, Aleksander Wierzbicki i ukończony słuchacz i y 
nieryi Julian Misiakiewicz. Trzeci stypendysta Kazimierz Rogoziński z powodu choroby nie ukończy 
kursu melioracyjnego w akademii rolniczej w Poppelsdorf. 

Wyznaczone uchwałą Wysokiego Sejmu z dnia 6. kwietnia 1892 dwa stypendya k cia 
po 1.000 zł. rocznie na rok szkolny 1893--4 nadał Wydział krajowy dekretem z dnia 29. W 
1893 1 41.567 inżynierom adjunktom biura melioracyjnego: Józefowi Gryzieckiemu i Michałowi” kk 
nelli, stypendyum zaś rządowe ukończonemu słuchaczowi inżynieryi na politechnice lwowskiej Wła =, 
sławowi Brodowiczowi. Gryziecki i Brodowicz mają uzupełnić swe studya na kursie melioracyjny 
w Poppelsdorf, Kornella zas na akademii rolniczej w Wiedniu. 


rajowe 


2 


| i i j d. 6. kwietnia 
W sprawie regulacyi rzek karpackich w mysl rezolucyi alarm f. SANA 
1892 nie fis Wydział krajowy żadnego zawiadomienia o decyzyi a i ka na | 
Przypomnień i mimo, że w roku bieżącym wylewy rzek karpackich dotknęły 
pniu, jak pamiętna powódź w roku 1884. 


wg dl; 
tra s dla 


y } i i j i k 4 ye służbo 
wyja 5 biura 


i i blikacyi 
j j iestnictwu celem zarządzenia pu 
j zieli ł krajowy c. k. Namies Po ap aia 
melioracyjnego udzieli? Wydzia KLER 
pay Woe W dzienniku ustaw i rozporządzeń krajowych, co też wedle odezwy 
i j . . 
jony” Października 1893 1. 81.914 już nastąpiło. 


i i j rzekazanych. 
u. Załatwienie wniosków i petycyj Wydziałowi krajowemu przekazany 


tkię 


i t pı . 1 
Mapay z v V y SO. 


rawi kanałów spła- 
ki Sejm wniosek posła Dra Rutowskiego i Toni y EA +2 „tb 
kę? rawie nych łączących Dniestr z Sanem doliną rzeki Wiszni, ay k PA: alina" 
fs przyspieszenia regulacyi Dniestru i Sanu na JE AR m PC ZA 
RA łą- Gdy budowa kanału spławnego, łączącego Dun j Ą 
dnięyych Łaby į w 


lh Ów stw óT. w tym celu odnośną 
OBY, isły była już przedmiotem obrad Izby posłó Rady MA 4. AR h a Ina a: d 

i em, wi tezolucyę do c. k. Rządu uchwaliła, wniosek zaś posła Rutows iego zm uzupein 

Mę z ) k o 


j i rowe o wielkiej objętości 
ch w interesie kraju naszego, który produkując BA RM i irh 
jem," W g unku do ich wartości bez taniej komunikacyi wodnej nawe s y NIA 5 aloiyć ie 
micznie sie nie podniesie; — Wydział krajowy uważał za y azan sR A Od 
owi z gorącem poparciem i odniósł się odezwą z [ia 6. CE ai 
tnictwa z prośbą o wyjednanie u J. E. pp. Ministrów handlu i F EA Eo" 
1) ażeby przy zrealizowaniu projektu kanału p A k i Kb o RR 
MW ó ch taczącye 3 i San ; 
; dowę kanałów spławnych czących. A Ria, 
2 AA h rzeki Sanu od ujścia Wiszni do Wisły, tudzież zostającej p 
> Poa R . . A 
aA Dniestru została wedle możności przyspieszoną 


ekono 
zad 
mieg 


zainicyowa} 


rządową pr 


j j ielany 

es ra etycyi gmin Bielany, 
= . syi gospodarstwa krajowego o p ra. j 
AA g, w załatwieniu sprawozdania komisyi g i wykończenia kanału ulgi między potokiem 
t koes? aki, Nowawieś i Kańczuga o wyjednanie u c. u. Rza Sk dnia 12. maja 1893 l. s. 534 nastę- 
Ypi "Mały Macochą a rzeką Sołą powziął Wysoki Sejm na posiedzeniu z dnia 12. 
thy y 200: Pująca uchwałe : s iałowi krajowemu 
po Petycyę gmin Bielany, Łąki, Nowawieś i Kańczuga odstępuje się Wydziałow 

» și t 

do możliwego uwzględnienia“, 


j mieliśmy zaszczyt 
Jak już w przedłożeniu z dnia 11. kwietnia 1893 1. 16.867 Sp Ę A Ak 
a sprawe Wysokiemu Sejmowi, rzeczony kanał ulgi, którego koszta obliczy 
iura meli 


; 2 przy pomocy zasiłku 

oracyjnego na 16.000 zł., został już w ACE e RE a 
NAJ kwocie 7.000 zł. udzielonego powiatowi ACAR Eo Neem od uzupełnienia 
Przyznanie zaś subwencyi państwowej uczyniło c. k. Ministerstwo rolnictw. 
Projektu techni 4 adi bialskiego 
Smack I Wiatowego KEBA plisy T | zana rojsktu. Nadesłany sprawozda- 
M gp rin Al, melioracyjnego an e Ai Ai "udzieliliśmy c. k. Namiestnietwu 
E zez tę ekspozyturę proje i w 

10. . l. 418 przez tę ekspozy 

Odezwa lipea r. b. 1 p 


i inister rolnietwa 
2 dnia 17 lipca r. b. 1. 33.901, zawiadomienia jednak o decyzyi ce. k. Ministerstwa 
ME MR ' . b. 1. 33.901, 
3 “Jmalismy dotychczas. 
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Petycya Wy- W załatwieniu sprawozdania komisyi gospodarstwa krajowego z petycyi myśleniekiego y 


działu po- 
wiatowego 
w Myśleni- 
cach o regu- 
lacyę rzek 
Raby i 
Skawy. 


Petycya 
gminy Nie- 

nowice o 

regulacyę 


rzeki Wiszni. 


Petycya 


gminy Skład 
solny o od- 


działu powiatowego o regulacyą rzek Raby i Skawy powziął Wysoki Sejm na posiedzeniu Z dnia ** 
maja 1898 1. s. 199 następującą uchwałę: 

„Petycyą l. s 199 Wydziału powiatowego w Myślenicach o regulacyę rzek Raby 
przekazuje Sejm Wydziałowi krajowemu do zbadania i ewentualnego uwzględnienia w ma 
przedłożyć Sejmowi programie regulacyi wód i melioracyj w całym kraju“. 

O tej uchwale zawiadomiliśmy wymieniony Wydział powiatowy reskryptem z d. 
1898 1. 25.145 z tą uwagą, że program regulacyi wód z uwzględnieniem regulacyi rzek Raby 
przedłożymy Wysokiemu Sejmowi na najbliższej sesyi. 


i glkawy 
jącym 88 


96. maja 
i $kawy 


P : „e : = ; joe 
W załatwieniu sprawozdania komisyi gospodarstwa krajowego z petycyi gminy Nienow 


o zasiłek na regulacyę rzeki Wiszni powziął Wysoki Sejm na posiedzeniu z dnia 12. maja 1 ’ 
l. s. 535 następującą uchwałę : 

„Petycyą gminy Nienowice odstępuje się Wydziałowi krajowemu do zbadania i mo 
uwzględnienia“. 

W skutek tej uchwały odnieśliśmy się reskryptem z dnia 23. maja 1893 L. 25. 
Wydziału powiatowego w Jarosławiu o zbadanie stanu rzeki Wiszni w wymienionej gminie i 
żenie w tej sprawie opinii, a ewentualnie także deklaracyi stron interesowanych co do pokryć 
części kosztów, jeżeli Wydział powiatowy uzna tę lokalną regulacyę za potrzebną. l 

Sprawozdaniem z dnia 18. sierpnia 1893 l. 3.101 przedstawił nam Wydział pow 
jarosławski naglącą potrzebę lokalnej regulacyi Wiszni, która w gminie Nienowicach na przes 
od ujścia kanału Burowskiego do przekopu pod Michałówką wyrządza wielkie spustoszenia przez Ą A 
wanie gruntów nadbrzeżnych i placów budowlanych wraz z budynkami, co się tyczy zaš poky” 
datków konkurencyjnych oświadczył gotowość przeprowadzenia rokowań ze stronami interesowany ©” 
skoro plan i kosztorys zostanie sporządzonym. 

Zgodnie z opinią Wydziału powiatowego zarządziliśmy wykonanie zdjęć i sporządzeni 
jektu, w którym to celu reskryptem z d. 2. września 1893 1l, 45.396 wydelegowaliśmy do Ni 
inżyniera-adjunkta biura melioracyjnego Seweryna Nowakowskiego. 
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HE 3 Ag ź À iny 
W załatwieniu sprawozdania komisyi gospodarstwa krajowego z petycyi gospodarzy j g0 
Skład solny w powiecie Przemyskim o odszkodowanie poniesionych strat z powodu żle dokona 


; : 5 MeT ; i : i stę” 
szkodowanie przekopu rzeki Sanu powziął Wysoki Sejm na posiedzeniu z dnia 20. maja 1893 do l. s. 742 Da 


strat ponie- 


sionych 


wskutek prze- 


kopu rzeki 
Sanu. 


pującą uchwałę : 

Petycyę gospodarzy gminy Skład solny w powiecie przemyskim odstępuje się €. K 
do możliwego uwzględnienia". » ODA 

W skutek powyższej uchwały, która pismem Marszałkowskiem z tej samej daty udzie 393 
została JE. p. Namiestnikowi, zawiadomiło nas c. k. Namiestnictwo odezwą z dnia 20. listopada 1 nie 
1 72.833, że wedle relacyi c. k. Starostwa w Przemyślu z d. 8. wrześnła 1893 l. 23.748 twierdze 
gminy Skład solny, jakoby wykonany przekop był przyczyną zrywania jej gruntów, jest bezpodstawn® ; 
gdyż brzegi położone nad starem łożyskiem Sanu tak długo podlegać muszą zrywaniu, dopóki 
otwarty przekop samoczynny do tego stopnia się nie rozszerzy i nie pogłębi, ażeby całą wodę 
pomieścić. 


Rządowi 


Jakkolwiek więc pretensye gminy Skład solny są najzupełniej zdaniem c. k. Namiestnie ti 
nieuzasadnione, to przecież c. k. Namiestnictwo uwzględniając smutne jej położenie spotęś ać. 
jeszcze tegoroczną powodzią, zamierza zwrócić jej złożony datek konkurencyjny w kwocie 399 zł 8 o 

Zarazem oznajmiło e. k, Namiestnictwo, że oczyszczenie przekopu ze żwiru, naprawa ta 


kose ; s ) M : tego” 
zamykającej i wykonanie zamknięć starego koryta są po większej części w toku, a ponieważ 
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roczne wod 


y przekop rozszerzyły, należy się spodziewać jego realizacyi, po której brzegi nie będą 


rywaniu. 


Uchwałą z dnia 20. maja 1893 przekazał Wysoki Sejm Wydziałowi krajowemu do zała- 
dzy innemi petycyę 1. s. 1.20) Wydziału powiatowego w Kałuszu o regulacye rzeki Łomnicy 


edewszystkiem o udzielenie zasiłku na zabezpieczenie drogi gminnej wzdłuż Łomnicy w gminach 
11 Jasień. 


SW z 

w povero twienia mi 

0 LETAN 1ę 

| ABulncyę a prz 
Sli 


ktep Y Sliv. wego do e. k. Namiestnictwa odezwą z dnia 13. grudnia 1892 1. 48.948, w której 
sie- konanie nagłych robót ochronnych w myśl uchwały Wysokiego Sejmu z d. 6. pażdzier- 
Przy 33'/% udziale państwa i kraju Gdy jednak e. k. Namiestnictwo odezwą z dnia 13. 
93 L 584 odmówiło na ten cel zasiłku z c. k skarbu państwa, widzielimy się spowodowa- 


ymi i i | | 
ymi Ponownie tę sprawę przedstawić c. k. Namiestnictwu odezwą z dnia 22. lipca 1898 1. 30.734, 
Wiaszeza ŻE po prze 


Upraszał 0 wy 
nika 1gg2 
czerwca 18 


został ciwległym brzegu Łomnicy pod Perehińskiem w powiecie dolińskim wykonane już 
i y budowle ochronne przy pomocy państwa i kraju a tegoroczna powódź czerwcowa w gminach 
1 1 Jasień stan rzeczy jeszcze pogorszyła. 


; Na powyższą odezwę otrzymał Wydział krajowy pod dniem 19. października 1893 1. 68.692 
Zawiadomieni 


zwłoki w ob 
nego zbadan 


e, że z powodu nadzwyczajnych zajęć sił technicznych licznemi budowlami niecierpiącemi 
ec zbliżającej się pory zimowej nie może obecnie e. k. Namiestniectwo zarządzić technicz- 
ia sprawy. 

O przebiegu tych rokowań zawiadomiliśmy Wydział powiatowy w Kałuszu reskryptami 
lipca 1893 l. 30.734 i z dnia 22. listopada 1893 L 55.599 z tą uwagą, że sprawę wzno- 
osną roku 1894. 


z dnia 22, 


Więzi skięgo Y W załatwieniu sprawozdania komisyi petycyjnej z petycyi gminy Medynia powiatu kału- 
0 


ladą 30 29, k omoc przeciw skutkom wylewów rzeki Łomnicy powziął Wysoki Sejm na posiedzeniu z dnia 


wietnia 1893 | s. 184 następującą uchwałę : 

lięy, e zbadania ; „P etycyą gminy Medynia w powiecie kałuskim przekazuje się Wydziałowi krajowemu do 
1 możliwego uwzględnienia“. 

Zapytany reskryptem z dnia 26. maja 1893 1. 22.278 o opinię Wydział powiatowy w Ka- 

Osł w relacyi z dnia 4. sierpnia 1893 1. 1.904 konieczną potrzebę zabezpieczenia brzegów 

Medyni, zwłaszcza że w czasie czerwcowej powodzi zerwała woda wielki obszar gruntów 

omom mieszkalnym. 


a powi Gdy przeznaczona na podobne cele krajowa dotacya dyspozycyjna została już wyczerpaną 
ka a kah ski należy do najbardziej dotkniętych tegorocznymi wylewami, odnieśliśmy się odezwą 
l. sierpnia 1893 1. 41.732 do c. k. Prezydyam Namiestnietwa o przyznanie powiatowi kału- 


Brzyczen cel Powyższy odpowiedniego zasiłku z państwowego funduszu zapomogowego dla powodzian, 
n 


ochronnye 


tuszu podni 
o mniey w 
1 zagraża d 


admienilismy, że wedle opinii Wydziału powiatowego na wykonanie najnaglejszych robót 

h wystarczyłaby kwota 1.086 zł. 

miestniety Odezwą z dnia 29. października 1893 ANC PE zawiadomiło nas e. k Prezydyum Na- 
amtejszemy że przyznając dla powiatu kałuskiego zapomogę powodziową w kwocie 4.000 zł. poleciło 
0 tego a. k. Starostwu wziąść pod rozwagę sprawę ubezpieczenia brzegów Łomnicy w Medyni. 

dy s, zastósowało się też wymienione e. k. Starostwo, gdyż wedle odezwy e. k. Prezy- 

kwotę 1.00 lestnictwa z dnia 10. listopada 1893 1. 11.998/pr. przeznaczono z powyższej zapomogi 


ly or. À 
byy: č 
dogi pania | i W sprawie tej odnosił się już był poprzednio Wydział krajowy na prośbę kałuskiego Wy- 
uj win Alau powiato 
zło ra ubezpieczenie brzegów Łomnicy pod Medynią. 
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Petycya W załatwieniu sprawozdania komisyi gospodarstwa krajowego o petycyach Wydziału po" 
Wydziału . : i ia : nokia powziĝ 
powiatowego Wiatu w Bohorodczanach i gminy Bohorodczany w sprawie regulacyi Bystrzycy Sołotwińskiej P 
e AR Wysoki Sejm na posiedzeniu z dnia 12. maja 1893 do 1. s. 160 następującą uchwałę: =. 
miny Bo: „Petycye Wydziału powiatowego w Bohorodczanach i gminy Bohorodczany odstępuje 5% 
horodezany Wydziałowi krajowemu do zbadania“. 
o regule cyę NE. nai , 3 NA o h, które 
Brey Gdy wzmiankowana regulacya lokalna należy do tych robót na rzekach niespławnych, * 
SA w myśl uchwały Wysokiego Sejmu z dnia 6 października 1882 przeprowadza c. k. Namiestnictwo 
skie. rzy pomocy skarbu państwa i kraju, odnieśliśmy się odezwą z dnia 30. maja 1893 1. 26.599 49 
c. k. Namiestnictwa o zarządzenie zbadania sprawy, a następnie opracowania projektu i kosztorysu 
celem wykonania nagłych robót ochronnych po myśli tej uchwały Wysokiego Sejmu. > 
Odezwą z dnia 28. sierpnia 1893 1. 68.316 zawiadomiło nas c. k. Namiestnictwo, że WY” 
mienione petycye przesłało e. k. Starostwo w Nadwórnie do zbadania i sprawozdania, tudzież prze” 


prowadzenia rokowań ze stronami interesowanemi względem przyczynienia się do kosztów budowy. 


= F enep Uchwałą z dnia 20. maja 1893. przekazał Wysoki Sejm Wydziałowi krajowemu do aa 

miasta Śnia- twienia między innemi petycyę l. s. 1.215 mieszkańców miasta Sniatyna o przyspieszenie regulacy 

+ na o regu- rzeki Prut. 

* mój W załatwieniu tej petycyl zawiadomiliśmy reskryptem z dnia 22. lipca r. b. 1 30.733: 
Magistrat miasta Śniatyna, że już rozporządzeniem z dnia 22. maja 1893. 1. 25.025. zarządziliśmy 


wypracowanie projektu technicznego za pośrednictwem ekspozytury biura melioracyjnego w Kołomy” 


Petycya W załatwieniu sprawozdania Komisyi gospodarstwa krajowego z petycyi Wydziału pow» 
„as kał towego w Brodach w sprawie regulacyi rzeki Styru i jego dopływów powziął Wysoki Sejm na poB1e” 
Brodach o re- dzeniu z dnia 13. maja 1893. do l. s. 533 następujące uchwały : 
adw. „Petycyę L s. 588 Wydziału powiatowego w Brodach w sprawie regulacyi rzeki StJTU 

pływami, i jego dopływów odstępuje się Wydziałowi krajowemu do uwzględnienia przy programie mających > 

w przyszłości przeprowadzić w całym kraju regulacyj i melioracyj*. 

„Sprawozdaniem niniejszem petycye l. s. 676.731 i 732 zostały załatwione“. p 

O tej uchwale Wysokiego Sejmu zawiadomiliśmy reskryptem z dnia 30. maja 199 
l. 26.598. Wydział powiatowy w Brodach z tą uwagą, że program regulacyj wód i melioracyj W calym 
kraju zamierzany przedstawić Wysokiemu Sejmowi na najbliższej sesyi. 

Zarazem wezwaliśmy wymieniony Wydział powiatowy, ażeby powyższą uchwałę poda i 
wiadomości tamtejszej Izby handlowej i przemysłowej, zarządu dóbr Brody, oraz lekarzy miejskie 
i szpitala powszechnego dr. Adama Strumieńskiego, Izydora Grunfelda, dr. Stanisława Sołtysika 
i dr. Aleksandra Schapiry na skutek wniesionych w tym przedmiocie do Wysokiego Sejmu petytyl: 


1 do 


Aro : 06 : 4 . e 
Petycya W załatwieniu sprawozdania Komisyi gospodarstwa krajowego z petycyi gminy a 
i ża powiatu mieleckiego o subwencyę na zalesienie wydmy piaszczystej i uregulowanie miejstoweś 
mieleckiego potoku powziął Wysoki Sejm na posiedzeniu z dnia 9. maja 1893. następującą uchwałę: 
EEn Tengs „Petycyę l s. 456 gminy Podole powiatu mieleckiego o zalesienie wydmy pia A 
wydmy pia- į regulacyę miejscowego potoku odstępuje się Wydziałowi krajowemu do uwzględnienia i przy”! 
EEA po. odpowiedniego zasiłku z krajowej dotacyi na miejscowe regulacye*. 
toku miej- W wykonaniu powyższej uchwały przyznaliśmy reskryptem z dnia 22. maja 1893. l ** ia 
"owego. gminie Podole na cel powyższy zasiłek bezzwrotny z krajowej dotacyi dyspozycyjnej przeznaczonej" 
popieranie mniejszych melioracyj w kwocie 60 zł. i zaasygnowaliśmy ten zasiłek na ręce wyda 


powiatowego w Mielcu z poleceniem przedłożenia w swoim czasie udokumentowanego rachunku. 
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„Sejm zwalnia p. Maryana Róhricha od warunku przedłożenia świadectwa egzaminu 
rządowego na wydziale inżynieryi i upoważnia Wydział krajowy do udzielenia mu stałej posady 
w etacie służby krajowego biura melioracyjnego bez tego świadectwa*, 

O tej uchwale Wysokiego Sejmu zawiadomiliśmy petenta dekretem z dnia 8. czerwca 1898 
l. 24.579 z powołaniem się na poprzedni reskrypt Wydziału krajowego z dnia 26. maja 1893. 
l. 25.678, w którym definitywne przyjęcie petenta do biura melioracyjnego uczyniliśmy zależnem 
pomyślniejszego wyniku prowadzonej przez niego budowy przy regulacyi Nowego Brnia. 


> ARĄ pp W skutek petycyj l. s. 905 i 906 ks. Daniela Taniaczkiewicza, gr. k. proboszcza W m 
aniela Ta- s 6 A 3 ń 7 i $ p 
iaczkiewi. MATZU, O przymusową meliorac astwisk gminnych i wykonanie robót melioracyjnych przez WojS 
niaczkie i ye P 5 y y ymy 
cza o przy- zawiadomiliśmy stronę petycyonującą, że Wysoki Sejm petycyj tych nie załatwił. 
musowg me- 
lioracyę pa- 
stwisk gmin- 
nych i o prze- 
prowadzenie 
robót melio- 
racyjnych 
przez 
wojsko. 


III. Nowe przedsiębiorstwa melioracyjne. 


Z zaprojektowanych przez krajowe biuro melioracyjne nowych robót publicznych mamy 
zaszczyt przedłożyć Wysokiemu Sejmowi do uchwały: 

1) regulacya jednego z dopływów Pełtwi, mianowicie potoku Dumnego; 

2) uzupełnienie obwałowania lewego brzegu Dunajca. 


1. Regulacya potoku Dumnego. 

Jak już w sprawozdaniu z dnia 11. kwietnia 1893 l. 16.867 mieliśmy zaszczyt nadmieni% 
zdjęcia dla regulacyi dopływów Pełtwi zostały w roku 1892 ukończone, tak iż biuro melioracyjne 
mogło w ciągu zimy 1892—3 opracować projekt regulacyi jednego z tych dopływów, mianowicie 
potoku Dumnego, którego uporządkowanie może być wykonanem niezależnie od regulacyi głównego 
recypienta. 
Sporządzony przez inżyniera-adjunkta Stanisława Szczepanowskiego i inżyniera asystenta 
Dyonizego Howartha projekt techniczny regulacyi potoku Dumnego, uznanym został przez departament 
techniczny e. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych za odpowiedni, a c. k. Ministerstwo rolnictwa re- 
skryptem z dnia 7. października 1893 l. 13 745 oświadczyło gotowość udzielenia temu przedsiębiorstwu 
z państwowego funduszu melioracyjnego datku w wysokości 300/, ogólnych kosztów, jeżeli pro p 
ustawy dla tej regułacyi opierający się na ustawie z dnia 30. czerwca 1884 Dz. u. p. Nr. 116 przyj 
dzie do skutku. m 

Projekt ten, który obejmuje regulacyą potoku Dumnego od stawu w Kukizowie do mo 
gminnego w Lisku na długości 13'847 kilometrów, potoku Rudka na długości 3'26 kilometrów ura 
wiatach lwowskim i kamioneckim, ma na celu osuszenie i ochronę od dorocznych wód wielkich 1.262 
morgów łąk nadbrzeżnych o glebie z natury bardzo urodzajnej, lecz zabagnionej i zakwaszonej ! wy 
maga nakładu 57.602 zł. czyli 45 zł, 70 ct. na 1 morg. : 

W regulacyi interesowanych jest 7 gmin i obszarów dworskich, mianowicie: Kukizów * Hi 
perów w powiecie lwowskim, tudzież Dziedziłów, Chreniów, Ubinie, Lisko i Nowosiółki w powieć 
kamioneckim. obót 

Ze względu na poczynione dotychczas doświadczenia przy wykonaniu publicznych aj 
melioracyjnych uważa Wydział krajowy za wskazane zalecić Wysokiemu Sejmowi przeprowadzenie 


w i Ce- 


Leg, 4, 
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s ealecyj w drodze przedsiębiorstwa krajowego, tak iż w myśl odnośnych postanowień pań- 


Haye) ustawy melioracyjnej do kosztów robót preliminowanych na 57.600 zł. miałyby się przyczynić: 


a) fundusz krajowy 400/, * ; 23.040 zł. 
b) państwowy fundusz melioracyjny 300/, . 17.280 4, 
c) strony interesowane 300/, . í ` ; 17.280 , 


Przy tym rozdziale kosztów wynosiłby datek konkurencyjny od 1 morga 13 zł. 71 ct. 

Ponieważ przy tej regulacyi przeważają roboty ziemne wymagające znaczniejszej liczby 
i którego pozyskanie w tamtejszej okolicy połączonem będzie z trudnościami, proponujemy 
„złożenie robót na lat dwa, tak iż roczny datek kraju wynosiłby 11.500 zł., datek zaś państwowego 


gia melioracyjnego i konkurencyi po 8.640 zł. (roczny datek konkurencyjny z 1 morga po- 
"IŁ 85ya ct). 


robotnika, 


Powołując się co do bliższych szczegółów technicznych i ekonomicznych na załączone "|. 
le techniczne, mamy zaszczyt upraszać Wysoki Sejm o ogłoszenie tej regułacyi w drodze 
jowej za przedsiębiorstwo krajowe, oraz o przyzwolenie dotacyi na rozpoczęcie robót w r. 
$ w kwocie 11.500 zł., tem bardziej, że regulacya w mowie będąca stanowi część wielkich robót 
uzna oWinych w półnoeno-wschodniej części kraju, które Wysoki Sejm w kilkakrotnych uchwałach 
"M za ważne i niecierpiące zwłoki. 
Jakkolwiek c. k. Ministerstwo rolnictwa powołanym reskryptem załeciło opuścić propono- 
Wydział krajowy w $. 1. projektu ustawy termin rozpoczęcia robót w r. 1884, wyrażamy 
de že potrzebna na rozpoczęcie budowy 1-sza rata zasiłku z państwowego JET melioracyj- 
zaj, Stawioną zostanie do preliminarza na rok 1894, podobnie jak w roku bieżącym dla regulacyi 
a Lipy i osuszenia bagien lańcucko-jarosławskich, mimo że dla tych 2 ostatnich przedsiębiorstw 
Ysoki Sejm Żadnej dotacyi na rok bieżący nie uchwalił. 


Sprawozdan 
Ustayry kra 


Wany przez 
nadzieję, 


y 2. Uzupełnienie obwałowania lewego brzegu Dunajca. 


Sprawa uzupełnienia obwałowania lewego brzegu Dunajca od mostu kolejowego w Bogumi- 
Biskupic radłowskich była już przedmiotem obrad Wysokiego Sejmu na przedostatniej 
tyb wskutek przedłożenia Wydziału krajowego z dnia 9. marca 1892 1. 10.062 (alegat 103 do ste- 
"Sralicznęgo sprawozdania Sejmu z r. 1892), 
dzieł; Komisya gospodarstwa krajowego, której Wysoki Sejm to przedłożenie do ocenienia przy- 
lelit, uznała w sprawozdaniu z dnia 31. marca 1892 1. s. 1852 rentowność, doniosłość i konieczną 
pot trzeba wykończenia lewego wału Dunajca między mostem kolejowym w Bogumiłowicach a Biskupica- 
5 radłowskiemi, gdzie się kończy lewy wał Dunajca wykonany kosztem funduszu regulacyjnego Kisie- 
mięk z Uwagi jednak, że wykonanie tego wału zależnem jest od postępu budowy prawego wału Du- 


cał a objętego projektem regulacyi Biały, zaproponowała Wysokiemu Sejmowi na razie odroczenie 


łowicach do 
Sesyj 


dzeniu » a Zgodnie z wnioskiem komisyi gospodarstwa krajowego powziął też Wysoki Sejm na posie- 
£ dnia 4, kwietnia 1892 następującą uchwałę : 
„Sprawozdanie Wydziału krajowego o obwałowanin lewego brzegu Dunajca zwraca się Wy- 
ajowemu celem wznowienia sprawy w czasie, kiedy ze wzgłędu na postęp budowy przy 
u prawego brzegu Dunajca okaże się rozpoczęcie obwałowania lewego brzegu koniecznem*. 
Postąpiłą Otóż gdy rozpoczęta w roku 1892 budowa prawego wału Dunajca z końcem roku bieżącego 
i Nie od mostu kolejowego w Bogumiłowicach do Jurkowa a na dalszej przestrzeni od Jurkowa 
ciwległ z istnieje już wał prawy wykonany przez c. k. Rząd w r. 1846 i 1847, tak iż cały prze- 
sobię. y paS lewy jest obecnie bardziej, niż dawniej, na zalew narażony ; Wydział krajowy pozwala 
jm W myśl przytoczonej uchwały Wysokiego Sejmu ponowić przedłożenie o uzupełnieniu obwałowanią 
go rzegu Dunajca, które obecnie stało się nieodzowną koniecznością. 


działowi kr 
obwałowani 
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Odwołując się na motywa” podane w poprzedniem przedłożeniu, pozwalamy tu sobie przyto” 
czyć tylko w streszczeniu następujące momenty: 

Budowa wału na długości 14,3 kilometrów wymaga nakładu 140.000 zł. i ma ne celu 
ochronić od zalewu 4.790 morgów najurodzajniejszej napływowej ziemi w 12 gminach i obszarach 
dworskich powiatów brzeskiego i tarnowskiego. Koszt ochrony jednego morga wynosi 29 zł. 23 sj 
podczas gdy jednorazowa szkoda wyrządzona wylewem w r. 1884 według dat urzędowych wynosi 
38 zł. na jednym morgu. i 

Melioracya ta ma być wykonaną w drodze przedsiębiorstwa krajowego na zasadzie państwo” 
wej ustawy melioracyjnej, tak iż przypadłoby. 

a) na kraj 40°% czyli ć i d . ; 56.000 zł. 

b) na państwo i konkurencyę po 300/, czyli po 42.000 , 

Przy 4-letnim okresie budowy wynosiłby datek kraju po 14.000 zł, datek państwa i KOM 
kurencyi po 10.500 zł. rocznie. 


Projekt techniczny zaaprobowało c. k. Ministerstwo rolnictwa reskryptem z dnia 27. By” 

cznia 1892 l. 20.307. -ate 
Gdy więc cały projekt jest dojrzałym a jego zrealizowanie bez narażenia mieszkać pał 

8% 


resowanych na dalsze groźniejsze klęski nie może być odwlekanem, pozwalamy sobie upraszać a 
Sejm o uchwalenie odnośnego projektu ustawy, oraz o przyznanie dotacyi na rok 1894 W kwoćj 
14.000 zł. celem umożliwienia rozpoczęcia robót. 


IV. Uzasadnienie rubryki XIII preliminarza funduszu krajowego 
na rok 1894. 


Preliminowana na rok 1894 w Rubr. XIII suma wydatków 463295 zł. okazuje W s 
wnaniu z wydatkami przez Wysoki Sejm na rok 1893 uchwalonymi w sumie 302.252 zł. nadzwy oA 
wzrost wydatków o 161.043 zł. czyli przeszło 530/,. Wzrost ten jednak nie może być uważany!” s: 
normalny, lecz za wyjątkowy i przemijający, gdyż spowodowanym został nadzwyczajnymi wypadse 
elementarnymi, mianowicie dwukrotnym wylewem rzek karpackich w czerwcu i sierpniu 1893. 

Ten charakter noszą przeważnie preliminowane w poz. 149 i 151 wydatki, które m2) d 
celu złagodzenie skutków powodzi, bądź to przez zabezpieczenie gruntów od dalszego zniszczenia, ba » 
też przez dostarczenie zarobku ludności. I tak zwyczajne wydatki w pozycyi 149 (zasiłki 33 "la "lo i 
lokalne regulacye rzek niespławnych) wynoszą zazwyczaj 50.000 do 60.000 zł. (w r. 1893 58.995 Sh 
w pozycyi zaś 151 należy uważać za wydatek zwyczajny dotacyą na kulturę torfowisk, zakladi ` 
fabryk drenarskich (od roku 1893—7) i dotacyę dyspozycyjną na subwencyonowanie mniejszych me o 
racyj w sumie 19.000 zł. Gdy zaś na rok 1894 preliminuje się w tych dwóch pozycyach 

124.797 + 36.516 = 161.313 zł. 

okazuje się wyjątkowy wydatek w tym roku, wywołany klęskami powodziowemi, który corocznie p° 
rzać się nie będzie, w kwocie 82.313 zł, 

Do takich nadzwyczajnych wydatków należy także: 


g na 


wta” 


e 4 nowo 


1. preliminowane w pozycyi 143 podwyższenie jednorazowe dotacyi na zaopatrzenie * ha 

przyjętych techników w przybory geodetyczne h - : - > - : 2.00 
2. uchwalona przez Wysoki Sejm nadzwyczajna dotacya na przyspieszenie 000 5 
ZU e 


zdjęć bagien naddniestrzańskich (poz. 147 e.) ! „rn zam 
razem : ! KO EE 
która to kwota wraz z powyższym wydatkiem 82.313 zł. okazuje sumę 86.313 zł., tak iż podwy nić 
zwyczajnych wydatków preliminowanych na rok 1894 w porównaniu z wydatkami r. 1893 redt 


j ków 
się do sumy 74.730 zł. czyli 24,7%. Podwyższenie to preliminuje się głównie w dziale B. wydat 


meli „tego biura 
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M Wykonanie budowli wodnych, mianowicie: w poz. 148 (+ 18.000 zł) i w poz. 150 CH 44.631 zł.) 
W myśl uchwalonych przez Wysoki Sejm ustaw. | B 
Co się tyczy poszczególnych pozycyj wydatków, pozwalamy sobie zauważyć , że przewa p 
tków uzasadnioną została w wyjaśnieniach do rubryki XIII preliminarza, dotacye zaš w poz. 
I) uzasadniono w IM części niniejszego sprawozdania; pozostaje zatem do umotywowania: poz. 
poz. 149 b) r) i poz. 151. 


Część wyda 
150 k) 
1) 


Do poz. 142 I). (Dotacya na utrzymanie referenta prawnego dla spraw melioracyjnych). 
Od czasu utworzenia biura melioracyjnego przy Wydziale krajowym zajmowali się technicy 
nie tylko wykonywaniem czynności ściśle technicznych (pomiarami, projektowaniem i pro- 
robót) lecz także prowadzeniem całego referatu spraw wodnych ! melioracyjnych, podczas 
hnych władzach, tudzież w departamencie drogowym Wydziału krajowego tę ostatnią funkcyę 
biura administracyjne (urzędnicy koneeptowi). | s 
Z rozwojem jednak robót melioracyjnych tak publicznych, jak prywatnych, wzrosła czynność 
administracyjna do tego stopnia, że prowadzący ten referat dyrektor biura melioracyjnego absolutnie 
= jest w stanie mu podołać, jeżeli nie ma zupełnie zaniedbać właściwego swego zadania, t j. kiero- 
wnietwa biura pod względem technicznym w myśl uchwalonej przez Wysoki Sejm dnia 9. maja 1893 
ustrykcyj służbowej. O ile liczba spraw melioracyjnych wzrosła w ostatnich latach, dość tu przyto- 
zyć, że liczba ekshibitów przydzielonych do załatwienia biuru melioracyjnemu wynosiła w ostatnim 
roku (od 15, grudnia 1892 do 15. grudnia 1893) 4.044, bez exhibitów przydzielonych oddziałowi 
rachunkowemu, w porównaniu zaś z r. 1892 wzrosła prawie w dwójnasób. ag y | 
Z drugiej strony, jak to już. mieliśmy zaszczyt nadmienić w I. części niniejszego sprawo- 


Wadzeniem 
gdy przy i 
sprawują 


zdania przy 


omawianiu rozporządzenia wykonawczego do ustawy o uzupełnieniu obwałowania prawego 
brzegu Wisły między Podgórzem a Niepołomicami, zmieniło c. k. Ministerstwo rołnictwa postanowienie 
ĉo do > 


„9 nadzoru robót publicznych o tyłe, że w przyszłości nie wyznaczony przez Wydział krajowy in- 
Żynier, lecz dyrektor biura melioracyjnego prowadzić ma osobiście kontrolę tych robót, co przy kilku- 
m Prowadzonych obecnie budowach a przynajmniej trzykrotnej 2- do 3-dniowej inspekcyi corocznej 
Wymaga około 4 miesięcy czasu w roku i spowodować może takąż zwłokę w załatwieniu spraw często 
rdzo pilnych, | 
Nadto przy prowadzeniu licznych przedsiębiorstw melioracyjnych dostrzegł Wydział NE 
cy budowy, bądź to obciążeni czynnościami technicznemi przy robotach wykonywanych we 
arządzie, bądź też nie obeznani z odnośnymi przepisami ustawowymi, natrafiają na wielkie 
przy wywłaszczeniu lub wykupnie i intabulacyi gruntów, wskutek czego następuje zazwyczaj 
szkodą dla funduszów budowy. ! wn z 
ę Ażeby więc z jednej strony utrzymać prawidłowy tok urzędowania s” tym e admini- 
stracyj, z drugiej zaś strony zapewnić należytą administracyę krajowych przedsiębiorstw melioracyjnych, 
" którą wedle specyalnych ustaw Wydział krajowy jest odpowiedzialnym, okazuje się niezbędna po- 
zeba Przydzielenia biuru melioracyjnemu organu administracyjno-prawnego, któryby dyrektorowi biura 
pomocnym w prowadzeniu referatu, oraz w uporządkowaniu sprawy wykupna gruntów przy krajo- 
e" Przedsiębiorstwach melioracyjnych. | 
Wyq>; Ze względu na szczupły personal urzędników konceptowych Wydziału krajowego ma zaSZĘZE 
Ay ajowy upraszać Wysoki Sejm o ustanowienie w tym celu osobnej posady refeyebta, ad 
ną adno: prawnego dla spraw melioracyjnych, oraz o wstawienie do preliminarza funduszu krajowego 
"ok 1894 potrzebnej dotacyi na jego utrzymanie. . r 
I i: Ponieważ taka posada może być obsadzona tylko rutynowaną siłą z Aka są A 
rangi i acca, Pozwala sobie Wydział krajowy upraszać Wysoki Sejm o przyznanie temu referentow. 


raj Poborów sekretarza z wszystkiemi prawami urzędnika stałego wypływającemi z ustanowy służby 
lowej i statutu emerytalnego. 


że kierowni 
W asnym Z 
trudności 
Zwłoką ze 


8 


Zasiłek na 
regulacyę 
Czeczwy pod 
Strutynem 
niżnim, 
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Do poz. 149 b r). (Dotacya dyspozycyjna 20.000 zł. na regulacye lokalne rzek 1% 
spławnych. 

W poz. 149 a) do b p) wstawił Wydział krajowy na podstawie umotywowany 
c. k. Namiestnictwa tytułem 33'/,0/, zasiłków krajowych na lokalne regulacye rzek niespła 
104.797 zł. Ponieważ jednak w czasie, kiedy preliminarz pozycyi 149 był układanym, ©. k. 
stnietwu nie były jeszcze znane wszystkie potrzeby, pozwoliliśmy sobie wstawić w pozycji 149 b y 
do rozporządzalności Wydziału krajowego wyższą, niż w latach poprzednich, dotacyą w kwocie 20. 000 Z 
ażeby w ten sposób umożliwić w r. 1894 wykonanie najnaglejszych robót ochronnych konieczny 
względu na spustoszenia, jakie dwukrotna powódź w roku 1893 poczyniła. 

Rzeczywiście też otrzymaliśmy dotychczas ze strony c. k. Namiestnictwa następujące 34 
trzebowania, które nie są objęte wydatkami preliminowanymi w poz. 149 a—b p), mianowicie: 


ch wnioskóW 


wnych sumę 
N amie- 


ze 


D na regulacyę Sanu pod Chodorówką (odezwa c. k. Namiestnictwa z dnia 28. września 

1893 1. 75.175) dodatkowy zasiłek . . : 189 zł. 81'h * 
2) na regulacyę Raby pod Marszowicami (odezwa c. e aiena 

z dnia 4. października 1893 1. 61.022) dodatkowy zasiłek 5 16lsna CUNG 
3) na regulacyę Świcy pod Żurawnem i Mielniczem (odezwa c. k. 

Namiestnictwa z dnia 24. października 1893 1. 81.677) . 3 3.115 „ UAB 
4) na regulacyę Sanu pod Hroszówką (odezwa c. k. Namiestnictwa 

z dnia 29. października 1893 1. 63.540) dodatkowy zasiłek è. 30 „ SPM 
5) na regulacye Sanu pod Temeszowem (odezwa c. k. Namiestnictwa 

z dnia 29. października 1893 l. 85.250) . : 1.486 n 
6) na regulacyę Sanu pod Nozdrzcem (odezwa c. k. WANNA 

z dnia 14. listopada 1898 l. 84.675) dodatkowy zasiłek |. ; 1.138 opa 
7) na regulacyę Dunajca pod Błoniem (odezwa c. k. Namiestnictwa 

z dnia 2. grudnia 1893 l. 93.749) . , 689 „ 65 * 
8) na naprawę tam na Dunajcu pod Rożnowem um (6 „e Na- 

miestnictwa z dnia 6. grudnia 1893 l. 96.328) ; 1.818. „ E 
9) na regulacyę Dunajca pod Biskupicami lanckorońskiemi kia 

c. k. Namiestnictwa z dnia 10. grudnia 1893 l. 95595 dodat- 

kowy zasiłek . > 560 „ 4 * 
10) na regulacyę Dunajca sie A ze c. A Nao 

stnictwa z dnia 11. grudnia 1893 1l. 95.596) . 2 ; 557. E 


11) na naprawę uszkodzonych budowli wodnych na Dunajcu i i 
pradzie w okręgu Nowosądeckim (odezwa c. k. Namiestnictwa 
z dnia 10. grudnia 1893 l. 97.761) . . 2.384 „ 5 7 
12) na regulacyę Raby pod Dobczycami kb c. k. Nomi niosą 
z dnia 12. grudnia 1893 1. 84.148) '/, część zasiłku w kwocie 
8.906 zł. 89 ct. płatnego w 3 ratach w r. 1894, 1895 i 1896 . 2.968 y 
18) wreszcie na regułacyę Wisłoki po Mokrzcem (odezwa c. k. Na- sf 
miestnictwa z dnia 24. września 1893 l. 76.128) . : 648 Pm. 
FAZoM a «+. / 15,2404248 oty 
tak iż właściwa dotacya dyspozycyjna redukuje się z 20.000 zł. do skromnej stosunkowo 
4.570 zł. 50 ct. 


968 


Do poz. 151a). Jak już w sprawozdaniu z dnia 11. kwietnia 1893 l. 16.867 nika ay iny 
szczyt podać do wiadomości Wysokiego Sejmu, zarządziliśmy w r. 1892 na skutek DELISDĄ _ kwie” 


Strutyn niżny powiatu dolińskiego przekazanej nam uchwałą Wysokiego Sejmu Z dnia 
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tnią 1892, 
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i à l dotacyą 
Zasiłką krajowego na ten ce 
Upraszamy, 


y W i iniej ego spra 0 
i e). jasn 


; ien 
szenia bag 
7 dna dla osu koszłoć 
i robót wykonanych „SIĘ Te fk elementarnych, 
dacyi r } iminowan adków ' Aa 
Do moz. 151 f). Przy e tości. RE budowy z od 2 rowów 08 
İcki ; a ; ót w cz ; oraz ; 
"ai zadnicy ku i, onstatowano ów utrzymania sb r nału Jeżowskiego , ta następnie 
j ion a mianowicie "c jścia głównego ka ię powyższe kosz 
i , » a | 
sie du A jnej przedstawiają się 
Jących Kończyckiego i Łętows komisyi kolaudacyj 
edług obliczenia 
W kwotach okrągłych : 
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1. przekroczenie preliminarza kosztorysowego na roboty objęte projektem . 11.502 zł. 
2. utrzymanie robót w czasie budowy . ; . . 10.448 n 
3. ubezpieczenie ujścia kanału Jeżowskiego do Sanu - . 540 
4. wykonanie rowu Kończyckiego ; t : a 3:7807 

A „  Łętowskiego s i 4 * 800 » 


razem . 27.070 Zł. 


Ponieważ według opinii komisyi kolaudacyjnej spółka wodna wywiązała się należycie 
z przyjętych na siebie zobowiązań a roboty, które spowodowały przekroczenie, były niezbędne, 7 drus 
giej zaś strony stosunki majątkowe konkurujących gmin są równie niepomyślne, jak przy sąsiedniej 
spółce dla osuszenia bagien Niskich; postanowiliśmy na prośbę Wydziału spółki przedstawić Wies 
kiemu Sejmowi wniosek na przyznanie dodatkowego zasiłku w wysokości 7”, wykazanego przekroczenie 
kosztorysu tj. w kwocie 9.023 zł. pod warunkiem, jeżeli c. k. Ministerstwo rolnictwa udzieli na s, 
cel spółce dalszej subweneyi w tej samej wysokości z państwowej dotacyi dyspozycyjnej przeznaczone 
na popieranie mniejszych melioracyj. 

W oczekiwaniu, że c. k. Ministerstw rolnictwa pomocy swej spółce nie odmówi, upraszamy 
Wysoki Sejm o przyzwolenie wstawionej w poz. 151f. dotacyi 9.023 zł. 


Zasiłki na 


pars Do poz. 151g). Jak to już w swoim czasie z przeprowadzonych badań co do rozległo 
np czztówagi jakości torfowisk mieliśmy zaszczyt zdać sprawę Wysokiemu Sejmowi, znajdują się w dolinie Nowo” 
tarskiej, a mianowicie w gminach: Ludzimierz, Długopole, Rogożnik , Krauszów , Czarny Dunajec, td 

i be 


kopane itd. wielkie obszary głębokich torfów górskich, które bywaja dotychczas bez systemu 7 =; 
znajomości rzeczy użytkowane na ściółkę lub opał, a które pod względem wartości opałowej zajmuja 
pierwsze w kraju miejsce, gdyż według analizy zarządzonej przez Wydział krajowy, zawierają zaledwie 
0,5 do 20/, popiołu. 

Na te torfowiska zwróciło swą uwagę c. k. Ministerstwo rolnictwa i wydelegowało W czerwó! 
1893., dla ich zbadania obok c. k. radcy rządowego, inspektora kultury krajowej, p. Władysław? 
Struszkiewicza, pp. Ferdynanda hr. Hompescha, posła do Rady państwa i właścicieła dóbr Rudnik; 
gdzie funkcyonuje stacya doświadczalna dla kultury torfowisk, oraz profesora dr. E. Meissła, kierownikś 
e. k. rolniczo - chemicznej stacyi doświadczalnej w Wiedniu. 

Delegaci ministeryałni uznali wielką wartość torfów nowotarkich, zauważyli jednak, y 
eksploatacya ich na ściółkę i opał jest nieodpowiednią i połączoną z marnowaniem materyału, % pz 
kultury wcale nie napotkali. 

Ażeby więc właścicieli torfowisk zachęcić do racyonalnej eksploatacyi i kultury torfo 
oświadczyło c. k. Ministerstwo rolnictwa reskryptem z dnia 9. września 1893. 1. 14.122 na Wn! 
pp. Ferdynanda hr. Hompescha i dr. Meissla gotowość subwencyonowania dwóch stacyj doświadczalny” 
mających się urządzić w Ludzimierzu i Czarnym Dunajcu, każdej na obszarze 5 do 10 morgo, 
z trzema sposobami zagospodarowania, mianowicie : d6 

a) Jedna trzecia część pola doświadczalnego miałaby być należycie odwodniona i użyta 
wydobywania torfu na ściółkę i na opał przy zastosowaniu najprostszych maszyn i narzędzi. RE: 

b) Druga część powierzchni miałaby być obróconą pod kulturę rolną w ten sposó 
po zdjęciu torfu do tej głębokości, azeby jeszcze pozostała 4a do 1 metra gruba warstwa toż 5 
musiałaby być osuszoną, znawożoną i uprawioną pod ziemniaki (bez przykrycia powierzchni), an 
stępnie miałaby być zamienioną na łąki stałe, lub grunt orny pod uprawę owsa, żyta i koniczyny" ju 

W ten sposób mogłaby być użytkowaną także część pola pod a) wymieniona po WY obyć 
torfu na ściółkę i opał, jeżeli przy eksploatacyi nie będzie wybranym torf do samego podglebia. m 

c) Trzecia część pola miałaby być użytą pod holenderską kulturę mięszania torfu z podle Ay 
w którym to celu torf do pewnej głebokości musiałby być wydobytym, a pozostała warstwa zosta 


wisk 
ogek 
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zmieszaną Z 


nio podglebiem. Ten rodzaj kultury jest możliwym przy podgłebiu piaskowem lub gliniastem, 


Może być zastósowanym przy podglebiu składającym się ze źwiru. 
objąć; Roczne kosztą utrzymania każdej stacji wynosiłyby po 2.000 zł., kierownictwo zaś mieliby 
Mesh Ludzimierzu prezes Rady powiatowej nowotarskiej, ks proboszcz Piotr Krawczyński w Czarnym 
Jcu zaś kierownik tamtejszej szkoły Wincenty Bieroński wspólnie z naczelnikiem gminy. 
Gdy zarządzone reskryptem tutejszym z dn. 17. października 1893. 1. 52.686 za pośrednictwem 
powiatowego rokowania z gminami i upatrzonymi przez Ministerstwo kierownikami stacyj 
Y pomyślny skutek a Komitet e. k. Towarzystwa rolniczego krakowskiego pismem z dnia 
i Października 1893. l. 1.282 oświadczył się za urządzeniem pól doświadczalnych dla ekspłoatacyi 
tury torfowisk w Ludzimierzu i Czarnym Dunajeu, uznając te doświadczenia za dzieło wielkiej 
Śl wielkiego pożytku dla kraju, a w szczególności dla okolicy Nowotarskiej ubogiej w dobrą 
subwejie,. postanowiliśmy na życzenie c. k, Ministerstwa rolnictwa zaproponować Wysokiemu Sejmowi 
` Gae tych dwóch stacyj podtatrzańskich rocznym zasiłkiem po 1.000 zł. począwszy od 
ntry pod warunkiem, jeżeli e. k. Ministerstwo rolnictwa takim samym datkiem do założenia 
ymania tych stacyj się przyczyni. 
Mamy tedy zaszczyt upraszać Wysoki Sejm o wstawienie do poz. 151 g. budżetu krajowego 
4. dotacyi 2.000 zł. na popieranie doświadczeń z kulturą torfowisk w Ludzimierzu i Czarnym 
, oprócz subwencyj poprzednio już przez Wysoki Sejm uchwalonych na takież doświadczenia 
iku i Korsowie (po 1.000 zł. rocznie). 
Do poz. 151. h. (Dotacya 5.000 zł. na zakładanie fabryk drenarskich w myśl uchwały 
Sejmu z dnia 6. kwietnia 1892) Wyjaśniono w I części niejszego sprawozdania. 
Do poz. 151. i. (Dotacya dyspozycyjna na popieranie mniejszych melioracyj). 
tok 1 W sub-pozycyi tej pozwoliliśmy sobie wstawić do preliminarza funduszu krajowego na 
NR dotacyą 10.000 zł. na popieranie mniejszych robót melioracyjnych w myśl uchwały Wysokiego 
"AR dnia 26. listopada 1889., zatem w obec kwoty 5.000 zł. przez Wysoki Sejm w budżecie 
3. uchwalonej, dotacyą wyższą o 5.000 zł. 
Podwyższenie to nastąpiło z następujących powodów : 
tarnowski 1) W skutek licznych podań wnoszonych przez gminy Żukowice nowe i stare powiatu 
zarn lego począwszy od r. 1887. zarządził Wydział krajowy opracowanie projektu regulacyi potoków 
i e Ea w gminach Żukowice, Jodłówka i Zaczarnie powiatu tarnowskiego, oraz w gminie 
Projekt l powiatu pilźnieńskiego celem uchylenia wylewów i zabagnienia. Koszta tej regulacji, której 
inżynier Sporządził inżynier adjunkt biura  melioracyjnego Stanisław Szczepanowski przy pomocy 
nych ; 4 asystenta Jana Haładeja wynoszą 17.100 zł., projektowanemi zaś robotami me. być osuszo- 
l ochronionych od zalewu 275'28 hektarów łąk (z tego 17790 ha. łąk włościańskich a 97:38 ha. 
skich), Gdy strony interesowane zobowiązały się przyczynić datkiem w kwocie 4.300 zł. 
Unisterstwo rolnictwa reskryptem z dnia 26. września 1893. 1. 12.684 udzieliło na ten cel 


Wydziału 
odniosł 


Wagi 


1a rok 189 
unajcu 
W Rudn 


Wysokiego 


łąk dwor 


subwene f 
ie W wysokości połowy niepokrytej potrzeby (12.00 zł, t. j. w kwocie 6.4000 zł, postano- 
zanika Przyznać z funduszu krajowego dalszy zasiłek w tej samej wysokości 6.400 zł. Połowa tego 


przy Alajowego obciąża dotacyę r. 1893. (Rubr. XIII. poz. 154), reszta zaś w kwocie 3.200 zł. 
ie do wypłaty w r. 1894. z poz. 151. i 
CZOny pa p 2) Z tej samej dotacyi dyspozycyjnej (10.000 zł.) wypadnie w r. 1894. pokryć przyrze- 
już ZASZCZ waj Lubaczówki pod Manasterzem zasiłek krajowy w kwocie 550 zł, o czem mieliśmy 
(pag, 11 Wysokiemu Sejmowi zdać sprawę w przedłożeniu z dnia 11. kwietnia 1893. l. 16.867 
" W wykonaniu uchwały Wysokiego Sejmu z dnia 5. kwietnia 1893, 1. s. 2.005. 
wezbrania 3) Na regulacyę Jasiółki pod Szebniami i Dobrucową, która w roku bieżącym w czasie 
Poparta i O wielke spostoszenia, przyrzekł? Wydział krajowy na prośbę interesowanych włościan 
jeżeli c. 5 zez Wydział powiatowy jasielski udzielić zasiłku w kwocie 3.594 zł. 33 ct., pod warunkiem 
inisterstwo rolnictwa: takim samym zasiłkiem do tej regulacyi się przyczyni. 
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Z powyższego zestawienia subwencyj już przyrzeczonych okazuje się, że z dotacyi dyspozy” 
cyjnej r. 1894. jest już zaangażowaną suma 7.344 zł. 33 ct., tak iż z preliminowanych 10. 000 Z 
zostaje właściwie do dyspozycyi Wydziału krajowego kwota 2. 655 zł. 67 ct, Ta reszta: obróconą RY 
na jedną z następujących robót znajdujących się w stadyum przygotowania, o ile te roboty ze wzgl 
na wysokość potrzebnego nakładu nie będą wymagały ustawodawczego traktowania: 

1) osuszenie błot stojanowskich ; 

2) osuszenie bagien nad Ratą i Moszczanką w gminie Kamionka wałoska powiatu rawskiego; 

3) osuszenie gruntów w gminie Matkowicach powiatu przemyskiego: 


V. Czynności biura melioracyjnego od 1. lipca 1892 do 30. czerwca 1893 


4) Wykonano, rozpoczęto, lub kontynuowano zdjęcia niwelacyjņue i pomiary hydrometrycznć 
w miejscowościach i na obszarach poniżej wyszczególnionych. 


zn RÓ 
E regulacya wód| melioracye lokalne 
[= = 
g r TEET ras Sa 2 g Eal 
A Nazwisko strony i miejscowości PERRETE EE G$ | 8% | Uwaga 
$ ewe aiee A O 
a ad kra. koka eaó A 
H Saai lea | aa a = 
1 | Wydział krajowy, obwałowanie Wisły 


w powiecie dąbrowskim : dopływy ka- 
nału Zyblikiewicza A 131] — — — — 
2 | Wydział krajowy, obwałowanie Wisły i i 
Wisłoki w powiecie mieleckim: ij 


osuszające . 164) = E! 12 = 
3 | Wydział krajowy, regulacya Czarny i Ja- 
błońca (powiat Tarnów) . 12,6] 500 — — — 
4 | Spółki wodne dla regulacyi a reiki 
i Łęgu . 88,8] — = = 2.295 
5 | Wydział krajowy, kolmatacya bagion nad- 
dniestrzańskich ; m 8.800 — ra 45 
6 | Wydział krajowy, regulacya Peltwi A 60,1 11800] — R: „a 
7 | Wydział krajowy, regulacya Przegnojówki 
i potoku faktorowskiego (dapiyan 
Pełtwi) . : 28,4| 1.000] — — — 
8 | Wydzial krajowy, regalacya Raty i Mo- 
szczanki) f 100,0! 2.200] — — — 
9 | Wydział krajowy, osuszenie bagien sto- 
janowskich . 55,9| 6.000] -- — — 
10 | Wydział krajowy, regulacya potoku Że- gząto 
żawy (dopływu Stryja) - 15,0) — = — a 
11 | Wydział krajowy, regulacya Ozeozwy pod — — — — 
Strutynem Žž . 2,0) —- — — == 
12 | Józef Emilewicz w Podgórzu © $ „| — = = 3 m 
13 | Władysław Haller w Polance . - „| — — — 7 = 
14 | Józef hr. Bieliński w Sierczy . „| — — — 13,5) -- 
15 | Jan Skirliński w Śmierdzącej . A „| — — — 2 — 


ząd, 


regulacya wód | melioracye lokalne 


z 


Nazwisko strony i miejscowości 


Liczba por: 


JA 
D K 
a 5 
è A 
ŚŚ 
© 
g 
AB 


Dr. Stanisław Niedzielski w Kokotowie . | — 
Andrzej Wysocki w Lenczach . å „| — 
Józef hr. Roztworowski w Ostrowie „| — 
Wydział powiatowy w Bochni „| — 
Karol Czecz w Bierzanowie . ; „| — 
Jan Götz w Okocimie  . ; 3 | — 
Oskar Rudziński w Osieku . i „| — 
Józef Grodzicki w Prokocimie . Í „| = 
Józef Chlebuś w Rudzach ; A „| = 

erman Czecz w Kozach . 7 - ; — 
Stanisław Żeleński w Dąbrowie  . „| — 
August hr. Potocki w Przeciszowie s == 
Kółko rolnicze w Brzezowy . . „|| am 
Wiktor Brzeski w Brzeziu 2 A | — 
E. Eustachy ks. Sanguszko: 


a) w Tarnowcu 3 0,5 

b) w Gumniskach . : A 1,0 
| Pakcyżuł Marh 25 . || = 
Stanisław Gniewiński w Wokowicach 0,7 


dviga Straszewska w Lipnikach . HE 
an hr. Stadnicki w Wielkiej wsi . : = 
s. Aleksander Kwieciński w Wójtowej . | — 

AE. hr. Tarnowski w Złotnikach . 
dzisław hr. Tyszkiewicz w Kolbuszowej | — 
dam Jordan w Więckowicach i i 1,2 
ikołaj hr. Rey w Grabinach . 7 — 
dam Tabaczyński w Wróblowicach | = 
Tanciszek hr. Mycielski w Wiśniowej — 

49 porlan Słonecki w Jurowach. . . 

43 | p Wladyslaw Kraiński w Niebocku .| — 

44 Azimierz Tyrzesński w Gdyczynie . 5 || = 


45 | 7: incenty Kraiński w Leszczowatem | — 
4g | 428” Lesikowski w Łękach . r | — 
47 mal ks. Lubomirski w Gorliczynie .| — 
48 | g 2dyslaw Rieger w Zimnej wodzie .| — 
49 | St usław Wasilewski w Murkuszowej .| — 
50 | po usław Ostaszewski w Klimkówce .| — 


51 my dacyg imienia Sikorskich w Bukowie | — 
52 M7 Horodyski w Komarowie . a|. = 
58 arya hr. Fredrowa w Dubanowicach .| — 
Oryan Krzeczunowicz w Jaryczowie 

NERO | owa. | — 
Wład, (723 kowski w Woli dołhołuckiej . | — 

56 Ka ŻW Niwieki w Bortnikach . i — 
rol Wiszniewski w Dobrzanach . „| — 


na obszarze 
w morgach 


osuszenie 


rowami 
w morgach 


drenowanie 
w morgach 


nawodnianie 
w morgach 
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Uwaga 


Liczba porząd. 


Nazwisko strony i miejscowości 


JE Kazimierz hr. Badeni: 
a) w Rokszynie 
b) w Zuratynie 
Józef Męczkiewicz w Busku 
Bogusław Horodyński w Korsowie . 
Ludwik br. Wattmann w Cewkowie 
Franciszek Jędrzejowicz w Zurawcach 
Kazimierz Jaworski w Ostrowczyku 
Stefan hr. Zamoyski w Moszczanach 
Władysław ks. Sapieha i gmina w Mał- 
kowicach 
Julian kniaż Puzyna w Narolu 3 
Zofia Cielecka w Słobódee dżuryńskiej 
Dr. Mikołaj sób wać i w ni! 
mowie 
Konstanty Komierowski w Podolicy 
Julian kniaź Puzyna w Czarnołoźcach 
Edwin Hohendorff w Byszowie 
Napoleon Grołaszewski w Toustobabach 
Zygmunt Jaroszyński w Błudnikach 
Kazimierz Horodyski w Zabińcach . 
Dr. Józef Horodyski w Kociubińcach 
Stanisław Ujejski w Zaciszu 
Wydział powiatowy Śniatyn, regulacya 
Czeremosza pod Kniażem ć 


Ogółem 


regulacya wód 


nielioracye lokalne 


na długości 
w kilometr. 
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Biza a siara 
śe |aea| 43 
s 
S ce B| SB 
2- 120 
— 400 — 
= 6 
— 300] -~ 
= £ 60 
— 60, 120 
- 400 
= - 240 
= 40 75 
— 43 
= zZ 233 
== call 
— — 70 
== = 10 
— 50 
= LIE! JES 
— 3 
349,7 36.800] 1.611;2.388,5 


w morgach 


nawodnianie 


do 
Zdjęcia pod 1 do 11, tudzież pod 51 do 65 wykonało biuro centralne, — pod 13 


29 ekspozytura krakowska, — Pod 80 do 39 ekspozytura tarnowska, — pod 40 do 
zytura sanocka, — pod 66 do 76 ekspozytura kołomyjska (ostatnia w niespełna trzech 
cach, mianowicie od kwietnia do końca czerwca 1898). 


miesią” 


B) Wypracowano projekty i kosztorysy dla stron w miejscowościach 
następujących: 


e OR 2, > BIEŻ 
N regulacya wód| melioracye lokalne 
a 
32A. Pe Ag e a 2 
æ | Nazwisko strony i miejscowości 35  E$ eng] 83 | 8% | Uwaga 
m) SA | gb |ZĘB| gb | a b 
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Wydział krajowy, obwałowanie lewego 

brzegu Wisły w pow. krakowskiem re- 

2 gulacya Dłubni) ; ; i ; 

ydział krajowy, obwałowanie prawego 
brzegu Wisły w pow. bocheńskim: 

a) wał . ; i i i $ . | 11,0 

3 b) regulacya Drwinki 


: : , | 22,0) — — — ze 
dział krajowy, obwałowanie Wisły i . 
Wisłoki w pow. mieleckim, (kanały 
AU : | í ; „| 358,0] — — = >= 
ydział krajowy, regulacya Czarny i 
Jabłońca á 12,6 478] — — = 


4 

5 ydział krajowy, operat niwelety wałów 

6 nadwislańskich od Dunajca do Popowie | — = 
7 ydział krajowy, regulacya Pełtwi 

8 

9 


Ea E aA zm = rozpoczęto 
Wy”. „ regulacya potoku Dumnego | 17,2 | 1.262] — — -- 
ydział krajowy, przerobienie projektu — — na żądanie 
regulacyi Bugu . 3 3 d ; — — — — —  |Ministerstwa 
ydział krajowy, osuszenie bagien Sto- — — = — 
10 anowskich , A d ; r o — — — — — rozpoczęto 
ydział krajowy, regulacya Czeczwy pod -— — — 
NoBDan © . |. . .| 20 s —*|=v| = 
ydział krajowy, regulacya Lubaczówki — — — — 
12 „pon Manasterzem ; : . A 40] = ze 
13 Wł. Emilewicz w Podgórzu . . A= = = 3 a 
14 | J: adysław Haller w Polance . ; , | = - — | — 
15 Jozef hr, „Bieliński w Sierczy . ę „| — — — 13,5 | — 
16 | 1a Skirliński w Smierdzący . . .| — — — 2 | — 
w lą A tanisław Niedzielski w Kokotówce — — ża 3 - 
18 | Sta rze) Wysocki w Lenczach . . „| = — — 9 = 
19 RY Homolacz w Gnojniku . .| — - — 20 | — 
20 Ją, 4 Czecz w Bierzanowie . . .| — — — 14 | — 
21 Osk Götz w Okocimie. . . | 2 — — 7 = 
22 | gaT Budziński w Osieku . . „| — | — | — | 84) — 
23 | ra, OTodzicki w Prokocimie . — | — | | — 
24 Wa Chlebuś w Rudzach . o „|| ES — = 10 = 
25 PAR Czecz w Kozach . . . .| — — — 22 = 
26 Ka hr. Potocki w Przeciszowie . k 8,5 | — 86T) — 82 ADD 
27 WL. rolnicze w Brzezowy .• ć : — | — = 1 = 
28 Bron; i rzeski w Brzeziu . : — = ża 5| = 
29 | Jgzag zw Gorczyński w Brzeżnicy. .ļ| — — = ==* | 2208 
30 W du Brandys w Wielkich drogach all =Ż = = 9 2 
31 Jdziaj powiatowy w Bochni ; = = == 1 — jgrontbudovwl. 
B A w Wieliczce , — — — 2 papeka pray 
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382 | Dr. Stanisław Bieliński w Wierzchni 
388 | JE. Eustachy ks. <w i 
a) w Tarnowcu. . . 
b) w Gumniskach . . . 
c) w Krzyżu 
34 | Stanisław Gniewiński w Wokowicach 
35 | Adam Jordan w Więckowicach : 
36 | Jadwiga Straszewska w Lipnikach . 
3/ | Jan hr. Stadnicki w Wielkiej wsi 
38 | Ks. Aleksander Kwieciński w Wojtowy . 
89 | Jan hr. Tarnowski w Złotnikach : 
40 | Zdzisław hr. Tyszkiewicz w Kolbuszowy 
41 | Mikołaj hr. Rey w Przyborowie i Grabinach 
42 | Gmina Rzemień, osuszenie przysiółka Łuże 
43 | Adam Tabaczyński w Wróblowicach 
44 | Franciszek hr. Mycielski w Wiśniowy 
45 | Duklan Słonecki w Jurowcach . 
46 | Dr. Władysław Kraiński w Niebocku 
41 | Kazimierz Trzeiński w Gdyczynie 
48 | Dr. Wincenty Kraiński w Leszczowatem 
49 | Józef Lesikowski w Łękach $ 
50 | Andrzej ks. Lubomirski w Gorliczynie NINE 
51 | Władysław Rieger w Zimnej wodzie 
52 | Stanisław Wasilewski w Markuszowy 
58 | Stanisław Ostaszewski w Klimkówce 
54 | Fundacya im. Sikorskich w Bukowie 
56 | Gminy Szebnie i Dobrucowa, regulacya 
Jasiołki : 
56 | Gminy Szczepańcowa i i Machnówka, re- 
gulacya Jasiołki - (lą. ak 
57 | Jan Gnoiński w Nowem siole . 
58 | Dr. Władysław Kraiński w Wyszatycach 
59 | JE. Adam ks. Sapieha w Siedliskach 
60 | Waleryan Krzeczunowicz w Jaryczowie 
nowym j 
61 | Stefan hr. Zamoyski w Moszczanach 
62 | Jan Paygert w Strepiowie TZ 
63 | Elżbieta hr. Krasicka w Bachorcu 
64 | Józef Męczkiewicz w Busku c 
65 | Dr. Mikołaj Krzysztofowicz w Draba- 
symowie p 
66 | Julian kniaź Puzyna w Czarnołożcach 
67 | Napoleon Gołaszewski w Tustobabach 


68 | Kazimierz Horodyski w Żabińeach A am Es IMG = — dd 
69 | Dr. Józef Horodyski w Kociubińcach . = r 20g == — W 
10 | Stanisław Ujejski w Zaciszu : Í ~- = 8 — = j 


Ogółem . _ .|127,86| 2.210] 7781.435 | 380,6 


l i2, tudzież 
Pod 47 do 59 
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Projekty pod 3 do 11, tudzież pod 60 do 67 wypracowało biuro centralne, — pod 


pod 12 do 35 ekspozytura krakowska, pod 36 do 46 ekspozytura tarnowska, — 
ekspozytura sanocka, pod 68 do 78 zaś ekspozytura kołomyjska. 


C. Nadzorowano lub prowadzono roboty; 


a) Przy ustawowych przedsiębiorstwach melioracyjnych : 


F 


a © a EB OP ECO" 3 


pei jemi 


i kontrola). 
” I 
lietwo technicz 
13. 


l4. 
15. 
16. 
17 


Przy regulacyi Kisieliny (kierownictwo techniczne i kontrola) 

p g Nowego Brnia ,„ ” > 

5 A Krzemienicy  » 5 , 

5 7 Trześniówki  , M 4 

n n Łęgu n » n 

„ osuszeniu bagien Rudnickich (kierownictwo techniczne i kontrola) 
„ regulacyi Wisłoka i Pielniecy (kontrola) 

„  Obwałowaniu Wisły i Sanu (kierownictwo) g > 

5 osuszeniu bagien Niskich (kontrola) 

s 5 s Oleskich »„ 

5 regulacyi Biały i obwałowaniu prawego brzegu Dunajca (kierownictwo techniczne 
D 


Przy obwałowaniu prawego brzegu Wisły między Podgórzem a Niepołomicami (kierow- 
ne i kontrola). 
Przy regulacyi Bugu (kierownictwo techniczne i kontrcla). 


b) Przy innych robotach publicznych i prywatnych. 


` drenowaniu 3,5 morgów gruntu u Wiktora Brzeskiego w Brzeziu. 

6 z mo h u Oskara Rudzińskiego w Osieku. 

» s 10 z u Józefa Chlebusia w Rudzach. 

„ osuszeniu rowami 367 morgów gruntu w Przeciszowie, tudzież założeniu stawów 


r b ; z i , 
Ybnych 82,5 morgów w Przeciszowie, 113 morgów w Podolszu i 2,5 morgów w Laskowy u Augusta 


i d otockiego. 
18. 
19, 
20. 
ZĘ 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
2T. 
28. 
29. 
30. 
51. 
32. 
W Dąbrowie. 
38. 
34, 
35, 


Przy drenowaniu 15 morgów u Maryana Dydyńskiego w Raciborsku. 


» s SEA u Jana Gótza w Okocimie i 3 morgi w Pomianowy. 
5 s 35 > u Adama Skrzyńskiego w Libuszy. 

r e ZR ae u Dra Hermana QCzecza w Kozach. 

k 7 13% u Karola Czecza w Bierzanowie. 

D A 42 8 u Józefa Grodziekiego w Prokocimie. 

» c ommy u Dra Stanisława Niedzielskiego w Kokotowie. 

z » n u Andrzeja Wysockiego w Lenczach. 

» n IO u Dra Franciszka Paszkowskiego w Toniach. 

P A 1ó%% u Stanisława Homolacza w Gnojniku. 

c) » 2 4 u Jana Skirlińskiego w Smierdzący. 

6 A T 4, u Stanisława Żeleńskiego w Grodkowieach. 

* 5 4 u Józefa Emilewicza w Podgórzu. 

> 5 JĄ. u Jana Brandysa w Wielkich drogach. ! 

p urządzeniu kultury groblowej Rimpawa na 12 morgach u Stanisława Zeleńskiego 


„ drenowaniu 1 morga parceli budowlanej dla Rady powiatowej w Bochni. 
n s 2 morgów usuwisk na drodze dla Rady powiatowej w Wieliczce. 
» osuszeniu 15  , Łąki u Dawida Abrahamowicza w Siemianówce. 
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36. Przy robotach melioracyjnych u JE. Eustachego ks. Sanguszki : 

a) drenowaniu 30 morgów w Krzyżu; 

b) A Ów i poprawieniu drenowania 10 morgów w Tarnowcu; 

c) nawodnieniu 25 , łąki w Tarnowcu; 

d) drenowaniu 2 , ogrodu warzywnego w Gumniskach ; á 

e) budowie 420 metrów kanału betonowego i 2.000 metrów rowu dla odwodnienia stawów 
w Strusinie. 

87. Przy drenowaniu 12 morgów u Romualda Wojciechowskiego w Żyrakowie. 


58.03 D 24 , u Adama Jordana w Grabnie i 
h Ę GIM s oa „ w Więckowicach. , „i 
Gb e 5 24, tudzież wykonaniu 700 m. rowu dopływowego 1 założ 


1 morga stawu u Stanisława Gniewińskiego w Wokowieach. 

40. przy drenowaniu 45 morgów w Tropiszowie dla Wydziału krajowego. 

m Ty P 60  „ roli, tudzież budowie 150 m. kanału murowanego i mo 
u Jadwigi Straszewskiej w Lipnikach. 

42. przy drenowaniu 4 morgów chmielarni u Jana hr. Stadnickiego w Wielkiej wsi. 

43. „ nawodnieniu 85 morgów łąki u Józefa Łasińskiego w Przyborowie. 

44. „ wykonaniu 1.000 m. rowu u Henryka hr. Brezy w Podleszanach() : 

45. „ drenowaniu 30 morgów roli w Złotnikach i budowie szluzy w wale wisłoki 
w Chrząstowie u Jana hr. Tarnowskiego. 

46. przy drenowaniu 7 morgów pola i wykonaniu 560 m. rowu u Mikołaja hr. Reja 
w Przyborowie. 

47. przy drenowaniu 10 morgów u Adama Tabaczyńskiego w Wróblowicach. 


stu 


ASA 3 9  „ u Franciszka hr. Mycielskiego w Wiśniowej. 

AOS ” 38 h u Dukłana Słoneckiego w Jurowcach. 

SO + » 44 „ u Dra Władysława Kraińskiego w Niebocku. 

BI 4 A 20  „ u Kazimierza Trzcińskiego w Gdyczynie. 

Żak: A 30  „ u Dra Wincentego Kraińskiego w Leszczowatem. 

DETE A 21  „ u Józefa Lesikowskiego w Łękach. f 
54. „ wykonaniu 3.000m, kanału odpływowego u Andrzeja księcia Lubomirskie89 


w Gorliczynie. 
55. „ drenowaniu 15 morgów u Władysława Riegera w Zimnej wodzie. 


56. „ nawodnieniu 43 morgów u Adama Wiktora w Załużu. Ą 
57. „ konserwacyi 150 morgów nawadnianych łąk u Leona Grotowskiego w Jaćmierzu: 
58. drenowaniu 56 morgów u JE. Jana hr. Tarnowskiego w Miechocimie (wy*0% 


n 

kierownik obwałowania Wisły). 

59. przy osuszeniu 50 morgów łąki u Stanisława Polanowskiego w Ubiniu. ; 

60. „ drenowaniu 30 morgów roli u Juliana br. Brunickiego w Podhorcach i wykonaniu 
4.000m. rowów odpływowych w Podhorcach i Strzałkowie. 

61. przy wykonaniu 30m. rowów u Zdzisława Obertyńskiego w Hujczu. 

62. „ osuszeniu 150m. łąki u Mikołaja Krzysztofowicza w Załuczu. 4 

63. „ wytyczeniu pól doświadczalnych dla kultury torfowisk u Bogusława Horodyńskieg? 
w Korsowie. 

64. „ wykonaniu filtra w krajowym zakładzie dla obłąkanych w Kulparkowie. 

65. „ drenowaniu 40 morgów roli i wykonaniu 1.500m. rowu odpływowego u 
mierza hr. Badeniego w Jabłonówce. A 

66. przy wykonaniu 4.000m. rowów osuszających u JE. Kazimierza hr. Badenieg9 
w Żuratynie. 


JE. Kazi- 
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67. przy wykonaniu 2.500m. rowów osuszających łąki u Waleryana Krzeczunowicza w Ja- 
owym. 


+ 68. przy wykonaniu 1.500m. rowów osuszających łąki u Franciszka Jędrzejowicza 
Zuraweach. 


tyczowie n 


69. przy wykonaniu regulacyi Lubaczówki pod Zakopcami (pow. Cieszanów). 
70. „ osuszeniu rowami 121 morgów łąki u Zofii Cieleckiej w Słobódce dżuryńskiej. 
al. drenowaniu 21 morgów u Juliana ks. Puzyny w Czarnołożcach. 


n 
TA " 10 4 u Napoleona Gołaszewskiego w Toustobabach. 
78. „ osuszeniu rowami 118 morgów u Kazimierza Horodyskiego w Żabińcach. 
w, a $ 85  „ u Dra Józefa Horodyskiego w Kociubińcach. 
T5. 3 „ u Stanisława Ujejskiego w Zaciszu. 


n n » 
Roboty wyszczególnione pod 1 do 6, pod 8 do 11, pod 13, oraz pod 58 do 69 prowa- 
? Względnie kontrolowało biuro centralne, — pod 12, tudzież pod 14 do 35 ekspozytura krako- 
dek — pod 36 'do 47 ekspozytura tarnowska, — pod 7, tudzież pod 48 do 57 ekspozytura sano- 
wreszcie pod 70 do 75 ekspozytura kołomyjska. 
Rozmiar wykonanych melioracyj pr ywatnych przedstawia się następnie: 


dziło 


długość $ 
6 osuszenie r . . 
E KSP OZYTURA Sama ych P wami drenowanie | nawodnienie 
w metrach | w morgach w morgach | w morgach 
bieżących 
a ZA. PO. ODM 
krakowska x 394 226 198 
*«orhR A ea a, 4.830 = 235 111 
JE Au w >” WĄŻ... 3.000 = 177 43 
DEES + y ah (24 13.500 200 156 s „ 
Ro e, . . L zaw = 277 31 = 
ogółem . . 21.330 871 825 352 
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konano badania wstępne, lub brano udział w czynnościach, jak niżej. 


1. Komisyonowano: 
a) w sprawie zmiany okręgu konkurencyjnego Kisieliny ; 

Kloacznych . W sprawie sporu gminy Zamarstynów z miastem Lwowem o wywóz nieczystości 
, 


©) w sprawie robót ochronnych na Łomnicy w Perehińsku i na Świey w Hoszowie; 
W sprawie budowy mostu na Prucie w Zabłotowie; 
e, W Sprawie regulacyi Bystrzycy nadwórniańskiej pod Nawizowem ; 
/ W Sprawie założenia fabryki drenów w Dubanowicach ; 
Pod e Pe udział w kolaudacyi lokalnej regulacyi Szkła pod Charatynami i Lubaczówki 


3. zbadano torfowiska w Sosnowie u Kornela Suchodolskiego. 
« Założono wodoskaz na Świcy w Balicach podróżnych. 
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5. Kontrolowano budowę kanału ulgi Macocha-Soła. 

6. Sporządzono plany i kosztorysy: 

a) naprawy robót ochronnych na Białym Dunajcu pod Nowym Targiem; 

b) kolonii karnej w Tyńcu; | 

c) urządzeń mechanicznych tudzież separatek dla obłąkanych w szpitalu S-g0 
w Krakowie, nie mniej też budowy II piętra na starym gmachu tego szpitala. 

7. Komisyonowano : 

a) przy reambulacyi kolei lokalnej Słotwina- Okocim; 

b) w sprawie nabycia realności dla c. k. żandarmeryi w Krakowie; 

c) w sprawie robót ochronnych nad potokiem Bachórz w Przeciszowie; 

d] w sprawie budowy wodociągu miejskiego w Myślenicach ; 

e) w sprawie robót fortyfikacyjnych między wałami Wisły w Podgórzu. 

8. Brano udział: 

a) w ankiecie dla spraw kolei lokalnych. 

b) w komitecie budowy szkoły ślusarskiej w Świątnikach. 

9. Zbadano i zaopiniowano: 

a) sprawę melioracyi gruntów w państwie Podhajce na obszarze 7.000 morgów; 

b) projekt i kosztorys robót adaptacyjnych w szpitalu Ś-go Łazarza w Krakowie; 

e) projekty budowli dla składów krajowych w Krakowie i Lwowie, 

d) wyrób drenów w fabryce Wohlfeldów w Łagiewnikach. ; 

10. Kierowano budową internatu, tudzież wałów ochronnych nad Wisłą w Czernichowie: 

11. Przeprowadzono kolaudacyę zabudowań folwarcznych w Czernichowie. 

12. Komisyonowano: pego 

a) w sprawie odwodnienia gruntów w Gorzycach, Tarnowcu i Strusinie u JE. Eustat 
ks. Sanguszki. 

b) w sprawie nawodnienia łąk w Szezucinie; 

©) w sprawie urządzenia fabryki drenów w Przyborowie; 

d) w sprawie uporządkowania stawu rybnego i odwodnienia łąki w Wokowicach; 

e) w sprawie urządzenia stawów rybnych w Przyborowie u Józefa Łasińskiego ; 

f) w sprawie odpływu ze stawu w Chorzełowie; 

g) w sprawie regulacyi potoku Weryńskiego ; 

h) w sprawie fabryki kafi i drenów braci Kurkowskich w Żabnie. 


Łazarza 


; w jora- 
13. Instruowano w drenowaniu uczniów krajowego kursu praktycznego dozorców mel 
cyjnych w Tarnowcu i Krzyżu. 
14. Udziełono fachowej porady. 
a) w sprawie mełioracyj prywatnych w Błozwi i Dukli; grzenia 


b) w sprawie założenia fabryk drenów w Niebocku i Leszczowatem, tudzież roz5ż 
takiejże fabryki w Besku; 

c) w sprawie odwodnienia pól do rowów kolejowych w Wiszniowej i Zimnej wo 

d) w sprawie budowy jazu i młynówki w Niebieszczanach ; 

e) w sprawie budowy wodociągów w Jabłonce i Jurowcach; 


dzie ; 


f) w sprawie budowy filtra na potoku Lubatówce dla celów przemysłowych W Krośnie; 

g) w sprawie przełożenia drogi powiatowej Brzozów-Haczów ; 

15. Przeprowadzono podział pól w Załużu i Markowy. 

16. Komisyonowano w sprawie odsypisk Sanu w Olehowcach. tura BT” 


Czynności pod 1 do 4 przeprowadziło biuro centralne, — pod 5 do 11 ekspuzy 
kowska, — pod 12 i 13 ekspozytura tarnowska, — pod 14 do 16 zaś ekspozytura sanocka. 
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Wszystkich Oprócz powyższych czynności A, B, C, D, wykazanych prowadziło biuro melioracyjne referat 
cznych y Aj wodnych i melioracyjnych (łącznie z badaniem rachunków budowlanych przy publi- 
Pd, 5 otach melioracyjnych), wypracowało 5 projektów ustaw, 6 rozporządzeń wykonawczych, 
NG tye służbową dla biura melioracyjnego i 5 przedłożeń Wydziału krajowego do Wysokiego 
' Oraz zajmowało się sprawą obserwacyj ombrometrycznych i wodoskazowych. 
Nadto urzędnicy tego biura brali udział w obradach spółek wodnych i zajmowali się wykła- 
aj. kursie praktycznym dozorców melioracyjnych, instruowaniem uczniów tego kursu przy 
robót w polu, wreszcie wykładami w kraj. szkołach rolniczych w Dublanach i na posie- 
W Tar oddziałów c. k. galic. Towarzystwa gospodarskiego (inż. Blauth), oraz w szkole ogrodniczej 
nowie (inż. Vetulani). 


Wy. Onaniu 
zeniach 


p Zhiany 
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üzų 

Przyjąć 


Celem zastąpienia ubytku sił biura melioracyjnego, jaki powstał w skutek wysłania inży- 

unktów Wierżbickiego, Gryzieckiego i Kornelli na akademie rolnicze w Wiedniu i Poppelsdorf 

pełnienia studyów fachowych w kierunku agronomicznym, spowodowanym był Wydział krajowy 
do biura trzech techników, a mianowicie: 

który u; 1) Maksymiliana Czernika, skończonogo słuchacza inżynieryi na politechnice lwowskiej, 

k: r Wed, praktyką blisko sześciuletnią na inżyniera asystenta (dekretem z dnia 31. marca 

-L 15.337); 

na ele 2) Konstantego Wiśniewskiego, ukończonego słuchacza inżynieryi na politechnice wiedeńskiej, 

Wa technicznego (dekretem z dnia 8. sierpnia 1893. 1. 41.459). 

3) Andrzeja Kornellę, ukończonego słuchacza inżynieryi na politechnice lwowskiej, na elewa 

o (dekretem z dnia 29. września 1893. l. 35.625). 

Również powołał Wydział krajowy dekretem z dnia 17. sierpnia 1893 l. 43.260 na elewa 

0 w biurze melioracyjnem stypendystę Juliana Misiakiewicza, który w lipcu 1893. ukończył 

badź hy kurs melioracyjny na akademii rolniczej w Poppelsdorf, a dla którego Wysoki Sejm 

‘eCie r. 1893. potrzebną dotacyą (adjutum) począwszy od 1. sierpnia r. b. uchwalił. 

reguląc; Inżynierowi asystentowi Czernikowi poruczył Wydział krajowy prowadzenie budowy przy 
Alea. . Sornej sekcyi Nowego Brnia, elewowi Andrzejowi Kornelli, kierownietwo budowy wałów nad 

regulae elewów zaś Wiśniewskiego i Misiakiewicza przydzielił do zdjęć, a mianowicie: pierwszego dla 

J! górnego Dniestru, drugiego dla regulacyi Pełtwi. 

Sobolew 7 W roku bieżącym poniosło biuro niepowetowaną stratę przez śmierć inżyniera Ludwika 

na SKlego, który odbywszy sześcioletnią praktykę przy projektach o budowie, oraz ukończywszy 

kraju jednoroczny kurs melioracyjny w Popelsdorf, objął w roku bież. kierownictwo ekspo- 
ołomyj, a jak świadczy wykaz jego czynności trzymiesięcznej na tem stanowisku, rokował 

niejsze nadzieje. 

biura mel: Do projektowania i wykonania melioracyj prywatnych w okręgu kołomyjskiej ekspozytury 

ind . | acyjnego przeznaczył Wydział krajowy inżyniera adjunkta Aleksandra Wierzbickiego, który 

zaś tego ię ukończył jednoroczne studyum rolnicze na akademii rolniczej w Wiedniu ; dla zastąpienia 

Powołał p za w personalu biura zajmującym się projektowaniem i wykonaniem robót publicznych 
orasado 2 elewa technicznego ukończonego słuchacza inżynieryi politechniki lwowskiej Tadeusza 

Wieza (dekretem z dnia 31. pażdziernika 1893. 1. 53.820). 

krajowy Opróżnioną po ś. p. Ludwiku Sobolewskim posadę inżyniera IL. klasy nadał Wydział 

Panowskie g retem z dnia 28. listopada 1893. 1. 62.901) inżynierowi adjunktowi Stanisławowi Szcze- 

Inżyniere 5 , Mianując równocześnie w jego miejsce inżyniera asystenta Stanisława Ruebenbauera 

M adjunktem biura melioracyjnego. 
Na podstawie powyższego sprawozdania Wydział krajowy ma zaszczyt upraszać: 


techniczneg 


chniezneg 
Jednorgczn 


Stary w 
w najpięk 
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nika 1882. 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


I. Sejm przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Wydziału krajowego z dnia 19. grudnia 
1893, 1. 64.941. o popieraniu kultury krajowej na polu budowli wodnych. + 
II. Sejm przyznaje na regulacyę rzek niespławnych w myśl uchwały swej z dnia 6. paźdze” 
w Rubr. XIII. poz. 149. wydatków na rok 1894. następujące zasiłki : t 
a) na regulacyęę Soły pod Milówką i Ciscem a a 1.68 53 
b) » » a „ Wieprzem i Zabłociem 2.000 n 
c) » n „ Żywcem i Zarzeczem . 2.551 n 
d) » » Raby pod Dąbrowicą 930 n 
e) p n a » Morszowicami s ć M 1.360 » 
WP . > „ Dobczycami, Niedzowem i NISSAN 1.500 » 
g) n n 3 » Winiarami ; 1.007 » 
h) 7 n » „ Stadnikami i Gdowem ; i 3 1.000 » 
i) p n ń » Krzyżanowicami ; : i s 830 n 
k) n r Dunajca pod Zabełczem i Chełmcem 1.826 7 
1), » A » Białą wodą i 333 n 
m) y n a » Witowicami dolnemi . A $ 1.564 7 
n) y » > „ Podegrodziem i Stadłem 1.600 7 
0) p » ś „ Trąbkami i Drużkowem 800 n 
P) » » n „n Filipowicami 2,000 n 
I) » A s » Biskupicami i Ghaczewiedmi b ? 2.000 2 
sd A Ą „  Zakliczynem i Wesołowem ; P 800 7 
t) n n n „  Rostoką i Lusławicami 1.900 » 
u) » n ' „  Janowicami 1.464 n 
W) » > P Wielką wsią , 1.493 » 
X) p n » między Wielką wsią a Szezepanowicami 3.345 » 
Y) n 7 > pod Szczepanowicami . f ; 2.236 s» 
Z) n n n „ Dąbrówką i Łukanowicami . 1.800 » 
aa) » n J n  Wesołowem $ ; ] k 1.408 » 
ab) p » s Zakliczynem 1.116 7 
ac) y » 7 „n Charzewicami 3 d 2.463 n 
ad) p » od mostu pod Melsztynem do Wróblowie ; 4.221 n 
ae) » a Popradu pod Starym Sączem 977 s 
af) , s Wisłoki pod Brzyskami i Bukową 1.000 » 
ag) n 7 5 „ Błażkową . è 367 » 
ah) „ n n „  Dęborzynem : : s 1.426 n 
ai) p » n „ Pilznionkiem i Lipinami |. : : 2.000 » 
ak) , ' » „  Rzemieniem i Brzochowem ) A 1.600 n 
aD „  „ Wisłoka pod Wiśniową i Cieszyną 878 » 
am) p n P „ Dobrzechowem Žž . 875 n 
an) , i Sanu pod Hroszówką 200 » 
ao) „ a „  „ Jablonica ruską 3.210 » 
ap) » n ? „  Nozdrzcem 800 n 
ar) , 7 Ą „  Chodorówką 900 » 
as) p ń p » Bachorcem i Sielnica 800 » 
at) > a E „ Ruska wsią i Nienadową 1.000 7 
au) » » »  „ Bachowem . - ; h 130) 3 
AW) p . n „ Przemyślem |. a ; A 6,867 = 
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Ax) na regulacyę Sanu pod I'rzemyślem i Ostrowem à å : 6.604 zł. 
ay) y » ” „  Wilezą i Buszkowicami ; ! A 8.000 „ 
A aroak ją » ośnicą i Składem solnym  . A A 3.432 
bb) „ n Stryja pod Chodowicami > a 0 : 500 p 
be) p A A „ Pokrowcami i Kawczym kąte ; ! 1.000 » 
bd) , z Świey „ Hoszowem i Kniaziołuką > i o 1.300 » 
be) `, y - „  Włodzimireami ; ; ; 300 „ 
bf) , z ę „  Bałiczami zarzecznemi i podgórnemi . 8 500 „ 
DE) , 4 4 „ Mielniczem i Dubrawką ; 4 ! 1.300 „ 
bh) , 1 Świey i Sukiełu pod Sokołowem i ; i 2.500 „ 
bi) , 5 Łomnicy pod Tużyłowem i Dołhem  . d ; 1.500 
bk) , z a „n Błudnikami i Temerowcami o o 500 y 
bD , m Bystrzycy pod Nazawizowem . . : 6 S00NR 
bm) , a 7 „ Uhrynowem, Jamnicą i Jezupolem c 2.000 „ 
bn) , 7 > „  Bohorodczanami i : ; 500 „ 
bo) , A 3 „ Mykietyńcami i Uhornikami . 62a 
bp) „ premiowanie zawikłania odsypisk na rzekach podkarpackich . © 1.000, 
br) do rozporządzalności Wydziału krajowego 5 20.000 „ 

ogółem . b s 124.797 mi 


III. Sejm przyznaje na popieranie mniejszych robót melioracyjnych w myśl uchwały 


Swej A 
Wej z dnia 26. listopada 1889 w Rubr. XIII. poz. 151. wydatków na rok 1894 następujące dotacye : 
a) na regulacyę Czeczwy pod Strutynem niżnym * ; ; 1.383 zł. 
b) na naprawę wałów nadwiślańskich uszkodzonych zatorami w lutym 
1893 roku w powiatach: krakowskim, wielickim i bocheńskim 8 1290 
c) na roboty uzupełniające przy osuszeniu bagien niskich ; 2.687 , 
d) na przełożenie prawego wału Sanu w Czekaju pniowskim (w myśł 
uchwały z dnia 9. maja 1893) i e - © 2.333 p 
e) na odbudowanie szłuz w wałach Uszwicy i Uszewki . 5 À 800 „ 
f) na roboty uzupełniające przy osuszeniu bagien rudnickich . š 9.023 , 
8) na popieranie doświadczeń z kulturą torfowisk w Rudniku, Kosowie, 
Ludzimierzu i Czarnym Dunajcu po 1.000 zł. razem ; 4.000 „ 
h) na zakładanie fabryk drenarskich (w myśl uchwały z dnia 6. kwie- i 
i tnia 1892 . q ; $ 5.000 „ 
1) do dyspozycyi Wydziału krajowego ; ; ć 10.000 » 
razem - c 36.516 zł. 


krajowe mog "alone na doświadczenia z kulturą torfowisk w Ludzimierzu i Czarnym Dunajcu zasiłki 
cel dalszej RE w roku 1894 tylko pod tym warunkiem wypłacone, jeżeli c. k. Rząd udzieli na ten 
wencyi przynajmniej w tej samej wysokości. 
W roku 189 V. Sejm wzywa c k. Rząd, ażeby na urządzenie fabryk drenarskich w kraju przyznał 
894 subwencyę 5.000 zł. z państwowej dotacyi melioracyjnej. 
Oyino prany, Sejm ustanawia w krajowem biurze melioracyjnem posadę stałego referenta administra- 
Čznia 18 80 w randze sekretarza z poborami unormowanymi w uchwale sejmowej z dnia 3. sty- 
tudzież z prawami wypływającemi z ustanowy służby krajowej i statutu emerytalnego. 
2.360 zł, ŚR cel powyższy otwiera Sejm Wydziałowi krajowemu kredyt na rok 1894 do wysokości 


, 
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ALL 5i 6. VI. Sejm uchwala załączone */. projekty ustav. : 
a) o regulacyi potoku Dumnego; > Bi- 
b) o obwałowaniu lewego brzegu Dunajca od mostu kolejowego w Bogumiłowicach do 
skupie radłowskich. 
VII. Sejm przyznaje na rok 1894 tytułem pierwszych rat zasiłków krajowych: 
a) na regulacyę potoku Dumnego dotacyę w kwocie 11.520 zł. MA. 
b) na obwałowanie lewego brzegu Dunajca od mostu kolejowego w Bogumiłowicach 
Biskupie radłowskich dotacyę w kwocie 14.000 zł. : 
VIII. Sejm upoważnia Wydział krajowy do wydatkowania kwot preliminowanych w 


h 
bryce XIII. na rok 1894 aż do końca lutego 1896 r. a to według zasad przyjętych przy podobny 
rubrykach budżetu państwowego. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielk. Ks. Krakowskie: 
Lwów dnia 19. grudnia 1898. 


Marszałek krajowy: 
Sanguszko w. r. 


Sprawozdawca : 
Wereszczyński w. T- 
Członek Wydziału krajowego: 


24 Alegat 1. do sprawozdania Wydziała krajowego L, W. 64 941/983. 


Odpis odezwy 


% k. Namiestnietwa z dnia 22. kwietnia 1893 l. 31958 do Wydziału 
krajowego. 


L. 737 Wskutek reskryptu wysokiego 6. k. Ministerstwa rolnictwa z dnia 8. kwietnia 1893 
L. 59 780 k. Namiestnietwo iua zaszczyt co do żądanych szacowną odezwą z 6. grudnia 1892 
górski ~~ zmian w projektach rozporządzeń wykonawczych do ustaw o zabudowaniu potoków 
W Wap w dorzeczu Skawy i w dorzeczu Stryja w powiecie Turczańskim oznajmić SŚwietnemu 
ydziałowi krajowemu co następuje: 

Co do żądania Swietnego Wydziału krajowego, aby ustanowiony został delegat do 
la kasowości i informowania kierownika budowy, nadmieniło przedewszystkiem wys. 
z i z inisterstwo rolnictwa, że wyłączenie prowadzenia kasowości i agend kierownika budowy 
yy» > Się usprawiedliwić ze względn na dotychczasowe liczne doświadczenie, poczynione 
Św ka aj dowaniach potoków górskich. Wedle dotychczasowej praktyki asygnuje się kierowni- 
wnik Pea na żądanie jego w najbliższym urzędzie podatkowym stosowne zaliczki. Kiero- 
w "u owy podnosi je w miarę potrzeby, co nie tylko umożliwia mu wypłatę zarobków 
strzeni zonych przez niego dniach stosownie do tego, jak robotnicy rozdzieleni są na prze- 
wej w ae możności bez ujmy dla postępu robót, lecz daje mu także możność natychmiasto- 
oe aty zarobków robotnikom dobrowolnie ustępującym, lub wydalonym, oraz natych- 
rachunki wyrównania ewentualnych innych rachuuków. Przedkładane z reguły co miesiąca 
sowości 1 dają dostateczne wyjaśnienia o użyciu podniesionych zaliczek Gdyby prowadzenie ka- 
townikon, 97000 z agend kierownika budowy, pozbawionoby go zupełnie pozostawionej kie- 
jest nien budowy do pewnego stopnia wolnej dyspozycyi, która przy prowadzeniu budowy 

ezvędnie potrzebną i stosunkami uzasadnioną. 
pienięd takim razie nie miałby kierownik budowy w ogóle nic do czynienia ze zarządem 

zy lub otrzymując tylko od czasu do czasu nieznaczne zaliczki od delegata, zeszedłby 
omocnika. Zresztą i zadanie delegata nie byłoby tak łatwe. Potrzeba bowiem mieć 
e siły robocze przy zabudowaniu potoków górskich nie są tak skoncentrowane 
ulacyj rzek, lecz częstokroć rozrzucone na bardzo odległych przestrzeniach i wsku- 
płaty pr byłoby możebne gromadzić robotników na | jednem miejscu celem dokonania wy- 
wypłaca: Z delegata Swietnego Wydziału krajowego. Kierownik budowy jest często zmuszony 
Słosownem oet bardzo małym partyom robotników, na miejscu budowy w baraku lub innem 
oznić miejscu, co łatwo i bez ujmy dla postępu robót przy sposobności inspekcyi uskute- 
Podniegio © Przyznaje się, że kierownik budowy nie zawsze jest w możności przechowywania 
nych zaliczek w miejscu bezpiecznem od ognia lub w ogóle pewnem. Gdyby mu je- 
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dnak, równie jak delegatowi dostarczono ogniotrwałej kasy, odpadłby podniesiony w tym wzglę” 
dzie zarzut sam przez się. 

Na niebezpieczeństwo utraty pieniędzy do wypłat przeznaczonych narażony jest de- 
legat zarówno jak kierownik budowy. Zresztą dotąd przy zabudowaniu potoków górskich w ciągu 
prawie 10 letniej intenzywnej pracy i przy wypłatach gotówką w sumie 2,414.326 zł. nie byśo 
wypadku jakiejkolwiek utraty pieniędzy. Co się tyczy kosztów podróży kierownika budowy do 
urzędu podatkowego, nadmieniło wys. e. k. Ministerstwo rolnictwa, że kierownik budowy P% 
biera ryczałtowe wynagrodzenie i że podniesiony w tym względzie zarzut Świetnego Wydz s 
krajowego przemawia raczej a nawet właśnie dla tego przeciw ustanowieniu delegata; 5 
nieważ koszta podróży delegata musiałyby być pokryte z funduszu budowy lub z funduszów 
krajowych, gdy przeciwnie podróże kierownika budowy, pobierającego ryczałtowe wynagrodze" 
nie nie powodują żadnych wydatków. 

Ustanowienie delegata celem informowania kierownika budowy o cenach m 
wych, nie jest równie potrzebne. Kierownik budowy układa po gruntownych badaniach z uwz8 T 
dnieniem cen miejscowych projekt, którego wykonanie zależne jest od zgody Świetnego Wy: 
działu krajowego. d 

W obec tego ma Swietny Wydzial krajowy możność zbadania projektu ewontualni® 
na miejscu i objawienia swych życzeń co do ewentualnych zmian, a więc i co do zmia, 


iejsc0” 


cen jednostkowych. 

Świetny Wydział krajowy ma również sposobność wglądnąć w przedkładan 
chunki budowy i podnosić zarzuty przeciw kosztom budowy z projektem niezgodnych. 

Wreszcie służy Świetnemu Wydziałowi krajowemu prawo przekonywać się każdego 
czasu o sposobie budowy i żądać od kierownika budowy udzielenia potrzebnych wyjaśnień. 

Byłoby zatem niepotrzebnem ustanawiać jeszcze osobnego delegata Świetnego ME 
działu krajowego w celu informowania kierownika budowy o cenach miejscowych. 

Przez ustanowienie delegata popadłby kierownik budowy w nieusprawiedliwiony 
czem i szkodliwy dla sprawy stosunek zależności od delegata, a wypróbowana dotychczas 
zasada wykonywania zabudowań potoków górskich przez organa administracyi państwowej! 
doznałaby bardzo dotkliwej, niekorzystnej i nawet stosunkami Galicyi nieuzasadnionej uJm)* 

Uzasadniając ważność powodów, które przemawiają za ustanowieniem delegata cele 
informowania i wspierania kierownika budowy, wskazał Świetny Wydział krajowy na umówion% 
już przy innej sposobności okoliczność , że przy zabudowaniu niektórych potoków w dorzeczu 
Gniłej Lipy płacił kierownik budowy robotnika i materyal drzewny znacznie wyżej niż > 
cono przy wykonaniu robót regulacyjnych w dorzeczu tej samej rzeki, wys. ©. k. Ministers 
rolnictwa zażądało od przemyskiej sekcyi e. k. oddziału leśnotechnicznego wyjaśnień W tym 
względzie, która przedłożyła je w załączonem sprawozdaniu. 3 

Udzielając Swietnemu Wydziałowi krajowemu do przejrzenia powyższe sprawozdani®y 
nadmienia c. k. Namiestnietwo, że Wys, o k. Ministerstwo rolnictwa uznaje wywody te89 seS 
wozdania za uzasadnione i przychyla się do twierdzenia sekcyi, że ceny robocizny i ceny je 
dnostkowe, płacone przy regulacyach rzek nie mogą być porównywane z cenami płaconem! przy 
zabudowaniu potoków górskich. 

Mimo to zaleciło Wys. ©. k. Ministerstwo rolnictwa ponownie wspomnio # 
dołożyć na przyszłość wszelkich starań, aby przez możliwe zniżenie cen robocizny i cen JE A £ 
stkowych, o ile to możebne będzie bez ujmy dla interesów budowy, osiągnąć także pod wzgi 
dem ekonomicznym korzystny rezultat, 

Przytoczony wyżej wypadek nie uzasadnia jednak dostatecznie potrzeby us 
nia delegata i dla tego nie może wys. c. k. Ministerstwo rolnictwa wobec przytoczonyć 
uwag przemawiających przeciw ustanowieniu delegata i ze względu na niepotrzebne obce! 
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funduszu budowy, któreby ustanowienie delegata za sobą pociągło, przychylić się do życzeń 
wietnego Wydziału krajowego. 

, Aby jednak zadość uczynić wszelkim uprawnionym życzeniom Świetnego Wydziału 
krajowego, oznajmiło Wys. e. k. Ministerstwo rolnictwa, że na przyszłość poleci w danych wy- 
ib sekoyi, aby przed sporządzeniem projektu zabudowania porozumiewała się co do cen 
» my 1 cen jednostkowych materyałów z delegatem, którego Swietny Wydział krajowy 

Staże | aby ewentualnie otrzymane daty zużytkowała przy układaniu kosztorysów. 
nA Ww obecnym wypadku, gdy chodzi o wykonanie zatwierdzonego już projektu, nic 
vA IA Jak się samo przez się rozumie już nastąpić. Co się tyczy dalszej, przez Swietny Wy- 
A rajowy żądanej zmiany w projektach rozporządzeń wykonawczych, a mianowicie aby 
Sęp dh techniczna i kolaudacya robót poruczona zoztała organom technicznym e. k. Namie- 
ii wa, zamiast organom Wys. c. k. Ministerstwa rolnictwa nadmieniło Wys. c. k. Minister- 
"ep rolnictwa, że c. k. oddział leśno-techniczny dla zabudowania potoków górskich według po- 

._ Wen organizacyjnych podlega bezpośrednio Ministerstwu rolnictwa i dla tego Wys. c. k. 
R rimo rolnictwa musi sobie zastrzedz bezwarunkowo prawo bezpośredniego nadzoru czyn- 
ie organów wspomnianego oddziału leśno-technicznego, co zresztą dzieje się we wszystkich 
- gi Wys. c. k Ministerstwo rolnictwa nie jest zresztą przeciwne poruczaniu od czasu do 
"SĄ nadzoru organom c. k. Namiestnictwa, musi sobie jednak zastrzedz w każdym razie zu- 
styą wolną decyzyę co do udzielania delegacyi organom e, k. Namiestnietwa. Ponieważ kwe- 
dzia} Powyższa w żadnym kierunku nie wpływa na uszczuplenie prawa nadzoru Świetnego M 
iż u krajowego, a Administracyi państwowej pozostawione być musi ocenienie, w jaki sposób 
PRN JeJ kontrolę najodpowiedniej ma wykonywać, przeto sądzi Wys. e. k. Ministerstwo rol- 

WA, Że Świetny Wydział krajowy nie będzie nadal obstawać przy żądaniu zmiany projektów 
a e właśnie kierunku. Wreszcie nie mogło się Wys. c. k. Ministerstwo rolnictwa 
pokr Przychylić do żądania Świetnego Wydziału krajowego, aby koszta kontroli technicznej 
tezą były z funduszów budowy. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że wydatku tego nie 
Przezn ano w kosztorysach, i że z drugiej strony nie jest możebnem, pozycyę „koszta, zarządu” 

5 meai na pokrycie kosztów kierownictwa budowy, prowadzenia budowy, kolaudacyi, oplat 
znej y chorych i zakładu ubezpieczenia robotników, obciążać jeszcze kosztami kontroli techni- 
Mać sie zontualnie znacznymi Wskutek tego wskazanem jest w interesie funduszu budowy, trzy- 

Eng Sposobu przestrzeganego przy innych zabudowaniach potoków górskich, który Wys. e. k. 
l Sii rolnictwa i tutaj zastosować zamierza. Zawiadamiając o tem świetny Wydział kra- 
sokoyj A Namiestnictwo ma zaszczyt prosić o zwrot powołanego wyżej sprawozdania przemyskiej 
I: k. oddziału leśno-technicznego dla zabudowania potoków górskich. Załączony do sza- 
rolnicy odezwy z 6. grudnia 1892 l. 59.789 odpis udzielonego przez Wys. c, k. Ministerstwo 

4 projektu rozporządzenia wykonawczego zwraca się. 
D. j. w. 


Alegat 2. do Sprawozdania Wydziału krajowego L. W. kr, 64941/98 _ — 


Odpis odezwy 


Wydziału krajowego z dnia 2. maja r. b. L. W. 20923 do 
c. k. Namiestnietwa. 


W odpowiedzi na szanowną odezwę z dnia 22. kwietnia r. b. L. 31958 mamy = 
szczyt przedewszystkiem zaznaczyć, że skoro zabudowania potoków górskich w dorzeczu Ska 


i Stryja są przedsiębiorstwami prowadzonemi przez Wydział krajowy, a fundusz krajowy F i 
czynia się do tych robót zasiłkiem w wysokości połowy kosztów, Wydział krajowy przy E 
bior 


żeniu rozporządzeń wykonawczych normujących sposób przeprowadzenia tych przedsięb 
z natury rzeczy powinien mieć równy udział i wpływ, jak administracya państwa. „my 
Odezwami tutejszemi z dnia 26. września 1892 L. 19648 i 19649 przedłożyli 


Świetnemu c. k. Namiestnictwu projekty rozporządzeń wykonawczych identyczne z saa 
i ro 


projekty przyjęte zostaną bez zmiany przez Wysokie c. k. Ministerstwo rolnictwa. dee 
z szacownej odezwy z dnia 26. listopada 1892 L. 93259 powzięliśmy wiadomość, że WYŻ 
c. k. Ministerstwo rolnictwa odrzuciło a limina oba projekty Wydziału krajowego, jakkol 
postanowienia tych projektów w dwudziestokilkuletniej praktyce przy budowie dróg krajowy 
a następnie przy krajowych przedsiębiorstwach melioracyjnych, wykonanych kosztem kil f 
nastu milionów zł. zupełnie odpowiedniemi się okazały i przyczyniły się do ekonomiczniE 
wykonania robót, a natomiast zaleciło przyjęcie całkiem nowych projektów, które wpraw "i 
krótkością i zwięzłością się odznaczają wiele jednak kwestyj administracyjnych i techniczny” 
zostawiają otwartych. Mimo to chcąc przyspieszyć rozpoczęcie robót, które w myśl $ 1. ed 
nych ustaw winny były już w r. 1892 być podjęte Wydział krajowy w odezwie z d ad 
dnia 1892 L. 59.780 zgodził się na kodyfikacyą rozporządzeń wykonawczych według proj? ć- 
Wysokiego c k. Ministerstwa rolnictwa żądając tylko trzech zmian, które uważał za poj” 
bne w interesie ekonomieznego przeprowadzenia robót a mianowicie: 3 

1. zatrzymania według projektu Wydziału krajowego delegata do uskutecznienia 
płat, oraz informowania kierownika budowy co do cen miejscowych. 

2. poruczenie kontroli technicznej i kolaudacyi organom technicznym Świetne89 c 
Namiestnictwa; 

8. pokrywania kosztów kontroli technicznej przez fundusz budowy. 

Reskryptem z dnia 8. kwietnia r. b. L. 737 zakomunikowanym Wydz 
wemu powołaną na wstępie szacowną odezwą oświadcza się Wysokie e. k. Ministerst ; 
nictwa nawet przeciw tym trzem zmianom Swego projektu, przytaczając następujące waE 

1. przeciw ustanowieniu delegata Wydziału krajowego: zkÓW 

a) pozbawienie kierownika budowy możności natychmiastowej wypłaty robotn 
i wolnej dyspozycyi ; 

b) zwiększenie wydatków na zarząd z powodu kosztów podróży delegata 
biór zaliczek; 


wy” 


iałowi krajo” 
wo rol- 


po od" 
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di c) nieusprawiedliwiony i szkodliwy dla sprawy stosunek zależności kierownika bu- 
e. od delegata, połączony z ujmą dla wypróbowanej zasady wykonywania zabudowań poto- 
W górskich przez organa państwowe ; | 
dą 2. przeciw poruczenia kontroli i kolaudacyi technikom Swietnego e. k. Namiestni- 
kw: stosunek służbowy oddziału leśno-technicznego dla zabudowań potoków górskich do Wy- 
igo c. k. Ministerstwa rolnictwa; 
Alba: 3. przeciw pokrywaniu kosztów kontroli technicznej przez fundusze budowy brak 
a, kwoty w kosztorysie, wskutek czego rubryka kosztów zarządu mogłaby być prze- 
ną, 
Na powyższe uwagi pozwalamy sobie oznajmić Świetnemu c. k. Namiestnietwu, co 
następuje ) 
% ad 1.) a) Przy uskutecznianych dotychczas wypłatach przy krajowych przedsiębior- 
ach melioracyjnych, które się odbywają za pośrednictwem delegata z końcem każdego ty- 
ke nie otrzymał Wydział krajowy żadnego zażalenia ze strony kierowników budowy co do 
regularności wypłat. Również delegat Wydziału krajowego nie ma żadnej ingerencyi na 
JSpozycyę robót, przez którąby kierownik budowy w swych zarządzeniach mógł być krępo- 
"ajm Kierownik budowy zasięga u delegata informacyj co do cen miejscowych w ogóle, 
onienję zaś, jaka płaca dzienna ma być wymierzoną każdemu indywidyum należy wyłącznie 
kierownika budowy. 
del b) Wydatki obciążające rubrykę kosztów zarządu przy uskutecznianiu wypłat przez 
Sata przedstawiają się następnie : 
` Dyety i koszta podróży delegata po każdorazowy odbiór zaliczki od 8 do 10 zł., 
FNagrodzenie płatnika za każdorazową wypłaty 5 zł. 
zaled; Z uwagi, że wydatek roczny przy zabudowaniach potoków górskich wynosi zwykle 
Gw wie około 20.000 zł. a wypłaty odbywają się co miesiąc, wynosiłyby roczue koszta spowo- 
ane ustanowieniem delegata : 


0 


podniesienie dwukrotne zaliczek z urzędu podatkowego (po 10.000 zł) . 20 zł. 
STwy plat miedfcziych po zła." A a e T w 40 „ 
razem około . ; , 60 zł. 


dnolo; Koszta więc te są tak nieznaczne, że wcale w porównanie iść nie mogą z Oszczę - 
R lą y robociźnie jeżeli kierownik budowy ma doradcę w obeznanym ze stosunkami miej- 
ymi delegacie. 

Delegaci też Wydziału krajowego nie spełniają tych funkcyj ze względu na wyna- 
lecz w poczuciu obywatelskich obowiązków i w interesie sprawy publicznej. 

ie 4 Nadto nie jest jeszcze pewnem czy podnoszenie zaliczek co miesiąc i uskutecznia- 
kę pgr at przez kierownika budowy (Bauleiter) w myśl $. 10. projektu wiz 6 
jako p; sonomiczniejszem, jak to zaznacza Wysokie e. k. Ministerstwo rolnictwa. Jeżeli „bowiem 
eok budowy n. p. przy zabudowaniach w zachodniej vA kuaju fungować będzie 
nej os Ak sekcyj, który mieszka w Przemyślu a przez całe lato zajętym jest zdjęciami w in- 


cznychi i krajn (n. p. na Dniestrze lub Łomnicy) to już samo podnoszenie zaliczek miesię- 


cały wy 


grod zenie, 


Przez tego kierownika budowy pociągnie za sobą kilkakrotnie większe koszta aniżeli 
datek na delegata i płatnika wynosi. 
siębiorst ©) O ile Wydział krajowy nabrał przeświadczenia z praktyki przy krajowych przed- 
w wach melioracyjnych, to między delegatami a kierownikami budowy panowała dotych- 
Jak największa harmonia. 
że kierow O stosunku zaś jakiejkolwiek zależności już dla tego samego nie może „być mowy 
nik budowy góruje nad delegatem fachowem wykształceniem. Gdyby zaś kiedykolwiek 


6 
owiedniej 


między delegatem a kierownikiem budowy z powodu przypadkowego wyboru nieda 3 tak 


osobistości na delegata zajść miała scyssya Wydział krajowy pokładając zupełne zau 
u c. k. technikach lasowych, jak i urzędnikach swego biura melioracyjnego nie omies |. 
o lepszy wybór się postarać. Co się tyczy podniesionego przez Wysokie c. k. Ministerstwo r3 

nictwa zarzutu, jakoby ustanowienie delegata połączonem było z ujmą dla sprawy, pozwala” 
sobie zauważyć, że przeciwnie przy dotychczasowych robotach prowadzonych przez Wydz 

krajowy instytucya ta jest ulgą dla kierowników budowy, którzy uwolnieniu od ciężaru p 
wadzenia kasowości, mogą tem skuteczniej poświęcić się swym właściwym zajęciom m 
cznym, t. j. przygotowaniu, wytyczeniu nadzorze i odbiorowi robót, oraz sporządzaniu pe 
nów wykonawczych. Że taka ulga wyszłaby na pożytek także robotom prowadzonym przeż 
chników lasowych, dowodzi okoliczność, że sekcya Przemyska, która w r. 1891 wykonała A 
budowanie debr w dorzeczu Gniłej Lipy kosztem zaledwie 5965 zł. 81⁄3 ct. właśnie Z pora k 
zajmowania się wypłatami nie mogła należycie sporządzić operatu wykonawczego, tak iż © 


ini- 

operat wymagał uzupełnień i nie mógł być dotychczas przedłożonym Wysokiemu ©. k. Min 
sterstwu rolnictwa. 

. . . a . A e 

ad 2. Co się tyczy kontroli i kolaudacyi robót przez techniczne organa paten 


ta sprawa zależy wyłącznie od decyzyi Wysokiego c. k. Ministerstwa; Wydział krajowy % ra 
zaszczyt tylko upraszać ażeby Wysokie e. k. Ministerstwo rolnictwa raczyło delegować do 5d 
laudacyi robót techników Świetnego c. k. Namiestnictwa a to z dwóch powodów naj pre". 


JE 

dla zredukowania kosztów kolaudacyi, gdyż koszta podróży delegata Wysokiego ©. k. a 

sterstwa rolnictwa urzędującego w Wiedniu wypadną znacznie wyższe, od takichże zh 
i 


techników Świetnego c. k. Namiestnictwa urzędujących w kraju, — a powtóre dla ułatw 
porozumienia delegatów c. k. Administracyi Państwa i Wydziału krajowego, gdyż języki? 
urzędowym w Galicyi jest język polski, którego fachowy delegat Wysokiego o. k. Ministers 
rolnictwa prawdopodobnie nie będzie posiadał. 

ad 3. Na pokrywanie kosztów kontroli technicznej przez c. k. Skarb Państw 
dusz krajowy, niezależnie od funduszów budowlanych, Wydział krajowy zgadza się z PO 2 
przytoczonych w reskrypcie Wysokiego c. k. Ministerstwa rolnictwa. Reasumując powy pk 
uwagi, Wydział krajowy ma zaszczyt oświadczyć, Że jak z jednej strony pozostawia W pó 
ności decyzyi Wysokiego c. k. Ministerstwa rolnictwa sprawę kontroli, ewentualnie kolaudacy 
robót ze strony Państwa, tak z drugiej strony zasadniczo obstaje przy wniosku swym = 
administracyi funduszu budowlanego, należącej do jego zakresu działania. 

Ażeby zaś Wysokiemu c. k. Ministerstwu rolnictwa dać dowód, że w dany 
padku chodzi Wydziałowi krajowemu wyłącznie tylko o rzecz mianowicie o ekonomiczne s 
cie funduszów na budowę, oświadcza Wydział „rajowy, że przy zabudowaniu potoków góra 
w dorzeczu Stryja, gdzie chodzi o przebudowanie nieznacznej stosunkowo kwoty 10. 
odstępuje od żądania ustanowienia delegata do wypłat i informowania kierownika budas 
a obstaje tylko przy ustanowieniu takiego delegata dla zabudowań potoków górskich W dorg 
czu Skawy, na które ma być wydaną znaczniejsza suma 103.928 zł. 

Mamy tedy zaszczyt upraszać uprzejmie Świetne c. k. Namiestnictwo o łaskawe 
dłożenie powyższego oświadczenia Wydziału krajowego Wysokiemu o. k. Ministerstwu 
ctwa i wyjednanie w Jego projektach rozporządzeń wykonawczych zmian następujących: b 

a) Dla zabudowań potoków górskich w dorzeczu Stryja tej jedynej zmiany; żę 
w ustępie drugim $. 18. słowa „vom Ackerbau Ministerium“ były zastąpione słowami V0% 
Statthalterei*, 1 5) 

b) Dla zabudowań potoków górskich w dorzeczu Skawy oprócz zmiany p° 


proponowanej. 


acl fun“ 
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1. Opuszczenia w ustępie pierwszym $. 10. słów monatliche oraz zastąpienia słów 
n Handen des Bauleiters" słowami „zu Handen der Bauleitung“. 
2. Zastąpienia w ustępie drugim $. 10. słowa „Der letztere“ słowem „der Bauleiter“. 
8. Zamieszczenia następującego dodatkowego postanowienia do $. 10.: 
„Dla pomocy kierownika budowy w sprawach administracyjnych , jako to: dla inter- 
i Przy rozprawach o odszkodowanie za zajęte grunta, przy ugodach o cenę materyałów 
tobocizny i t. p. niemniej dla prowadzenia ksiąg rachunkowych podczas budowy może Wy- 
pra krajowy ustanowić według potrzeby i własnego uznania delegata zaufania godnego, a 
sły JSC0wymi stosunkami i cenami, obznajomionego, któremu w kierownictwie budowy przy- 
uguje głos doradczy. 
Ten delegat przechowuje u siebie fundusze przez Wydział krajowy na budowę asy- 
Sowane i zarządza nimi, znosi się we wszystkich sprawach jemu poruczonych bezpośrednio 
działem krajowym i jest odpowiedzialnym za całość tych funduszów. 
Delegat Wydziału krajowego ma prawo do żądania zwrotu poniesionych w gotówce 
UA odróży, a mianowicie przy podróżach koleją żelazną należytości II klasy, przy po- 
„gl drogowej 18:2 ct. za 1 kilometr, przy komisyach zaś poza miejscem jego zamieszka- 
oprócz tego kosztów utrzymania w kwocie 5 zł. dziennie. 
Koszta te pokrywa fundusz budowy“. 
EL. To postępowanie mogłoby być także zamieszczonem jako dodatkowy ustęp $. 4., a 
rin razie wzmianka co do pokrywania kosztów podróży i dyet delegata mogłaby znaleść 
JSce w $. 5. projektu Wysokiego e k. Ministerstwa rolnictwa. 
zabu Co się tyczy sprawozdania sekcyi przemyskiej c. k. oddziału leśno-technicznego dla 
3 dowań potoków górskich z d. 22. listopada 1892 Ł 188, którego wywody Wysokie e. k, 
Be iwo rolnictwa w reskrypcie z d, 8. Kwietnia r. b. l. 730 uznaje za uzasadnione, po- 
m. 7 sobie zwrócić uwagę, że Wysokie e. k Ministerstwo rolnictwa sprawozdaniem tem 
ocznie zostało w błęd wprowadzonem, gdyż twierdzenia i daty tam naprowadzone po więk- 
© części nie są zgodne z rzeczywistością, a mianowicie: 
a) co do robocizny: 
Tan 1 żaden dwór w okolicy Firlejowa uie daje robotnikom oprócz płacy dziennej utrzy- 
+ la, skąd też wypośrodkowany przez wymienioną sekcyę zarobek dzienny 70 ct. w. a. przy 
wie i zbiorze siana jest mylny; 
ras 2. przy regulacyi Gniłej Lipy oprócz robót ziemnych, których wcale nie można za- 
s ye do łatwych, gdyż wykop musiał być wykonanym przeważnie pod wodą i to częstokroć 
«kita ile lub żwirze, kierownik budowy wykonał cały szereg mostów i przepustów dre- 
pr anych, tudzież bruków, narzutów kamiennych, które wymagały również ciężkiej pracy, jak 
ozen I "O zapory drewniane, płotki i rustykalne zapory kamienne, a przy biciu pilotów, wy- 
Pują bardziej siły robotnika aniżeli roboty górskie ; 
da, 8. w odezwie tutejszej z d. 26. stycznia 1892 1. 2291 przytoczono dla porównania 
t J odnoszące się do wynagrodzenia tych samych indywiduów w tym samym miesiącu którzy 
AA byli przy zabudowaniach jako pomocnicy, nie zaś jako rzemieślnicy (murarze lub cieśle), 


ze zatem wynagrodzenie tych pomocników przy robotach górskich nie jest usprawie- 
onem ; 


Wencyj 


kosztów p 


dliw; 

b. co do materyałów: 

1. podana w tutejszej odezwie z d. 26. stycznia 1892 l. 2291 cena 1 m* okrąglaków 

a. w kwocie 4 zł 20 ct. w. a. płaconą była wraz z dowozem do Firlejowa z lasów 

ha owieckich, nalezących do fundacyi śp. Stanisława hr. Skarbka na odległość 14 do 15 ki- 

5 a nie zaś na pniu (Stockpreis), jak to przypuszcza sprawozdanie sekcyi przemyskiej, 
J cenie mógł też być materyał doborowy dostawionym do zabudowań debr w Firlejowie 


dębowych, 
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i Kleszczównie, w myśl zawartej z zarządem fundacyi umowy, gdyby kierownik zabudowa 
zechciał się był poinformować u kierownika regulacyi ; 

2. Gniła Lipa nie dotyka wcale na całej swej przestrzeni ani Załanowe 
Niedzielisk, z 

8. odległość punktu środkowego debr Firlejowskich (po prawym brzegu Goiłej Lipy) 
od lasu w Załanowie, który sąsiaduje bezpośrednio z Firlejowem, wzdłuż drogi przez folwsr 
Józefów wynosi 4 do 6 kilometrów od debry zaś koło drogi do Dusanowa 7 kilometrów 
nie saś 102 kilometrów jak to mylnie podaje sprawozdanie sekcyi przemyskiej. 

Załączniki powołanej na wstępie szacownej odezwy zwracamy w załączeniu. 

D. j. w. 


ani 


Alegat 8. do Sprawozdania Wydziału krajowego, L. W. 64941/98. __ — 


Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 4. sierpnia 1892 Dz. 
u. kr. Nr. 67. o zabudowaniu potoków górskich w dorzeczu Stryl* 
w powiecie Turczańskim. 


§. 1. 

Zabudowanie potoków górskich Huściaków, Róg i Diwczy m% aś 
wykonane przez organa e. k oddziału leśno-technicznego dla zabudow 
nia potoków górskich pod nadzorem Ministerstwa rolnictwa i WY i 


krajowego. 
§ 2. 
Czas budowy ustanawia się na lat dwa. 
$. 8. 


Koszta budowy, tudzież koszta kancelaryjne, komisyjne i koszta we 
rządzeń pokryte być mają z funduszu budowy utworzonego Z datkó 
kraju i państwowego funduszu melioracyjnego w myśl $. 3. ustawy Z a 
4. sierpnia 1892 Dz. u. kr. N. 67. 

Zarząd funduszu budowy sprawuje Wydział krajowy. 

Datki kraju i państwowego funduszu melioracyjnego mają być wpis- 
cone do funduszu budowy na ręce kasy krajowej w czasie oznaczony!» 
w $. 2. niniejszego rozporządzenia w miarę rzeczywistej potrzeby WJ ra 
zanej corocznie przez kierownika budowy. 

Wypłata rat datku państwowego funduszu melioracyjnego jest jednak 
zależną od poprzedniego konstytucyjnego zezwolenia. 


$. 4. 

Kierownictwo budowy ma być poruczonem wyznaczonemu prze% Ma 

nisterstwo rolnictwa technikowi lasowemu, któremu do bezpośrednieg” 

prowadzenia budowy na miejscu może Ministerstwo rolnictwa przydsielso 
odpowiedni organ leśno-techniczny. 


$. 5. 

Dodatek budowlany, dyety i koszta podróży technika prowadzącego 
budowę na miejscu, względnie odpowiednią część przyznanego mu ryczałtu 
na koszta podróży tudzież część poborów aktywalnych przypadająca za 
czas jego wyłącznego zajęcia przy tem przedsiębiorstwie pokrywa fundusz 
budowy. Również pokryć ma fundusz budowy odpowiednią część ryczałtu 
na koszta podróży kierownika budowy. 

Zwroty jakie fundusz budowy ma uiszczać do państwowego funduszu 
melioracyjnego z powodu pokrytych przez ten ostatni fundusz wydatków, 
oblicza i ustanawia corocznie Ministerstwo rolnictwa, 


$. 6. 

Kierownik budowy przedkładać ma najdalej do końca marca każdego 
roku budowlanego program robót na rok bieżący zaopatrzony w potrzebne 
plany i kosztorysy Wydziałowi krajowemu do zatwierdzenia w porozu- 
mieniu z Ministerstwem rolnictwa. 

W ten sam sposób należy postąpić, gdyby w czasie rocznego okresu 
roboczego okazała się potrzeba zmiany ustanowionego programu robót 
albo projektu służącego za podstawę zabudowania. 


$. 7. 
Wykonanie robót odbywać się ma z reguły w zarządzie własnym. 
Kierownik budowy może jednak wykonać poszczególne kategorye ro- 
bót w drodze akordu na podstawie cen jednostkowych. Gdyby potrzebne 
ceny jednostkowe nie były podane w kosztorysie mają być takowe zatwier- 
dzone przez Wydział krajowy. 


§. 8. 

Z końcem każdego miesiąca przedładać ma kierownik budowy Minister- 
stwu rolnictwa i Wydziałowi krajowemu krótkie a jasne sprawozdanie 
z postępu i stanu robót z końcem zaś każdej kampanii roboczej sprawo- 
zdanie roczne z czynności budowianej i jej wyników tudzież z innych 
ważniejszych spostrzeżeń na polu roboczem. 


s. 

Wydziałowi krajowemu i Ministerstwu rolnictwa przysługuje prawo 
przekonywać się każdego czasu o postępie robót i ich jakości. 

Organa leśno-techniczne znajdujące się na miejscu a zajęte wykona- 
niem robót obowiązane są udzielić żądanych wyjaśnień organom w tym 
colu wydelegowanym, — koszta takich inspekcyj nie mogą jednak obciążać 
funduszu budowy. 


8. 10. 


Na pokrycie wydatków budowlanych jak płac dziennych należytości 
akordowych wydatków na narzędzia, materyały i roboty rzemieślnicze 
asygnuje Wydział krajowy na przeciąg rocznego okresu roboczego zaliczki 
miesięczne na ręce kierownika budowy. 

Wysokość zaliczek potrzebnych na poszczególne miesiące prelimino- 
wać ma kierownik budowy w miarę zatwierdzonych na rok budowlany 
robót i rozporządzalnych na ten cel środków przed rozpoczęciem robót. 


b 
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Kierownik budowy odpowiedzialnym jest za całość i należyte uje) 

funduszu na budowę zaasygnowanego. 
$. il. 

Na podstawie list wypłat wykazów należytości akodrowych i kwitów 
ma kierownictwo budowy zestawiać co miesiąc rachunek budowlany ! ag 
kowy wraz ze wszystkimi dowodami przedładać Wydziałowi krajowemu 
najdalej do dnia 15. następującego miesiąca. 

8. 12. 

Ostateczne zarachowanie w księgach wszystkich dochodów i na 
datków funduszu budowy prowadzi Wydział krajowy który szczegółowo 
zamknięcie rachunków przy dołączeniu operatów rachunkowych przedło” 
żonych przez kierownika budowy przesyła najdalej do 1. marca następne8? 
roku Ministerstwu rolnictwa i udziela potrzebnych wyjaśnień. 

$. 13. 
Z końcem każdorocznego okresu budowy zażądać ma kierownik bu” 


dowy kolaudacyi wykonanych robót. Komisya kolaudacyjna składu ki 
z jednego organu technicznego delegowanego przez Ministerstwo rolny 


i z jednego organu technicznego delegowanego przez Wydział krajowy: =" 
misya ogląda i bada wykonane roboty przy interwencyi kierownika DP 
dowy. Koszta kolaudacyi pokrywa fundusz budowy. 

Protokół kolaudacyjny ma być przedłożonym Ministerstwu To 
i Wydziałowi krajowemu do zgodnego zatwierdzenia. 


8. 14. 


Wydana reskryptem Ministerstwa rolnictwa z dnia 2. września A 
L. 12.146 instrukcya służbowa dla c. k. leśno-technicznego oddziału 


Inietwe 


1 3 o107 
zabudowań potoków górskich (zeszyt XIV. ustawy rozporządzeń Ł SE 
szeń z zakresu służbowego c. k. Ministerstwa rolnictwa rok 1888 sa r 

uke 


54) znaleść ma zastosowanie do tego przedsiębiorstwa, o ile ta instr í; 
nie została zmienioną lub uzupełnioną postanowieniami niniejszego rozp 
rządzenia. 


Lwów dnia . . . . . 1898. 
C. k. Namiestnik: Marszałek krajowy * 
Badeni w. r. Sanguszko w. *- 


Członek Wydziału kraj. 
Wereszczyński w. r. 
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Alegat 4. do Sprawozdania Wydziału krajowego L. W. 64941/98, 


NN 


Sprawozdanie techniczne 


do projektu regulacyi Dumnego potoku, 


4 Potok Dumny stanowiący jeden z wybitniejszych dopływów rzeki Pełtwi, bierze 
Poj „Początek na drugorzędnym dziale wód między Sanem a Bugiem w północno zachodniej 
anioi powiatu lwowskiego przez połączenie się pojedynczych ścieków na terytoryum gminy 
„Brudce, Pod Kościejowem ścieki te połączone przybierają już charakter potoku, który przy- 
J4wszy kierunek swego biegu z zachodu na wschód, przepływa przez miasteczko Kulików, 
&dzie nosi lokalne miano potoku „Sierota“, następnie zaś zachowując stale ten sam kierunek, 
Przepływa przez cały szereg gmin powiatu żółkiewskiego, lwowskiego, kamioneckiego i zło- 
ozowskiego i pod wsią Bezbrudy wpada do Pełtwi. Całkowita długość biegu Dumnego potoku 
wynosi okrągło 49 km, zaś powierzchnia dorzecza 188 km?, która przedstawia się jako pagórki 


słabo zalesione i zajęte po największej części pod kulturę rolną. 


Stosunki geologiczne. 


A Pod względem geologicznym należy dorzecze Dumnego do formacyi dyluwialnej (glina 

Amutowa Löss) zaś w dolinie potoku znajdujemy alluvium naniesione przez wodę opadową. 

S e W górnej części dorzecza w okolicy gminy Rokitno występują piaskowce trzeciorzędne 
oło Zarudców i Kościejowa odsłania się kreda. 


Dopływy. 
ł Dumny potok posiada obok całego szeregu bocznych ścieków dwa znaczniejsze do- 
z wy a mianowicie: dopływ Kąpielówkę, który wpada do Dumnego potoku pod Kukizowem 
Potok Rudkę czyli Parszywkę wpadająca do Dumnego potoku pod wsią Liskiem. 


Stosunki ogólne. 


R Cała prawie dolina Dumnego potoku zajętą była dawnej pod stawy w celu utrzyraa- 
Wd "84 1 hodowli ryb, zbiegiem czasu jednakże część stawów została zniesioną a uzyskany 
ge sząr użyty pod kulturę łąkową; pozostał jednakże jeszcze cały szereg stawów a mly- 
A Mianowicie: w Bezbrudach, Dumowie, Kukizowie, Remenowie, Sulimowie, Kulikowie 
rudcach (młyn w Ubiniu utrzymywany jest w ruchu przez urządzenie młynówki), 
Aa Stawy te zużywają znaczną część spadu Dumnego potoku i nie dopuszczają racyo- 
Ea Prowadzenia kultury łąkowej na znacznych obszarach uzyskanych przez zniesienie 
anej s W Lisku, Ubiniu, Dziedziłowie, Ceperowie i Udnowie, ponieważ wskutek cofki wywo- 
a , Pigtrzeniem wody w stawach, jakoteż wskutek tego, że koryto istniejące Dumnego po- 
Pontynni niedostateczne dla pomieszczenia zwyczajnej wielkiej wody a bieg potoku jest ser- 
P T 1 leniwy, łąki te są zabagnione i dają tylko kwaśne gatunki traw a oprócz tego 
połącz, ya siana z powodu częstych wylewów Dumnego potoku i zabagnienia przez stawy jest 
Czem o K wielkimi trudnościami i zwykle ogranicza się tylko na jednym zbiorze siana na 
erpi gospodarstwo rolne interesowanych gmin i obszarów dworskich, 
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Rozmiary projektu. 


Niekorzystne te stosunki dadzą się usunąć tylko przez zniesienie stawów i wywiae 
szczenie młynów jakoteż przez odpowiednie pogłębienie i rozszerzenie łożyska Dumnego potoku 
dla obniżenia poziomu wody zaskórnej i uzyskania odpływu dla bocznych rowów osuszającj © 
tudzież dla pomieszczenia zwyczajnej dorocznej wielkiej wody w celu usunięcia wylewów. 

Projekt zastosowany do tych zasad rozciąga się stosownie do Żądania stron inter” 
sowanych popartego przez Reprezentacye powiatowe we Lwowie i Kamionce Strumiłowej na 
przestrzeń potoku Dumnego od stawu w Kukizowie w dół. à 

Ponieważ jednak dla uregulowania całej tej przestrzeni potrzebaby wykupió między 
innymi także młyn w Duniowie, przynoszący właścicielowi 1.600 zł. rocznego dochodu, repoa 
zentujący przeto po skapitalizowaniu według stopy 6%, wartość 32.000 zł, oraz młyn w Bem 
brudach, a kwota wyłożona ua wykupno tych młynów ze względu na zbyt wązki pas doliny 
nie stałaby w odpowiednim stosunku do odniesionych korzyści, dlatego też techniczne ramy 
niniejszego projektu ograniczone są na przestrzeni pomiędzy stawem w Kukizowie i Duniowi? 
i obejmują regulacyę Dumnego potoku od miejsca, gdzie cofka stawu Duniowskiego przestaj? 
działać szkodliwie na obniżenie poziomu wody zaskórnej t. j. od starej grobli między p 
Liskiem a Nowosiółkami przy km. 94-806 projektowanego koryta aż do grobli przy młynie 
w Kukizowie przy km. 234-658 projektowanego koryta Dumnego potoku czyli na długoś 
13.847 km. przy równoczesnem pogłębieniu i uporządkowaniu dopływu Rudki na długo 
3.3860 metrów. 

Na przestrzeni Dumnego potoku objętej projektem znajduje się wprawdzie mly? 
z Ubiniu poruszany za pomocą młynówki, którego szkodliwy wpływ daje się uczuwać PAR 
zabagnienie łąk powyżej położonych, młyn ten jednakże zobowiązał się właściciel znieść Z% 
wynagrodzeniem 4.000 zł. 

Spad istniejący i projektowany całkowity spad zwierciadła wody Dumnego potoku 
od ujścią do Pełtwi aż do poziomu stawu przy młynie w Kukizowie wynosi 17.780 m. Z czego 
zużywa młyn w Bezbrudach okrągło 320 m, młyn w Duniowie 2:60 m., zaś młyn w Kukizo. 
wie 2:80 m. razem 8'60 m. Na przestrzeni zaś objętej projektem regulacyi a w szozegól ność! 
między dolną wodą przy ścianie szpuntowej starej słuzy gruntownej w kl. 91-806 a ostatni? 
punktem, w którym zaniwelowano zwierciadło wody t. j. w km. 224-900 wynosi spad BU 
jącego zwierciadła wody według profilu podłużnego 7'13 m. zaś spad projektowanego dna 28 
tej przestrzeni wynosi 6:88 metrów. 

Spad projektowany dna rozłożony został z uwzględnieniem różnicy stan 
dła projektowanej warstwy wody normalnej o grubości 0:50 m., względem powierzchni 
naturalnego a mianowicie aby ta różnica ze względu na kulturę łąkową nie przekrać 
gdzie głębokości 100—1'20 m, w ten sposób, że na przestrzeni od klm. 94-806 
22-600 wynosi 00005 czyli 0'5%/,, zaś na przestrzeni od 224-600 do końca regulacyi 
czyli 1:6*/,,. 


u zwiercia” 
gruntu 
zala 0” 
do km. 
00016 


Ilości przepływającej normalnej i wielkiej wody. 
Dla oznaczenia ilości przepływającej średniej i wielkiej wody podzielono dorzecze 


Dumnego potoku ze względu na powiększające się stopniowo jego powierzchnię wskutek 14039 
nia się dopływów bocznych na cztery sekcye, a mianowicie : 

1. od ujścia do Pełtwi aż do ujścia potoku Rudki; o powierzchni 
F=188 km’. 


dorzecza 
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2. od ujścia Rudki do grobli w Dziedziłowie o powierzchni F=146 km. 
8. od grobli w Dziedziłowie do ujścia potoku Rodanieokiego przy klm. 19-755 
m*; wreszcie 
A £ od ujścia potoku Rudanieckiego aż do działu wód wynosi powierzchnia terenu 
Pad F=114 km? 
wod Dla każdej z poszczególnych sekoyi obliczono odnośną objętość Średniej i wielkiej 
daj według wzorów c. k. nadradcy budownietwa Iszkowskiego, przyczem zaliczono dorzecze 
Baa. potoku do kategoryi II. a konfiguracyę terenu przyjęto jako łagodne pagórki 
b steiles Hügelland). 
Na podstawie tego przyjęcia otrzymamy współozynniki: 

Cm = 0,35 

zaś Ch = 0,070. 
mety Dla oznaczenia wysokości opadu atmosferycznego posłużono się datami stacyi ombro- 
3 -SR we Lwowie, Ożydowie, Kamionce Strumiłowej, Radziechowie i Przemyślanach, 

80 wypośrodkowano dla dorzecza Dumnego potoku średni opad roczny h=0,7 m. 
Po podstawieniu we wzorze: 
n Q = 07 x V xQ” 
gdzie V dla dorzecza małego i słabo P przyjęto =0,6 
zaś Qm = 0.03171 Om h 

(Cm = 0:35 
s otrzymamy Q, = 00032 m°. 
Dla kontroli i dokładniejszego unormowania objętości przepływu przeprowadzono przy 


niskj $ a. 
a stanie wody Q” pomiar objętości przepływu na łotokach młyna w Duniowie, jakoteż 
A J w korycie potoku i otrzymano całkowitą objętość przepływu = 190 litrów na sekundę 
80 Q, = 0.001 m*. 
Ponieważ zaś według wzorów c. k. nadradcy Iszkowskiego 
Q: OFA = 2:4:7 
007 
więc Q, = TQ, = = 0.0085 m” 
Zo GEJ 
zego widzimy zgodność z teorytycznie obliczoną objętością Q, = 0.0032 m. , 
Q A Do obliczenia przekrojów normalnych przyjęto dla pewności rezultat większy t. j. 
pz ,0085 m. 


Objętość przepływu wielkiej wody obliczono według wzoru: 
kość q Q = Ch. mh. F. podstawiając dla każdej sekoyi odnośnej współczynnik m i wiel- 
- uorzecza F, 
Obliczone objętości średniej i wielkiej wody przedstawiają się zatem następująco: 
kj od k a) Na przestrzeni regulowanej od ujścia potoku Rudki do grobli w Dziedziłowie 
m. Q + 806 do 15 x 084 
Q = Q, F = 0.0086 + 146 = O51l1m*. 
Q, = 0.850 x 146 = Bl m», 
b) od grobli w Dziedziłowie do ujścia potoku Rudanieckiego 
(od km. 15 + 084 do km 19 + 755) 
Q, = 00085 x 136 = 0.476 m° 
zaś Q, = 0.850 x 186 = 47.6 m°. 
wreszcie 
0) od ujścia potoku Rudanieckiego do młyna w Kukizowie: 
Q, = 0.0086 x 114 = 0.399 m», 
Q, = 0.860 x 114 = 39, m*, 
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Normalne przekroje poprzeczne. 

Mając przyjęte objętości średniej i wielkiej wody, przystąpiono do obliczenia pro 
krojów normalnych, przyczem przyjęto za zasadę, aby warstwa przepływającej wody średnie J 
wynosiła 50 cm. jakoteż ażeby przekrój normalny przęprowadzał ze względu na zredukowanie 
kosztów robót ziemnych tylko 200/, obliczonej wielkiej wody. Przypuszczenie to znajduje Zr 
sztą swoje uzasadnienie w tem, że powyżej regulowanej przestrzeni Dumnego potoku znaj uj 
się cały szereg stawów, zatrzymujących wodę opadową i działających jako zbiorniki ulg! 

Teren zalewowy nie będzie wprawdzie ochroniony od wylewu nadzwyczajnych 
kich wód, jednakże wylewy takie powtarzają się od czasu do czasu, wywrą raczej dobroczynBy 
wpływ na użyźnienie łąk i powiększenie ich wydatności pod względem zbioru siana. A 

Nachylenie szkarp przyjęto w profilu normalnym w stosunku 1: Ż 6 to ug Ę 
względu na to, aby można je po zasianiu nasionami traw użytkować dla produkcy! ość 
a powtóre ponieważ przez przyjęcie łagodnego nachylenia odpadnie potrzeba kosztowniejszy” 
ubezpieczeń skark i dna projektowanego koryta. 

Do obliczenia przekrojów normalnych użyto wzorów Ganquilleta et K 
zultat tych obliczeń przedstawia się następująco: 


wiol- 


uttera a ze 


Sekcya I-sza. 


od km. Q + 806 do km. 15 + 084 
spad I = 0.0006. 
współczynnik n = 0.025. 
szerokość dna = 150m. 
a) dla wody średniej : 
głębokość 0:50 m. 
BP Zw 20 6? 
p = 88m. 
R = 0.334 m. 
0 30:82 m, 
Y = 040m. 
Q, = 0498 m°? 
b) dla wody wielkiej: 
głębokość == 2.00 m. 
F = 11:00 m? 
p = 1044 m. 
R = 1054m. 


l 


l 


Îl 

Q 
o 
ro 
B 


c 
i m’ 
|, = 1980 m? co w porównaniu z Q, © ko 


Q, 
daje 200/, wielkiej wody. Głębokość przekroju dla odpływu wielkiej wody przyjęto PRA. z aby 
pnych sekcyach taką samą t. j. = 2.00 m, i tylko zwężano odpowiednio szerokość dná, 
otrzymać dla średniej wody warstwę 50 em. 


Sekcya II. 
od km. 15 x 084 do km. 19 x 755 
szerokość dna = 1:40 m, 
I == 00005 


n = 0025 
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a) dla wody średniej: 
głębokość 050 m. 


F = 120 m3 
p = 3864 m. 
R = 0.38 
© == BÓL 
V = 0394 m. 


Q, = 0478 m? 
NN Wobec przyjętych wymiarów koryta wydatku dla wielkiej wody nie liczono, zresztą 
àt będzie taki sam jak przy sekcyi I-szej. 


Sekcya III. 


od km. 19 + 755 do km. 22 -+ 600 
spad I = 00005 
n = 0025 
szerokość dna = 1'10 m. 
dla wody średniej 
= OE me 
= 8336 m. 
= (814 m. 
= 8084 
0:88 m. 
= OEO m 


019 WY ki 
| 


Sekcya IV, 


od km. 22 + 600 do końca regulacyi 
spad I = 00016 


n = 0025 
szerokość dna == 040 m. 
dla wody Średniej 

F = 070 m3 

p = 2686 
R = 0% 
© = 2906 
E o O 


Q, = 0413 m? 
zwierciad? Jak profil podłużny projektowanego koryta Dumnego potoku wskazuje, znajduje się 
nego, Bag] projektowanej wody normalnej 100—1-20 m. pod powierzchnią gruntu natural- 
nim utek czego jest umożliwione zakładanie bocznych rowów osuszających z odpowie- 
spadem do głównego recipienta przy równoczesnem utrzymaniu wilgoci dla łąk potrzebnej. 
Potrzet Dla otrzymania zaś 2 metrowej głębokości profilu normalnego dla wielkiej wody 
nem będzie nadsypanie brzegów z materyału uzyskanego z wykopu koryta potoku. 


Szluzy nawodniające. 


do Mae Ton zalewowy, który korzystać będzie z zamierzonej regulacyi, należy po części 
Położonych dworskich, po części zaś do gmin. Ażeby właścicielom większych obszarów łąk 
Po upo nad Dumnym potokiem umożliwić przeprowadzenie lokalnych melioracyj na tychże 

owaniu głównego recipienta przez urządzenie bocznych rowów osuszających i ną- 
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wodniających, tudzież, aby łąki należące do poszczególnych włościan w gminach mogły pod- 
czas dłużej trwającej posuchy być zwilżane, projektuje się na Dumnym potoku dwie szluzy 
nawodniające a mianowicie jedną przy granicy obszaru dworskiego Ubinie i gminie Dziedzi” 
lowa w km. 14 + 700 a drugą na granicy obszaru dworskiego i gminy Dziedziłów W ka 
19 + 400, które mają spiętrzać wodę do wysokości projektowanej wody wielkiej t. j. 2% wy 
sokość 2 m. | 
Powierzchnia przekroju dla przepływu wielkiej wody F wynosi: 
15 + 9.5 
2 

Wysokość małej wody 0.5 m. zatem p = 125m?; chyżośćy przy spadku I = 0 


20 czyli 11.0 m° 


BUTE 


Y= 0866, czyli ilość wody przepływającej 126 + 0866 — Q = 046m?, Dla odpływa vis. 
kiej wody przyjęto 4 otwory a 1'4 szerokości %',m. wysokości zatem F = 2, x 4, + l4= Hag j 
Celem uzyskania spiętrzenia 2m obliczono wysokość przelewu według formu! 
4 
Q = 7, "|a bhfżgh i przyczem “jn Za 1 + 1718 (7) ) z czego rezultuje h = oiin 
Ponieważ piętrzenie ma być wywołane aż na wysokość wałów przeto dla ostrożność! 
przyjęto h = 0'15 zatem wysokość zasuw 1 85 m. 
Opór, jaki taka zasuwa stawia poruszaniu składa się: 
a) własnego ciężaru b) z tarcia pod hidrostatycznym ciśnieniem wody 
ad a) 1-85 x 14 x 008 x 1000 = W. WM 207 kg 
(przyjmując grubość zasuw 0:08 i ciężar gatunkowy mokrej dębiny 1) do tego cię- 
żar listew i t. p. = : : : ; i . : ; . _B_ 12 
ciężar zasuwy . „ 250 kg 


ad b) ciśnienie wody 1:4 x 1:85 x 1000 = 2590 kg. 

tarcie 0:71 (2590 + 250) = 2016 kg. zatem cały opór jaki klapa stuwia porusze 
2016 + 250 = 2270 kg. 

Do poruszenia zatem podobnej klapy trzebaby mechanizmu ze stokrotnem prze 
sieniem siły. 

Żeby podobnie drugiego mechanizmu oszczędzić, zarządzono zasuwy z 2 0zę 
żone; wysuwa się naprzód tylko na wysokość łańcuchów i dopiero gdy woda opadnie ne 
wysokość, że górna połowa zasuwy jest po nad wodą, wtedy wysuwa się dopiero całą zasu wł: 
Przez to zmniejsza ciężar zasuwy o połowę a dla lepszej konstrukcyi więcej niż o połowę * 2 
Śnienie wody na '/,; cały opór przeciw podnoszeniu wynosi tylko około 500 kg. i da się 7 
pomocą dźwigni o stosunku ramienia 1 : 20 łatwo pokonać. 

Czas w którym woda po częściowym podniesieniu zasuwy opadnie na poziom a 

G jA 
kanty górnej zasuwy obliczono według wzoru Simpsona e a MIĘ ( T "m 4 aE ; | 
h Pp 


a MO 


niu 
nie 


ści zło” 


olnej 


przyczem G,, G, G, trzy przekroje */, od siebie odległe, h,, h, h, wysokość tye 
kroi nad otworem, F powierzchnia otworu G,, G, i G, znaleziono z długości spiętrzenia ` cje 
powiednich końcowych szerokości. Circa 3 kwadranse trwa według tego obliczenia opadnię 
wody na rzeczony poziom, io 

W rzeczywistości nastąpi opadnięcie prawdopodobniej szybciej, gdyż powierzob 
Go G, i G, są znacznie mniejsze od przyjętych, wpływ dopływu więc został w tym re un 
nadmiernie uwzględniony. 

Do obliczenia odległości spiętrzenia wywołanego temi szłuzami użyto s 
Biihlmanna. 


zofu 


l= Ę ($ gdzie 
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! oznacza całkowitą długość cofki i spad projektowanego koryta = 060/,, Z początkowa wy- 
spiętrz. = 150m. e głębok. wody przed spiętrz. = 050m. 

Po podstawieniu wartości otrzymano dla pierwszej szluzy | == 4.884, m. cofka zatem 

wywołane przez pierwszą szluzę sięgać będzie do km. 19 +- 084. 

Aby otrzymać poszczególne punkta krzywej spiętrzenia, użyto do obliczenia wzoru 


z / z il 
(= .(5)- % 


1 zwilżenie 


| otrzymano dla 


l = 1000 m. z = 101 m. 
1 = 2000 m. z = (0545 m. 
l] = 8000 m. z = 0162 m, 
l = 4000 m. z = 002 m. 


staną tak; Warunki spiętrzenia wywołanego przez szluzę projektowaną w km. 19 +- 400 pozo- 

w km, R same jak dla szluzy poprzedniej aż do załamania spadu projektowanego koryta 

lanie .: t 600 t. j. do odległości 3200 m. od początku spiętrzenia (gdzie spad z 0'0005 za- 
Je się na 00016). 

W tym punkcie będzie dla 1 = 3200 m. z. wynosiło O 11 m. 

Od tego punktu obliczona odległość spiętrzenia | będzie wynosiła 370 m. czyli zwil- 

ołane przez drugą szluzę będzie sięgało do km. 22 + 970 projektowanego koryta. 

Typ szluzy nawodniającej uwidoczniony jest na osobnym planie. 


żenie wyw 


Mosty. 


stów atez Na przestrzeni Dumnego potoku objętej projektem regulacyi znajduje się szereg mo- 
Potoku ; a Th komunikacyę pomiędzy gminami położonemi po obu brzegach Dumnego 
We wai U e Most w km. 9 + 806 łączącą wieś Nowosiółki i Lisko następnie most na grobli 
A imie w km, 11 + 400, a następnie mostek na drodze dworskiej w Ubinie w km. 
Sminn » most na drodze gminnej z Chreniowa do Dziedziłowa w km. 15 + 107 i most 
Y w Ceperowie w km. 21 + 207. 
Światło dl Szystkie prawie wymienione te mosty są w dobrym stanie i mają dostateczne 
i, Piowadzenia wielkiej wody tylko mostek na drodze dworskiej w Ubiniu jest 
rekon Pai n tak pod względem konstrukcyi jakoteż wielkości otworu i wymaga zupełnej 
stanie j Cyl, zaś most na drodze łączącej gminy Chreniów i Dziedziłów jest również w złym 
Rn ostatniemi czasy zostać zburzony i na jego miejsce nowy most wybudowany 
Wchodził Przy tym ostatnim moście przy trasowaniu nie uwzględniono warunku, aby trasa 
8 pod most tylko przełożono ją w korzystniejszym kierunku. 
planie į la obu tych mostów zaprojektowano odpowiedni typ uwidoczniony na osobnym 
Wstawiono w kosztorys pozycye na pokrycie kosztów ich budowy. 


Uporządkowanie dopływu Rudki. 


Rudki n Do projektu regulacyi Dumnego potoku wciągnięto także uporządkowanie dopływu 

i A przestrzeni od ujścia tego dopływu t. j. od grobli w Lisku aż do granicy Ubinia 

8 a to w celu poprawienia stosunków łąk położonych nad tym dopływem jakoteż 

możliwienia drenowania przylegających sąsiednich obszarów roli. 

Uegulowa Dopływ ten został już pod względem kierunku przez właściciela przylegających łąk 

b Y 1 pogłębiony tak, że projekt niniejszy obejmuje tylko odpowiednie wyrównanie 

80 spądu i rozszerzenie profilu dła odprowadzenia wielkiej wody. 

04 000 Jak to profil podłużny dopływu Rudki wskazuje, zaprojektowano na przestrzeni od 

do © + 980 spad I = 0.0029 zaś od O + 980 do 3 + 860 = I 00016 z uwzglę- 


Babunin 
celu u 


'Stnieją 


© 


i8 
dnieniem nadbrzeznej kultury łąkowej, tak ażeby dno projektowane nie wypadło za głęboko 
pod powierzchnią gruntu. 


Obliczenie przekrojów normalnych dla dopływu Rudki. 


Ilość wielkiej i normalnej wody z 1 km* dorzecza przyjęto dla dopływu Rndki t 
samą jak dla Dumnego potoku t. j. 
Qe = 00085 m? zaś 
Q, = 085 m? 
z czego przy wielkości dorzecza potoku Rudki F 188 km? otrzymujemy do odprowa 
przekrojem normalnym 


aką 


Q, = 188 Q, = 0049 m? 
zas Q, = 188 Q, = 4838 m’ 
Kształt przekroju normalnego przyjęto trapezowy o szerokości dna 0'30 
leniu skarp 1:2, zaś ze względu na załamanie spadu przestrzeń regulowaną podzieloną l 
sekcye, zachowując dla obydwu te same objętości przepływu. 


Sekcya I. 


od km. O + 000 do O + 980 
spad I = 00029 
n = 0025 
a) dla wody średniej 
głębokość = 0'18 m. 


m. i nachy” 
a dwie 


FK = OSS mi 
pa = CTM. 

R = 0106 mm. 
© ss 248 

We = 059 .m 


Q, = 0046 m? 
k) dla wody wielkiej 

głębokość = 1'20 m. 
F = 324m’ 
p = 566 
R = 05772 
c = 80'18 
y = 144m 
Q, = 4666 m° 


Sekcya IL 


od km. O + 980 do km. 8 + 360 
spad I = 0'0016 
szerokość dna = 0:80 m. 
n = 0'025 
a) dla wody średniej 
głębokość = 0'20 m. 

== ('14m? 
p = 1194 
R = 012 
C = 2304 
y = 0322 
Q, = 0045m? 


tej 
l 
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b) dla wody wielkiej 
glębokość = 1:85 m. 


F = 405m’ 
p = 34m 
R = 064m. 
c = 3642 

y = 16m. 


Q, = 4698m’, 
Obliczone przekroje normalne ustawione są na osobnym formacie. 
A Jak to profil podłużny potoku Rudki uwidocznia, wywoła wielka woda potoku Du- 
wk cofkę na dopływie Rudka, różnica zwierciadła wielkiej wody przy ujściu Z = 2%00— 
ğ = WE m. Spiętrzenie to według obliczenia na podstawie powyżej podanego wzoru Riihlmanna 
gad będzie na długość 780 m., zaś poszczególne wysokości cofki Z wynoszą według 
obliczenia : 
dla 1 = 200m. z = 0:402 m. 
l = 400m. z = 010l m. 

Cofkę tę wrysowano w profilu podłużnym potoku, w następstwie czego okazuje się 
ei podniesienia konstrukcyi mostku położonego na Rudee w km. O + 100 a służącego 
A ojazd do dworu w Lisku. Reszta mostów położonych na potoku znajduje się w dobrym 

nie i nie wymaga żadnej rekonstrukcyi. 
A: Zie względu na to, że przy uporządkowaniu rowu Rudki przez właściciela materyał 
ydobyty z rowu zdeponowano tuż przy obu brzegach i trzeba go będzie przy wykonaniu 
Projektowanych robót regulacyjnych zebrać liczono w tabeli bryłowatości robót ziemnych dla 
opływu Rudki wykop koryta o pełnym przekroju. 


Objaśnienie planów. 
Mirb my. Niwelacye i zdjęcie Dumnego potoku nawiązano we wsi Bezbrudach do projektu 
i Ee rzeki Pełtwi przez połączenie się z palem stałym w Bezbrudach o znamieniu 205'725 
ug tego przyjęcia obliczono wszystkie inne wysokości. 

3 Podczas zdjęcia zaniwelowano istniejące pale stałe przy młynach, tudzież założono 

odpowiednich miejscach nowe pale stałe na całej długości Dumnego potoku, dla późniejszego 
Wykonania projektu. 
Wykaz punktów stałych, tudzież ich znamion przedstawia się jak następuje: 
1) Pal kontrolny zwierciadła stawu koło młyna w Bezbrudach o znamieniu 208 435 
+ 050 projekt koryta. 
2) Pal kontrolny zwierciadła stawu w Duniowie w km. 3 +- 822 o znamieniu 211.766, 
i 3) Koniec kaptura ( ) lewego przyczółka mostu w Kędzierzawcach (od strony od- 
PYwu) w km, 6 + 170 o znamienin 212.879. 


4.1 4) Pal stały bez gwożdzia opodal mostku w Nowosiółkach w km. 7 + 750 o zna- 
Mienių 213.126, 


w km. 1 


5) Koniec kaptura prawego skrzydła od przypływu przy starej szluzie gruntowej 
w Lisku w km. 9 + 806 o znamieniu 214611. 

6) Pal kontrolny młynówki przy młynie w Ubiniu w km. 11 + 400 o znamie- 
5 


1 moście 


niu 215.70 
T) Pal stały bez gwożdzia przy grobli w Dziedziłowie w km. 15 -++ 084 o znamie- 
9 


niu 217.15 


8) Koniec kaptura od strony przypływu przy lewym przyczółku mostku na starej 


młynówce w Ceperowie w km. 21 + 200 o znamieniu 221.197. 
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9) Pal kontrolny zwierciadła stawu w Kukizowie o znamieniu 222.859. 
Projekt regulacyi Dumnego potoku i dopływu Rudki obejmuje następujęce plany: 


A) Plany sytuacyjne. 


1) Plan przeglądowy dorzecza w skali 1 : 75000. 
2) Sytuacya szczegółowa Dumnego potoku i Rudki w skali 1 : 2880. 


B) Profile podłużne. 


1) Profil podłużny Durmnego potoku w skali długości 1 : 5760 zaś skali wyS% 
kości 1 : 100. dj 
2) Profil podłużny dopływu Rudki w skali długości 1 : 5760, zaś wysokości 1 : 10 


O) Profile poprzeczne. 
1) Profile poprzeczne Dumnego potoku w skali 1 : 100. 


D) Plany szczegółowe. 


1) Typ szluzy nawodniającej w skali 1 : 60. 
2) Typ mostu na drodze gminnej w skali 1 : 50. 


E) Profile normalne. 
Potoku Dumnego i dopływu Rudki w skali 1 : 100. 


Kosztorys. 


Przy zestawieniu kosztorysu wprowadzono dla robót ziemnych ceny jednostkowe 
z projektu regulacyi górnej sekcyi Gniłej Lipy, wykonanego w sąsiednich powiatach przemy” 
ślańskim i rohatyńskim, które to ceny okazały się w praktyce zupełnie odpowiednie. Dla ce? 
materyałów zażądano dat od Rady powiatowej w Kamionce Strumiłowej, ponieważ jedna 
według tych dat cena lm* dębiny w okrąglakach wypada 25—85 zł. co jest stanowczo 
za drogo, przyjęto tę cenę na 15 zł. Inne daty t. j. dniówkę cieśli, pomocnika ete. przyjęto 
według podania Rady powiatowej w Kamionce Strumiłowej, zas wymiar dniówki i robocizny 
według analizy c k. Namiestnictwa z r. 1875 Wysokość ceny wykupna i odszkodowania łąk 
przyjęto na podstawie stosunków istniejących na przestrzeni objętej regulacyą. j 
Na tych podstawach sporządzono kosztorysy szezegółowe dla objektów i zestawiono 
kosztorys ogólny, który w poszczególnych pozycyach przedstawia się jak następuje: 
I. Roboty ziemne (420'%/,) h . 24180 zł. 69 ct 


OTIS |... Śliniak ri E 
III. Roboty dodatkowe (259/ ) * A : A : e . 1.428 40038 
IV. Wykupno gruntów (25°/,) ; : P A P . 14.454 „ 90n 
V. Konserwacya (4'83°/) z : : A ; . 2418 „ OÖ» 
VI. Zarząd (690/,) w e ! . 4.006 „ I8» 
VII. Rozmaite i nieprzewidziaue dla zaokrągl. 58%, . : » . 3.386 „_00 » 
Razem o. e  .  . 57600 zł. 00 


na przestrzeni regulowanej Dumnego potoku 13847 km. zaś dopływu Rudki 3.360 km. czyli 
na łącznej długości 17207 km. wskutek czego koszt regulacyi jednego kilometra wynosi okra 
gło 3350 zł. 

W rubryce I. „Roboty ziemne“ przyjęto dla Dumnego potoku na podstawie Pro” 
filów poprzecznych i przybliżonego ocenienia '|, wykopu pod wodą i wprowadzono Jà 
w kosztorys. 
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W rubryce IV. mieści się obok wykupna i czasowego odszkodowania za grunta za- 

udowę także kwota 4.000 zł. na wykupno młyna w Ubiniu, za którą to kwotę zobo- 

właściciel osobną deklaracyą znieść pomieniony młyn dla celów zamierzonej regulacyi. 

ogól Dla unormowania wysokości kosztów zarządu w Rubr. VI. przyjęto ze względu na 

ża lą wysokość kosztorysu dwuletni okres budowy, w którym to czasie koszta wynikłe przez 

5 wy obliczone w przybliżeniu na 4.000 zł. dadzą się pokryć przez wstawienie kwoty 12'/, 
Sztów budowy t. j. Rubr. I. II. i III. 


jte pod b 
Wiązał się 


Teren konkurencyjny. 


Do terenu konkurencyjnege i zalewowego wciągnięto na podstawie przyprowadzonej 
powierzchni, tudzież dat podanych przez interesowanych właścicieli przylegających 
ąki, które odniosą korzyść przez przeprowadzenie zamierzonego projektu regulacyi 


niwelącyi 


jw odpowiednie obniżenie stanu wody zaskórnej i polepszenie warunków kultury. 
stawia 2 Obliczony za pomocą planimetra obszar gruntów, wciągniętych do konkurencyi przed- 
Się w poszczególnych gminach katastralnych jak następuje: 

Kukizów . : : ć : : ; : : s . 34:5959 ha. 
Ceperów . ; ) z ? : i 3 j z . . 08:0682 , 
Dziedziłów ; i ; ; z ; ; a : . 2890695 , 
Chreniów : : : ; ; > ; ; A . 8'9238 , 
Ubinie , , ; . ; ; 3 ; . 8261274 , 
a o POP” a. «M0 00 
Nowosiółki : : : ; o . ; ; : . 86842 , 

czyli Razem . . . . — . 4259922 ha. 


okrągło 1262 morgów. 
Koszt osuszenia i ochrony od zwykłych zalewów jednego morga łąki wynosió bę- 
przeciętnie 4570 zł. We wzmiankowanym powyżej projekcie regulacyi górnej sek- 
Lipy wynosił przy wysokości sumy kosztorysowej o 135.000 zł. i obszarze konku- 
około 3000 morgów koszt ochrony jednego morga okrągło 45 zł. 


dzię zatem 
CJA Gniłej 
*eLcyjnym 


Ekonomiczne znaczenie regulacyi. 


Wciągnięt „AE przy opisaniu istniejących stosunków nadmieniono, cały prawie obszar łąk 
nierogulann, do konkurencyi produkuje z powodu zabagnienia wywołanego przez stawy i przez 
tylko zd biog Dumnego potoku, jakoteż z powodu często powtarzających się wylewów 
siana A a kwaśne, z których oprócz tego można prawie co roku uzyskać tylko jeden zbiór 
zem cierpi stan gospodarstwa rolnego interesowanych gmin i obszarów dworskich. 
według T takiej kwaśnej i zabagnionej łąki reprezentuje tam w istniejących stosunkach 
stały fraz w stron wartość rocznego dochodu 5—10 zł. podczas gdy partye łąk, które z0- 
suszone wiaścicieli własnym kosztem za pomocą lokalnych rowów osuszających w części 
' Przynoszą roczny dochód 30 zł. od morga. 
Projektów Podwyższenie dochodu z ulepszonego gospodarstwa łąkowego przez przeprowadzenie 
1262 anej regulącyj Dumnego potoku i dopływu Rudki wyniosłoby przeto na przestrzeni 
towęj By 4 e 20 zł. od morga kwotę 25,240 rocznie, co reprezentuje według stopy procen- 
Uwzględ ` obitał 504800 zł. uzyskany wkładem kwoty kosztorysowej 67.600 zł., przyczem 
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Program budowy. 


Ze względu na sumę kosztorysową 57.600 zł. proponuje się wykonanie zamierz 4 
regulacyi w okresie dwuletnim, ponieważ z praktyki przy wykonaniu innych robót regu 
nych tego rodzaju okazało się, że przy użyciu miejscowego robotnika rocznie można prze 
dować najwyżej kwotę przeciętnie 30.000 do 40.000 zł. 

W pierwszym roku budowy można uporządkować cały dopływ Rudkę, tud pi 
potoku Dumnego od początku regulacyi t. j. km. 9.806 w górę w następnym zaś roku buđo gd 
doprowadzić projektowaną regulacyę Dumnego potoku do młyna w Kukizowie, przyczem 7% ok 
dową projektowanych objektów będzie się postępować w miarę posuwania się robót regulacyjny 


onej 


zież część 


Lwów w Maju 1893. 


Stanisław Szczepanowski w. r. Andrzej Kędzior w. r. 
inżynier-asytent krajowego biura melioracyjnego. Dyrektor biura melioracyjnego. 


Alegat 5. do Sprawozdania Wydziału krajowego, L. W. 64941/98. = 


Projekt. 


Ustawa z dnia .. .. .... o regulacyi potoku Dumnego. 

; LLK 
Za zgodą Sejmu Mojego królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem K 
kowskiem rozporządzam co następuje: 


g. 1. | 
ostu go? 


Regulacya potoku Dumnego od stawu w Kukizowie do m wykon 


nego w Lisku w powiatach lwowskim i kamioneckim ma być 
jako przedsiębiorstwo krajowe. 


$. 2. 


Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma projekt 
krajowego z roku 1893 preliminujący koszta robót na 57.600 zł. 1 ea 

Wydział krajowy zostaje jednak upoważnionym do poczynien:a “jooh 
w tym projekcie w porozumieniu z administracyą państwa W ya 


powyższej sumy kosztorysowej. 


Wydział 
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g. 3. 


Koszta regulacyi i włącznie z wydatkami na utrzymanie w czasie 
budowy i kosztami zarządu pokryte będą z mającego się w tym celu utwo- 
rzyć funduszu regulacyjnego. 

Do pokrycia tych kosztów mają się przyczynić: 

a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości czterdziestu 
procent preliminowanych kosztów ; 

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl $. 6. ustępu 1. i $. 4. 
ustępu 1. ustawy z dnia 30. czerwca 1884 Dz. u. p. N. 116, bezwrotnym 
zasiłkiem w wysokości trzydziestu procent kosztów z zastrzeżeniem kon- 
stytucyjnego zezwolenia ; 

c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położone są 
w okręgu konkurencyjnym przez władze polityczne oznaczyć się mającym, 
resztę preliminowanych kosztów budowy, a to w mysl $. 66. krajowej 
ustawy wodnej z dnia 14. marca 1875 Dz. ust. i rozp. kraj. N. 38. według 
stosunku korzyści, których oczekiwać należy, lub w miarę wielkości nie- 
bezpieczeństwa, które ma być usunięte, albo też, o ile rozkład kosztów 
na tej podstawie nie da się uskutecznić, według wartości tych gruntów 
i zakładów. 


8. 4. 


Do rozłożenia i ściągnięcia datków stron interesowanych w $§. 3. 
pod c) wymienionych zawiązaną będzie przez administracyę państwa w po- 
rozumieniu z Wydziałem krajowym spółka wodna. 

Bliższe szczegóły co do wyboru iliczby członków Wydziału tej spółki 
określi statut przez władzę polityczną ułożyć się mający. 


8. 5. 


Datki oznaczone w $. 8. pod a) b) i c) mają być oddane do rozpo- 
rządzenia w czasie budowy w różnych ratach rocznych z tem ogranicze- 
niem, że rzeczywista wypłata zasiłków kraju i państwowego funduszu me- 
lioracyjnego odbywać się ma w granicach pojedynczych rat rocznych 
w miarę potrzeby dla wykonania robót programem objętych. 


g. 6. 


Dla utrzymania wykonanych robót regulacyjnych po skończeniu bu- 
dowy ma być utworzonym oddzielny fundusz. 

Fundusz ten składać się będzie: 

1) z kwoty osiągniętej ze sprzedaży uzyskanych przez regulacyę 
gruntów ; 

2) z odsetek tej kwoty, jakie narosną w czasie budowy. 

Dalsze postanowienia co do rozkładu reszty kosztów utrzymania na 
kraj i strony interesowane, ewentualnie utworzenia w tym celu jednej 
lub więcej spółek wodnych i innych zarządzeń potrzebnych do konserwa- 
cyi wykonanych robót wydane zostaną w drodze ustawodawstwa krajowego. 
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Ustawa z dnia 
mostu kolejowego w Bogumiłowicach do Biskupie radłowskich. 


$7. 


Wykonanie robót regulacyjnych i konserwacyjnych, zarówno jak 
i zarząd funduszu regulacyjnego i konserwacyjnego obeimie Wydział 
krajowy. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys oznaczyć 
ma Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnietwem, któremu podo- 
bnie jak i stronom interesowanym przyznanym zostaje wpływ odpowiedni 
na tok spraw technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływ! 
co do czasu trwania budowy, terminów, płatności i sposobu uiszczaniś 
datków, oraz co do ewentualnego współdziałania państwowych organów 
technicznych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa, określi rozporządzenie 
wykonawcze ułożone przez Wydział krajowy wspólnie z Namiestnictwem; 
a zatwierdzone przez Ministerstwo rolnictwa. 


8. 8. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa skarbu 
i spraw wewnętrznych. 


Alegat 6. do Sprawozdania Wydziału krajowego L. W. kr, 64941/95 


z" 
NOE WE... 8. | OUMEEOJ 


Projekt. 


ac kia. o obwałowaniu lewego brzegu Dunajca od 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem 


Krakowskiem rozporządzam co następuje: 


$. 1. 
Obwałowanie lewego brzegu rzeki Dunajca od mostu kolejowego w Bo- 
gumiłowicach do Biskupie radłowskich ma być wykonane w ciągu lat ozto: 
rech po wejściu w życie tej ustawy, jako przedsiębiorstwo krajowe. 


8.2 
Za podstawę techniczną tej melioracyi służyć ma projekt Wydziału 
krajowego z roku 1891, preliminujący koszta robót na 140.000 zł. 
Wydział krajowy zostaje jednak upoważniony do poczynienia zmian 
w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą państwa w granicach 
powyższej sumy kosztorysowej. 
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8. 8. 


Koszta budowy włącznie z wydatkami na utrzymanie w czasie bu- 
dowy i kosztami zarządu pokryte będą z mającego się w tym celu utwo- 
rzyć funduszu budowy. 

Do pokrycia tych kosztów mają się przyczynić: 

a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiikiem w wysokości czterdziestu 
procent preliminowanych kosztów ; 

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl §. 6. ust. 1. i $. 4. ust 
1. ustawy z dnia 30. czerwca 1884 dz. u. p. Nr. 116 bezzwrotnym zasił- 
kiem w wysokości trzydziestu procent kosztów ; 

c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położone są 
w okręgu konkurencyjnym, przez władze administracyjne oznaczyć się 
mającym, resztę preliminowanych kosztów budowy, a to w myśl §. 66. 
kraj. ust. wodnej z dnia 14. marca 1875 (dz. ust. kraj. Nr. 88) według 
stosunku korzyści, których oczekiwać należy, lub w miarę wielkości nie- 
bezpieczeństwa, które ma być usunięte, albo też o ile rozkład kosztów na 
tej podstawie nie da się oznaczyć, według wartości tych gruntów i za- 
kładów. 


B, A 


Dla rozłożenia i ściągnięcia datków prywatnych stron intererowa- 
nych w $. 3. pod e) wymienionych, zawiązaną będzie przez Administra- 
cyę państwa w porozumieniu z Wydziałem krajowym spółka wodna. 

Bliższe szczegóły co do wyboru i liczby członków Wydziału tej 
spółki, określi statut przez władzę polityczną ułożyć się mający. 


$. 5. 

Zasiłki krajowe i państwowe oraz prestacye konkurencyjne mają 
być uiszczone w czasie budowy w czterech równych ratach rocznych 
z góry. 

§. 6. 

Dla utrzymania wykonanych robót ma być utworzony oddzielny 
fundusz. 

Fundusz ten składać się będzie: 

1. z dochodów uzyskanych z wydzierżawienia wału ochronnego, 

2, z corocznych datków kraju i prestacyj konkurencyjnych. 

Dalsze postanowienia co do wysokości datków kraju i prestacyj kon- 
kurencyjnych na konserwacyę ewentualnie utworzenia w tym celu jednej 
lub więcej spółek wodnych i innych zarządzeń potrzebnych dla utrzyma- 
nia wykonanych budowli, wydane zostaną w drodze ustawodawstwa 
krajowego. 


Bo lo 

Wykonanie robót oraz zarząd funduszu budowlanego i konserwacyj- 
nego obejmie Wydział krajowy. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys oznaczyć 
ma Wydział krajowy w porozumieniu z e. k. Namiestnictwem, któremu 
podobnie jak i stronom interesowanym przyznanym będzie wpływ odpo- 
wiedni na tok spraw technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. 


d 
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Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływ 
oraz co do ewentualnego współdziałania rządowych organów techniczny” 
przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa określi rozporządzenie wykonawcze; 
które ułoży Wydział krajowy wspólnie z Administracyą państwa. 


g. 8. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnieów 
i spraw wewnętrznych. 


a, skarbu 


